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مقدمة 


منذ تحوعشرين سنة تقدمت لبلدية الاسكندرية بمشروع عن إنشاء ترعة 
خاصة بمياه الشرب بعيدة كل البعد عن عوامل التاوث والقاذورات التى تتتجمع 
يذيل ترعة المحمودية عند طلمبات الفرخة التى نستمد منها الدينة مياهها -- وكان 
من فضل الله أن بدأت بتنفيذ ذلك الشروع فى عام 1447 وهو عبارة عن ترعة 
جرى عبر بحيرة مس بوط فيا طوله ستة عش ركيلومتراً مسرتفع قاعها ومياهها عن سطح 
البحيرة » ولم يبق على استكال هذا الشروع وحصول المدينة على الياه الطاهرة 
الصالمة لاشرب إلا بعض أعمال تكيلية من المنتظر إنجازها فى عام 19417 ٠‏ 

أما اليوم وبعد عشرين سنة فإننى أتقدم بمشروع لصرف مياه للدينة ‏ 
ويجدر بى قبل أن أتقدم خطوة بالشرح أن أذّكر نبسذة نار مخية عمااكانت عليه 
للدينة من حيث الحصول على مياه شربها وصرف مجاريها . 

فبذة تاريخية 

ميأه الشرب : 

أما ها يتعلق بمياه الشرب فإن الديمسة كانت تدبر ما يازمها من الماء 
بالطرق الآنية : 

أولا ‏ خزن جانب من مياه الأمطار فى صبارييج نحت الأرض فى مساكن 
الأغنياء . 


ثانيً ‏ عندما ترتفع اليساه بترعة الحمودية فى أثناء الفيضانكانت الدينة 
تلجأ إلى خزن كيات غير قليلة من للاء داخل سراديب مبنية أو محفورة فى الصخر 
وهذه الأعمال قدعة المهد وترسجم إلى عهد البطالسة والرومان ‏ وبما يذكر أنه 
فى أثداء ثورة سنة هما لأ الجيش الب يطاى إلى تنظيف هذه الصهاريج 
والأخبية وملآها بالماء خشية أن يقطم عرالى باشا ترعة الحمودية من الوصول 
إلى الدينة . 

ثاقاً ‏ أنشئت شركة مياه الاسكندرية فى عام 18078 ولكن هذا لم يحل 
دون استمرار بعض الأهالى: فى ملء صهار يح منازلهم إلى أن أصدرت الميئات 
الصحية قرارا بمنم الأعالى من ذلك وأن يمتمسدوا فى الحصول على مياه الشرب 
من الحنفيات العمومية أو إيصال منازهم بشبكات مواسير الشرب . 
صرف المدينة : 

من العاوم أن الإسكندرية من أ كثر يلاد القطر استهداقاً لسقوط الأمطار 
ولذلك كانت عملية صرف هذه الياه الفزيرة من الضروريات الأولية الى يهنم بها 
الأهالى كان بوجد بحوش كل دار بثر مالحة تصرف فيها مياه الأمطار ومياه 
الغسيل وما شابهها ‏ أما للراحيض فكانت لا خزانات خاصة تنزح محتويانها 
كلا دعت الحاجة لذلك وتنقل بواسطة عربات فنطاس لتلتى بها فى اعخلاء على بعد 
كبير من أسوار الدينة بالجانب القبلى ولم يكن يلق بثىء منها فى البحر مع قربه 
من السا كن -- وذلك لأن الأها كانوا يدركون نتائج إلقاء القاذورات إلى البحر 
مر أخطارصحمية وانتشار الرواتح الكريبة التى تحملها الرياح إلى مسا كنهم . 
انتشار الأحمراض : 


وقد نتج عن حزن مياه الشرب بالصهارييج والسراديب تحت الأرض سهولة 


تلوثها بمياه خزانات المراحيض مما أدى إلى انتشار الأمراض والأو بئة ولابد 
أن الدينة كانت فريسة لختاف الأوبئة منذ إنشائها بسبب لوث مياه الشرب ‏ 
فن الثابت أن عدد سكانها سئة 44 قبل الميلاد بلغ نحو نصف مليوك نفس 
ولكنه هبط تدرعيي إلى أن بلغ 0٠٠٠‏ نفس ستة 1٠١‏ ولا جب فى ذلك فإنه 
بالرغم مر تحسن الأحوال الصحية فى مهاية القرن الاضى اجتاح لمدينة وباء 
الكوليرا فى سنة “185 وقغى على بيوت وأسر جميع أفرادها كا ممر الكثيرون 
المدينة إلى غير عودة الأمى الذى حدا بالميئات الصحية إلى ردم جميع الآبار 
والسهاريح وبهذا خفت وطأة الأو بئة كا انقطم داء عرض الثيل الذ كارف 
من الأمراض المتوطنة . 

وقبيل حلول الشتاء م نكل عامكانت مصلحة تنظي اللديسة السياة فى ذلك 
الحين ( بالأورناطو )تلجأ إلى حفر مجارى أو مصارف وسط الشوارع والحوارى 
الترابية بعرض متر وعمق متر تقر يبا وتوصلها ببعضها إلى أن تصل بها فى النهباية 
إلى البحر أو ترعة الحمودية ٠‏ وذلك رغبة منها فى منع تجمم مياه الأمطار 
وتكو بن البرك . 
١‏ تبليط الشوارع : 

وحوالى سنة 10/٠‏ قام جار الصادرات تسيلا لأعماهم ونقل بضائمهم برصف 
بعض الشوارع الرئيسية الموصلة إن ميناء البصل ومنطقة ابثخرك ولكنهم لم يلبثوا 
أن وجدوا أنه من الضرورى إنشاء تجار تحت هذه الشوارع لصرف مياه الأمطار 
التى تنساقط عليها أو تصل إليها من الشوارع والحوارى التى تنساب من جوانبها 
وهكذا حكانت وظيفة هذه الجارى قاصرة على صرف مياه الأمطار أو الياه 
السطحية ‏ على أن هذه إلجارى أمىء استعرالها فيا بمد حيث أوصاوا إليها 


كن 


ع احيض المباتى الحيطة بها بمد أن كار استعالها قاصراً على الباه السطحية . 
وكانت هذه بداية لتاوث شواطىء البحر بالإسكندرية . 
إنشاء شبكات الجارى 0 


وفى سنة 181 حضّر الى كتور ديتريش باثمهندس البلدية مشروعاً لصرف 
مجارى المدينة إلى البحر وأستدى الدكتور هولب رخ ت كير مهندمى بادبة برليت 
سنة ١#‏ س ليستشيره فى الأس وفى سنة م160 قلآم للست كورئيش تقر يراً 
يعارض فيه ما اتيت إليه هندسة البلرية من صرف مياه الجارى إلى البحر 
ونصح بتوجهها جنوباً حيث تستعمل بعد معالجتها وتطهيرها فى شئون الرى . 
ثم جهز الستر لويد ديفز باثمهندس البلدية تخطيطأ لجارى امدينة ولكنه 
م يفير البدأ الذى سار عليه سلفه فلا وجه الإخصائيون نظره إلى خطورة صرف 
مياه الجارى ك٠‏ هى رأسا إلى البحر احتتج بضعف موارد الدينة وأنه ليس لديه 
أكثر من ٠...ءم‏ جنيه لصرفها على الشروع وأنه إذا ظهر نيا بعد ذلك تلوث 
الشواطىء فإنه يبادر إلى إنشاء أحواض للترسيب ومعالجة ميا ياه الجارى قبل صرنها . 
وأود أن ألفت النظر إلى أن جميع مشروعات الجارى وتصمياتها فيا ين 
سنة 1855 وسنة 158 ومرل. ضمنها الأعمال الطروحة الآن فى النائصة قام . 
يتحضيرها مهندسون من الأجاني أو خبراء من امارج وأن حضرات مهندسى 
البلدية الماليين لم يشتركوا فى تحضير تلك. القصميات وبالعالى تأنهم ليسوا 
ول يكن للاإسكندربة حتى سنة 16.٠‏ كورنيش أو طريق على البحر وكان 
عد الصيفين الذين يقصدونها يسدون بالمثات وكان الآباء يحرمون على أبنائهم 
إرتياد البحر للاستحام وكان الوصول إلى ضاحية الإبراهيمية وما يليها لا م إلا 
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عن طريق الشوارع البعيدة عن البحر -- ول يكن فى استطاعة أى شخص أن 
يصل إلى ناحية سيدى بش رمثلا حتىأن الغفور له سمو احدبوى عباس حلمى الثانى 
أنثأ خطاً حديديا بين محطة النتزه ومسجد سيدى بشئر حي ثكان يؤدى موه 
فريضة صلاة اججمة . 

ول تكن هناك الآلاف من أ كشاك الاستحمام النتشرة فى الوقت الحاضر على 
طول الساحل فيا بين الدينة وسراى المتئزه . وكانت سرايات الأمراء والأثرياء 
جهيعها تقع بميداً عن الشاطىء إلى جانى -خطوط السكة الحديد ( ترام الزمل) ٠‏ , 


أما الآن ققد تبدلت الحال حيث ثم إنشاء طريق الكورنيش على طول 
ماحل البحر وأصبحت الشواطىء يؤمها الناس م نكافة جهات القطر للاستحيام 
فزاد بالتبعية لذلك ربح الدينة من موسم الاصطياف . ولكن البلدية ووزارة الصحة 
م تلتفتا إلى لمطر المظي النائج من توالى وازدياد صرف مجارى امديفة بنقطة قايتبلى 
إلى البحر حيث تقوم التيارات البحربة الغر بية بفرش مواد المراحيض على طول 
الساحل بل وأنشأنا مصبات لهذه الجارى بنفسامواقع التى رادها الناس للاستحيام 
فهناك مصب للسجارى عند رصيف السلساة بالقرب من مام الشاطبى ومصص ب آخر 
بشاطىء اسبورتنج ومصب ثالث بنقطة جليمونوبواو ورايع بالقرب مكل 
لوكاندة بوريفاج . 

وليس الأمس قاصراً على تلويث الياه بل أن الروائح الكريهة متتشرة على 
طول الشاطى كا أن الأحاث البكتر بولوجية التى قامت بها وزارة الصحة أبعت 
وجود الميكرو بات والجرائم العوية فى الحار وأمعاء الأسماك التى صيدت على طول 
الساح لحت منطقة شيدى بشركا ثبت أن هذه لليكروبات العوية والجرائم قيش 
بمياهالبحر المالحة منثلانة إلى أر بمة أسابيع فأسباب اعلطر وعوامله ظاهرة وانحة . 
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أما الذى دعانى إلى التعرض لموضوع جارى الاسكندرية فهو سابقة اهماى 
بالشاريع الخاصة بهذه الدينة من صعية وعمرائية على مأ هو معروف » فلما اطلعت 
على الرسومات والتصميات الخاصة بالأعمال للطروحة فى الناقصة أخيراً اتضح لى 
أن البادية تريد الاستمرار فى صرف الجارى إلى البحر رح علدها بما هناك 
من أخطار ومكاره كا اتضح لى أن الأعمال الجديدة ليست إلا أساسا سترتكز 
عليه أعمال أخرى مستقبله تكلف الاسكندرية نحو ستة ملايين من الجنبات 
نما جميع بلاد العالم لاسيا النى عائل مناخها متخ مصر حرمت قطمياً صرف 
مياه الجارى إلى البحر . 

وعندما تبينت خطورة الأمى بادرت فى الال إلى الانصال «ذوى الششأن 
فى البلد بة لافتا نظرجم إلى وجه الخطر فى الاستمرار فى مداومة صرف الجارى 
إلى البحر ولم أ كتف بنقد مشروعهم من هذه الناحية بل قدمث لهم حلا بسيطا 
لتحويل صرف الجارى عن البحر والاستفادة بالمياه ومواد التسميد فى زراعة مقدار 
من الأراضى الواقعة جنوبى المدينة بنحو عشرة كياو مترات وكنت أظلن أن هذا 
المل يصادف بيهم قبولا ويذهى الأمرعند هذا الحد . ولكن مع الأسف جاءت 
النتيجة على غير ما كنت أرجو حيث قدمت هندسة البلدية كلة تمارض فيها 
اقتراحى وتخطتتى فيا ذهبت إليه وتحبذ مشروعها مما اضطرف إلى الدخول معها 
فى أبحاث وتفاصيل كنت أظن أنتى فى غني عن الدخول فيها . 

وتفصيل ذلك واضح فى الكتاب الذى أرسلته الحضرة صاحب السعادة 
رئيس قوميسيون البادية ثم كلة الهندسة رداً على كتالى ثم كتابى الأأخير الؤرح 
4 يسمبرسنة4 .19 الذى نأقشت فيه مذ كرة هندسة البلرية وجميعها مرققة ببذا . 


وعندى أن الوضوع أخطر من أنتسكون فيه كلة هندسة البارية فى الفيصل 


فى الأمس لأنه نتصل بصحة أعالى الاسكندرية وأهالى أولئك الذين يصيفون لأأنبا 
بل وأعالى النطر ميا لأن الأمراض والأوبئة إذا وجدت بامديئة فإنها تنتقل 
منها إلى خيرها . : 
الأمى إذن هو أصس وزارة الصبحة وما تراه واجب التنفيذ وهناك بين أعضاء 
. قوميسيون بلدية الاسكندربة رئيس قلم الكورنتينات والحاجر الصحية وى 
هيئة دولية يمثلها حضرته ووظيفتها منع انتشار الإمراض والأوبئة لاسها أن 
الاسكندرية ليست من بلاد القطر الداخلية بل هى ثقر بحرى تدخاه السفن من 
كافة أتحاء العام . 
إن واجب المهندس فى مثل هذه العملية هو تحقيق الأغراض البكتريولوجية 
والصحية التى يشير بها الألباء و إنى لأرجولحيئة البلدية كل توفيق فى هذا السبيل. 


حضرة صاحب السعادة رئيس قومسيون بلدية الإسكندرية . 

أنشرف بإخطار سعادتكم بالأتى : 

تجدون مرققاً بهذا خريطة مبيئاً عليها الأعمال التى فكرت يبا وحضرت 
تصمياتها وأشرفت على تنفيذها ببحيرة مس بوط لفائدة مدينة الاسكندرية واتساعها 
المسرانى وخدمتها من الوجهة الصحية وم : 1 

أولا ‏ ترعة مياه الشرب لتضمن لأهالى الإسكندرية موردا جحي من مياء 
الشرب بيدا ع نكل العوامل التى تلوث الأخذ الحالى لمياه الشرب بترعة الحمودية 
عند الفرخة بحى حرم بك . 

ثانياً - إنشاء مطار برى بجاوره حوض للطائرات البحرية نهيأنا بذاك 
للندينة ميناء جويا فى موتع متوسط لجيع أواحيها . * 

ثالنا ‏ طر ريق بوصل بين رأس العاموية ويعر عبر بجيرة م بوط حتى ,يصل 
إلى المطار البرى قبالة جنيئة النزهة ويذا سيتجتب القاام من الطريق الصحراوى 
الرور فى الطريق امتعبة ذات الروائح السكريبة بين الكس والقبارى وكذلك 
الشوارع الضيقة المكنظة بالمركة التى توصل إلى قلب اللدينة . 

رابماً ‏ مشروع تجفيف مساحة عرضها تحو؟ كيلومتر ومساحتها. 76٠‏ فدان 
ببحيرة بوط تمتد فيا بين المكس والميناء الموية بحى حرم بك . والخرض 


٠ 


من هذا المشروع هو تخليص المدينة من المواقع التى يتوالد فيا البعوض الناقل 


للهلاريا على طول شاطىء البحيرة . 
خامس] ‏ سينتج مجان وبدون مصاريف إضافية بفضل الطريقة المبشكرة 


فى تنفيذ ترعة مياه الشرب وتجفيف المنطة الخاصة بمقاومة الملاريا مجرى ملاحى 
على قد فيا بين ترعة الحمودية من الشمرق إلى طلدبات المكس بالغرب فلا ييق 
لاستعاله لتخفيف الملاحة بترعة الحمودية وتسهيل دخول وخروج السفن إلى ميناء 
الاسكندرية إلا إنشاء وصلتين لا يزيد طول كل منهما عن نص فكيلومتر ليتتصل 
من الجانب الشرق يترعة الحمودية ومن الغرب بميناء الاسكندرية . 

كا وينتج مجاناً بفضل ردم الساحة بادبة الذّكر بأتربة تؤخذ من قاع البحيرة 
بالكراكات بصفة هندسية منتظمة وجود ميناء داخلية يبحيرة مىبوط صالحة 
ارسوالسفن. 

وقد كان للاسكندرية بالفمل أيام البطالسة والرومان ميناء داخلية للسفن 
الشراعية ببحيرة مر بوط . 

وبما مجدر ذكره أو الإشارة إليه أن جميع هذه امشروءات فكرت فيها 
وحضرت تصمياتها فيا بين سنة 1555 وسنة 144٠‏ دون أن يكلفنى بها أحد 
ودون أن تسكون واقمة داخل اختصاص أعمالى بل إنالشطر الأ كبر منها فيا عدا 
ترعة مياه الشر, ب حضرت تصمياته وأنا بالعاش خارج خدمة الحسكومة فى 
سنة 1989 وسنة +194 

كا وكان من الشروعات التى فكرت فيها مشروعاً لمرف مجارى الاسكندرية 
حتى مخلص الأهالى من الروائح الكريهة التى تنبعث من البحر على طول الششاطىء 
فيا بين رأس التين وسيدى بشْر ونبىء للاستتحام فى البحر مياهاً نظيفة خالية 
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من الرواسب القذرة والأعشاب ذات الرائحة النتئة التى تنمو فى تلك الرواسب 
وتنذف بها الأمواج إلى مختلف الشواطىء بل وتجمل مايصاد من البحر من أسماك 
وحار خذاءاً طيباً خالياً من لليكروبات الضارة . 


وفوق ذلك فكرت فى مشروع لنبيئة أما كن لدفن الوتى مناسبة بميدة عن 
المين عوضاً عن مقبرة السامين بعامود السوارى الضيقة المساحة التى هىعبارة الآن 
عن كوم عظيم قوامه عظام وأشلاء ا موتى منذ مئات السنين وكذلك مساحة أخرى 
مقابر مختلف الطوائفحتى تخلص الأهالىمن الشمور الزن الذى يشعر به ذوو الوق 
من رؤيتهم لقبور أعزائهم فى غدواتهم وروحاتهم يوميا لاسا الطوائف غير المسامة 
فإن مقابرمم تقم على خط ترام الرمل وشارع فؤاد الأول (طريقأبى قير) .5 أنه 
من الرسمة أن تخلص المرضىالذين يعالبون بالستشفيات الكبرى التى تقع مبانيها 
الشاهقة وسط هذه القابر مما ينتابهم من الرعب وانقباض الصد ركنا وقمت أبصارم 
على الآلاف من القبور التراصة حول المستشفيات . 
ولأكانت القابر الأخيرة تع بأع نقطة صمية مجاورة للمدينة وتطل على البحر 
فإننا بإيقاف الدفن مها وتقل الرفات إلى للوقع الجديد مبيىء للمدينة 45 شاسعة 
هى أصلح المواتع للسكنى وإقامة المدارس وللستشفيات وغير ذلك من الأعمسال 
الصالحة . وجميع هذه المشروعات واخكرائط الخاصة بها سبق تقدعها لبلدية فى أوقات 
مختلفة بل فى سنةة؟19 دعيت لاحضور أمام القومسيون حي ث شرحت له مشروع 
ترعة مياء الشرب والجرى اللاحى الذى ينتج عن تكويها واليناء الداخلية 
ببحيرة صللوط . 
مشروع الجارى 
والأمى النى حدا بى إلى تحرير هذا الكتاب لسعادتك هو إننى اطلمت على 
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ارسومات والتصميات الطروحة الآن للمناقصة بشأرن أعمال الجارى بمدينة 
الاسكندرية فأدهشنى أن الأعمال المنوى تنفيذها لا تغير شيثاً من الوضع الحالى 
مجميع سيئاته وعيوبه واستغربت أن يقر حضرة الطبيب العامى سعادة الدكتور 
ممد بك خليل عبد الخالق مثل هذا الوضم فتتصدت إلى سعادته وخاطبته فى الأم 
تأخبرنى أنه لم يوافق على صرف الجارى إلى البحر إلا بشروط اشترطها وهى أنه 
قبل صرف أى قدرمن مياه الجارى إلى البحر يجب : 

أولا ‏ إنشاء أحواض لاترسيب تعال فيها مياه الجارى بمادة الكلورين 
ثم تنح هذه مياه الرائقة الخالية من الليكر وبات بمضخات تقذف بها إلى البحر 
عاسورة تمتد 4.٠٠‏ مترعمودياً على الشاطىء . 

ثاني مواد التى ترسب بأقواع أحواض الترسيب تفرغ إلىسنن أو صنادل 
ويلق بها فى البحر على بضعة أميال من الشاطىء . 

وقال لى سعادته إنه لم يوائق على هذا الإجراء وهذه الترتييات رغم مافيييا 
من عيوب ظاهرة إلالأن الهندسين قرروا إنه من الستحيل إيجاد نقطة لتستعمل 
مررعة لتصريف مياه الجارى أو أن هذا العمل باهظ التكاليف جداً لدرجة 
الاستحالة . 

أما هذه العيوب الظاهرة فهى : 

أولا - أن مثل هذه الأحواض ستقام عند أنف المدينة بنقطة قايتباى على 
بعد بضبعة أمتار عن المساكن وأعفل الأحياء اكتظاظاً بالسكان بل و إلى الجانب 
البحرى من هذه النطقة ومثل هذه الأحواض لا يكن أن تكون قاطعة لتسرب 
الروانج وتوالد الذباب وبالتالى انتشار مختلف الأمراض التى ثنقل «واسطة الذباب . 

ثانيً - إن عملية تفريغ الرواسب إلى مواعين أو سفن بالبحر عملية قذرة 
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للغاية ولا بد وأن يتاوث الشاطىء فوق سطح الماء بكثير من هذه الرواسب فتنتشر 
الروائح منها ويتوالد فيها الذباب بكثرة . 

وهنا أفهست سمادة الدكتور مهد بك خليل عبد الخالق أنه مر الوجهة 
المندسسية ,ستحيل إنشاء مشل هذه الأحواض بالكرا كات بتكوين مساحة. 
على الشاطىء من الرمال لإقامتها . 

أولا ‏ لأن الشاطىء بهذا الموقم حجرى ولا تورجد به رمال . 

ثانياً ‏ أن الكراكات لا عمكنها أن تشتغل إلا داخل الميناء ولا تقوى 
على أى حركة بالبحر . ْ 

ثالناً ‏ أنه لايمكرى لمواعين أو الصتادل أو السفن أن ترسو تريباً 
من الساحل لتتلق الرواسب التى تتجمع بالأحواض ثم تسير بها بضمة أميال 
إلى ظهر البحر لتلق فيه بمحموها » لاسها إذااكان البحر مضطر ب أو هائهً 
أو هناك أعصار . 

"كا أن تلك المواد التى يلق بها على بضعة أميال من الشاطىء لا بد وأن تعود 
فتنتشر على طوله بفعل التيارات البحرية والأمواج وهبوب الرياح . 

فطلب متى سعادته أن أ كتب مذكرة فى هذا الموضوع أضنها اقتراحاتى 
لل مشكلة المجارى قائلا إن جميع اللدن التى تقع على سواحل البحر يجميع بلاد 
العالم لا تلتى عياه الجارى إلى البحر إلا إذا استحال وجود حل آآخر لإنشاء مزرعة 
للمجارى وذلك حتق فى الأحوال التى يكون البحر فيا عيقاً وبه مد وجزر يبلغ 
بضعة أمتار أو تيارات بحربة شديدة . ' 

استعراض 

يجدربى قبل أن أوضح مشروعى أن أبدأ بشرح طر بقة صرف مجارى 

الاسكندر بة كا هى الآن واستعراض الشروعءات القترحة . 
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الوصف الجغراق : 

تقع مدينة الاسكندر ية على شر بط ضيق من الأرض محصور بين الببحر شمالا 
وبحيرة مربوط من الجنوب ويبلغ طول هذا الشريط فيا بين سيدى بشر شرقاً 
وحدود البلدية من الغرب نحو ثمانى وعشرين كياو متر ولي سكامل هذه الساحة. 
متمتع بأعمال المجارى يل إن كثيراً من المسأ كن حتى بوسط الدينة نفسها غير متصلة 
بالجارى العمومية ؛ والجارى العمومية جارى نزح مياهها بواسطة محطة الطمبات 
تقذف بياه المجارى عند حلقة السمك على رصيف قايتباى أى عند أتف المدينة 
تماما . وكذلك يصرف جانب من مجارى المدينة إلى بحيرة مربوط «واسطة ثلاث 
سحارات أو أ كثرء تمر نحت قاع ترعة الحمودية وتقذف بمحتويات الجبارى 
إلى بحيرة مسربوط التى يبلغ مستوى فاعها فى أعمق نقطة أريمة أمتار نحت منسوب 
مياه سطح البحر »كا يبلغ متوسط منسوب سطح البحيرة ثلانة أمعسار نحت 
' سطح البحر . 

وهناك مجارى أخرى ثانوية فإن شطراً من مياه الجارى للوسجودة يحى القبارى 
يرف بالميناء الفر بية بل وعناك مجرى ثانوى ,يصب بحوض البناء الشرقية . 

أما الرواسب التى تنزح من بالوعات الشسوارع وكذلك مراحيض الساكن 
الغير متصلة بال جارى فتتحملها عمربات فناطيس وتلق بها على الشاطىء الثمالى لبحيرة 
مريوظ قبالة كو برى حرم بك الواقع على ترعة الحمودية وكذلك تلق بنفس الوقم 
قامة وكناسة الديئة . 
مشروع الببإدية : 

هذا وصف يختصرللحالة الماضرة فيا يتعاق بطر يقة تخلص للدينة منقاذورانها 
ومشروع البلدية الطروح الآن تنفيذ جزء منه بمناقصة بين القاولين لابنير شيشا 
من الأوضاع الحالية لهرف مجارى المدينة وقاذوراتها . 
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. فالمصب الخالى هو هوعند نقطة حلقة الأسماك بنقطة قايتياى‎ - ١ 
؟ سد والسحارات التى تمر نحت قاع ترعة الجمودية ستبق ؟! هى لتصرفه‎ 
الفائض من مياه الجارى التى لا تستطيع رقعها طلمبات الجنوب إلى بحيرة م بوط‎ 
م بل هناك اقتراح يقضى بصرف شطر من الجارى الواقعة بمنطقة القباربى‎ 
. غرب مصب ترعة الحمودية إلى بجيرة مريوط أيضا‎ 
وفيا عدا ذلك فالشروع العام لصرف للدينة يقضى برفع جمي لليام‎ - 
 ىابتياق من النئزه بواسطة الطلمبات إلى مجرى رئيسية لتصب فى مع طلببات‎ 
ه - وكذلك فتجمع جميع مياه الجارى بلمنطفة الواقمة غرب ترعة الحمودية‎ 
أى من باب العرب إلى القبارى وترفع بواسسطة طلبات لتصب فى مجرى رئيسى‎ 
يوصلها إلى مع قايتباى أيضاً مع أنه من التعذر إقامة سحارة تحت ترعة الحمودية‎ 
بمنطقة القبارى نظراً للحوائط والأرصفة المرتفعة القامة على جانى هذه القرعة وعدم‎ 
. تيسر عمل تحويلة للترعة‎ 
دح وق جيع هذه الحالات تصرف المياه الزائدة عر مقدرة الطلميات‎ 
. الختلفة إلى مميرة مربوط كا هى الخال الأن‎ 
وبخيل لى من تسكرار الصرف إلى بحيرة مربوط للتخفيف عن طلبات‎ 
الجارى الختلفة أن الخبير وحضرات المهندسين الذين أمدوه بامعلومات فاتهم‎ 
أن حجيرة مس بوط تحافظ وزارة الأشغال العمومية على عدم ارتفاع للياه ها عن مستوى.‎ 
ثلاثة أمتار نحت الصفر بواسطة طلمبات اللكس فاليا على كل حال واجب رقعها‎ 
والإلقاء مها إلىالبحر سواء بطلمبات مجارى البلدية أو طامبات المكومة بالكس.‎ 
م أنه ذات حضراتهم أن فى صرف الفَائْض من مياه الجارى إلى بحجيرة م يوط‎ 
خطراً شديداً على الصحة العامة لأنه يلوث مياه هذه البحيرة,التى لابتجاوز متوسط‎ 
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* عمقها نصف متركا وأنه يكون مصدر خطرعلى الصحة العامة لأن الأسماك التى تعيش 
فى هذه البحيرة تلتهم مواد الجارى وتّكون مصدراً شديد المطر على مة الأهالى 
الذين يقتاتون سمك البلعلى مشويا وقد لا تصل النار إلى أمعائه بالدرجة التى تقتل 
الميكرويات الضارة . فضلا عن ناوث الأيدى بالميكروبات أثناء تنظيف الأسماك 
واستخراج أممائها قبل طهيها . 

ولند سبق لى ولوزارة الأشغال العمومية أن ننهت البلدية ووزارة الصحة 
إلى هذه الخالة الخطيرة مراراً وتكراراً وأقول مع الأسف أنه م يؤخذ الوضوع 
من ذوى الشأن بالشدة الواجبة . 


الماسورة المقدة فى البحر : 


وكل ما هناك من عمل جديد يراد إدخاله على الوسائل الحالية لصرف مجارى 
للدينة هو أن تنتد ماسورة صلب بقاع البحر قطرها هرا متر إلى أن تصل المياه 
العميقة على بعد +٠١‏ مقر من الساحل على أن يقذف إلى البحر عن طزيق 
هذه الماسورة جميم محتويات الجارى ؟! تنزحها الطامبات , 

وفى رأ أن هذا العمل الصعب التنفيذ الباهظ التكاليف لا يؤدى أى قدر 
من النفع من حيث حماية شواطىء المدينة منوصول مياه الجارى ورواسبها “مفرشها 
بفمل التيارات البحرية والأموا اج على طول السساحل وش واطىء الاستحام 
بل سينتج عن هذا الوضع زيادة انتشار هذه المواد إلى أعد مما تصل إليه الآن . 
فإنها الآن على ما علمت من الدراسات التى قام بها اللدكتوز مال باشا مدى وغيره 
من الأعطباء تصل إلى شواطىء سيدى بشر -- قهل يراد أن نصل بهذه الرواسب 
والياه الفذرة إلى مياه سرلى المنتزهة العامة وأبى قير هذا ماسوف يحصل 
لاسيا إذا جلبنا مياه الجارى من باب العرب غمرباً إلى نقطة قايتبلى ( وه المساحة 
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الغير متصلة بطلمبات قايتبلى إلى الآن ) وكذلك عندما يتم إنشاء جميع الجارى 
وبزداد عدد السكان ويجلب يجميع القاذورات إلى هذه النطقة التسة التى تقم 
قبالة وسط الدينة وأشد مناطقها 1كتظاظا بالسكان . 

وبهذا الصدد عامت من سعادة الدكتور حمد بك خليل عبد الخالق وسعادة 
الدكتور صالم باشا مدى انه سبق إجراء بحث عن تيارات البحرء وقد تم ذلك 
مسرة أو مسرتين منذ بضع سنين » وبديهى أنه لا يمكن اتطبيق تنيجة أرصاد يوم 
أو بضعة أيام على بات أيام السدة ومختلف السنين فى تقديرائتجاء تيارات البحر وقوته 
فالذين يستحمون بالشواطىء يدركون أن نيار البحر يختاف انجاها وسرعة من يوم 
إلى بوم بل من ساعة إلى ساعة . 

وهناك فى البحر الأييض التوسط تيار يجرى على طول الساحل الشالى لأفريقيً 
وهذا التيار يختلف قوة بين وقت وآخر وطوراً يكون قريبا جداً من الساحل 
وأحياناً يبعد عنه ثم هناك حركة مد ونجزر خقيفة فى بعض الأيام . 

وهناك الرياح الشمالية الغر بية التى مهب باستمرار على ساحل القطر المرى 
والتى تختلف من النسم اللفيف إلى الزو بمة الشديدة . 

كل هذه الموامل تؤثرعل حركة رسوب وتوزيع الواد البرازية والقاذورات 
التى يلق يها فى البحر . 

حاصل جميع هذه العوامل من تيارات ومد وجزر وأهوبة وأمواج هو تنحريك 
مأ بالبحر <تى قاعه والقذف به إلى الساحل . 

وليس تأثيرهذه الثيارات البحرية قاصراً على المياه اللصربة بل إن مداها أ بمد 
كثيراً من ذلك ذإنها تجلب إلى الشواطىء الصرية البقايا الإركائية وأخصها حبجر 
اعلفاف من سواحل الجزر الإيطالية واليوثانية . 
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ودليل آخرأن هذه التيارات تنزع الألنام البحربة ‏ التى تتبث فى طرق 
الملاحة بالمياه العميقة التى تبعد عن السواحل بضعة أميال ‏ وتحملها من مستقرها 
وتلق بها على الشواطىء الصرية . ش 

وأمام هذه الاعتبارات والبراهين ذإن مد مصب الطلمبات إلى ثمامائة متر 
من الساحل لا يعد شيئا مذ كور بالمرة ولن يكو له أى تأثير نافع . 

وكذلك فإن فنكرة شحن رواسب الجارى فى أسطول من الصنادل والواعين 
والسفن والإلقاء بها على بعد بضمة أميال من الشاطىء تمد عملا خطراً فإن 
ما يفرغه بظهر البحر من هذه المواد يعود كتلا إلى الشاطىء مختانة الأحجام فضلا 
عن أن تكاليف شراء هذا الأسطول الذى ستبلغ -مولته نحو خسة آلاف طن 
وتشغيله وصيانته غير واردة بمشروع البلدية . 

وبا أن شرسى هذا الأسطول سيكون داخل مياه اليناء الشرق, قبة الهادية حيث 
نشحن به رواسب م ل لي هذا يعد عملا 
قذرا مم بم على مشهد ومرأى من سكان المنازل الجاورة والحيطة بالميناء الشرقية . 

ولقد تعرض آدراسة موضوع المجارى حضرة القاعقام حسن رجب بك 
المهندس بالجيش المصرى ونشرعن ذلك رسالة بمجلة المهندسين فى أوائل هذه 
السنة » ويسسرى أن أقررأن حضرته قد ألم بكافة نواحى الشروع والعيوب الصحية 
للقذف بمحتويات الجارى إلى البحر ولكنه ذهب بعيدا فى تفكيره فاختار موقم 
لإنشاء مزرعة الجارى بكنطقة العامرية بموقع يبعد عن ترعة الحمودية بنحوء كيلومتر 
إلى الجنوب الغربى . 

ولو أن حضرة القأققام لم يتبيب بحيرة ريوط وأدرك أنه لا يصعب بالمرة 
اختراقها لأن عمق المياه بها دون الترفى أعمق نقطة لما اقترح هذا الاقتراح الذى 
مجمل سير الجارى فى أتجاه واحد من أقصى نقطة فى الشرق عند الْنّزه إلى أقصى 
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تقطة فى الغرب وهو الوقع الذى اختاره فى العاصرية ويهذا الوضع يكون طول 
المجمع الرئيسى ٠ه‏ كيلو مثرفى انجاه واحد فضلا عما يستازمه تنفيذ هذه النكرة 
من انتكاس اتباهات سير لياه فى بمض المناطق ‏ 

هذا نضلا عن أن تنفيذ هذا الشروع يستدعى زيادة كبيرة فى قوة المأ كينات 
والطلمبات تصل إلى عدة أضعاف القوى الطلوية فى مشروع البلدية ولا بد وأن 
هذه الرسالة قدعرضت على ذوى الشأن بالبلدية فلاحظوا أن تكاليف امشروع باهظة 

الحل القترح 

إن الحل الصحيح لهذه الشكلة يجب أن يتحقق معه الفرض الأصللى وهو 
خدمة الدينة من الناحية الصحية والحافظة على شواطثها من التاويث حتى تبق 
الصيف الأول للبلاد . 

ولذلك يجب أن تكون أعمالنا مبنية على الوقائع وغير خاضعة للتخمينات 
أو النظريات أو اارجم باقتراحات مشّكوك فى نتانجها . 

فالواقم أن شواطىء امدينة على ماهو معروف ملوئة ع ىكامل طوطأ كا أثبتت 
ذلك الأحاث الختلفة . 

ومن الثابت أيضا أن هذا التاوث مصدره ما يلق بالبحر من مخلفات الجارى 

كا أنه من الواضح أن فى إلقاء هذه القاذورات بنقطة قايتباى سخطر داتم 
على المدينة وأن فى إقامة طلمبات الجارى وأحواض الترسيب إذا أقيمت بنفس هذه 
النقطة وشحن الرواسب فى أسطول من المواعين كل ذلك على بضعة أمتار من مساكن 
الدينة سبب فى انتشار الذباب والرواتح الكريبة . 

وكذلك فإنه لا عكن تغيير أوتخفيف شىء من ذلك ما دامت الموامل الطبيعية 
لايكن تغبيرها أو التغلب علمها . 


3*٠ 


فا مدينة تقع تحت مهب الرياح الشمالية الغر بية التى تأتمها من البح رما أن هناك 
تيارات بحرربة تجرى على طول الساحل وأمواج تقوم بفرش هذه القاذورات شرا 
على طول الشواطىء . 

الواقع أصدق.من أى تقدير وقد أظهرنا كيف أن هذا الواقم قد دل على 
أن التيارات تجلب إلى الشواطىء المصرية الخلفات البركائية من سواحل إبطاليا 
وجزر اليونان سمل مصب الجارى على بعد ثمائمائة مقر من الساحل عملية لايككن 
أن تأتى بأى نفع . 

وإذن يجب أن تتخلص م نكل فكرة ترح إلى صرف مجارى الإسكندربة 
إلى البحر وأن تعمل ماعملته مدينتا بور سعيد ودمياط فانها لا تصرف مياه اللجارى 
إلى البحر بل أنشأت لذلك مزارع خاصة . 

ويجب أن تختار لصرف هذه المواد موقماً بيدا بمدا كييراً عن الساكن 
وأن يكون غير واقع فى طريق الرياح التى تبب على الديئة . 

ومن حسن الحظ إن هذا الأمس متيسر ويمكن إنجازه بتكاليف معقولة 
إذا أتجهنا جنوبا للبحث عن أفضل المواقم ٠‏ . 

وخير موقم تنشأ فيه مزرعة للمجارى هو السواحل الجنوبية لبحيرة يوط 
عجرة الشعران حيث بوجد مسائح شاسعة من أملاك الحكومة منبسطة ومرتفعة 
قليلا عن سطح البحيرة . 

ولا يازمنا لإيصال مياه الجارى إلى ذلك الششاطىء إلا إنشاء ماسورة أو يريم 
نأئى يبلغ علوله نحو عشرة كيلو مقرات عبر البحيرة تركب على نهايقه طلدبات لرفع 
مياة الجارى إلى أحواض الترسيب ومئها إلى أرض الزرعة . 

وأحسن موقع ميدأ هذا البري من ناحية الدينة من الجنوب قد يكون عند 


لف 


مصب السحارة الخالية المقامة نحت ترعة الحمودية عند كرموز ومن هذه النقطة 
ينشأ مجع رئيسى يختار خط سيره بعض الشوارع القليلة الحركة إلى أن يصل إلى شارع 
الكورنيش ومن م نصب فى هذا الجمع الرئسبى عع الجارى الآنية من الشرق 
والغرب والتى قصب حالياً بالجمع الواصل إلى طلمبات قايقباى . 

وه ذا الترتيب يتفق مع اتجاهات المصبات الخالية لجارى المدينة ويزيد 
فى انحداراتها وبالتالى يجملها أقدر على تصريف ما يطرأ من زيادة فى التصرف 
تبعاً لزيادة العمران . 

وتنفيذ المشروع على هذا النحو يجعل من السهل صرف المنطقة الغربهة 
الواقعة بين نرعة الحمودية من الشرق وباب العرب من الغرب بدورت حاجة 
إلى إقامة طلببات على ما هو وارد بمشروع البلرية لأن هذه المنطقة تعلو سواحل 
بحيرة مربوط يبضعة أمتار ومن السهل إنشاء ممع لإيصالها إلى الجمع الرئيسى . 

وبائثل يكون من السهل أيضا صرف المناطق المنخفضة الواقمة شرق المدينة 
جنوبى طريق الملكة فريدة ما فى ذلك منطقة سموحة التى تصرف مياه مجاريها 
رأسا إلى نحيرة مىبوط سحارة نحت لرعة الحمودية وذلك دون الاحتياج بيع 
الطلمبات الواردة بمشروع البلدية . 

وقد يكون من المفيد واتتصاداً فى النفقات أن تنشأ مزرعة صغيرة سخاصة 
لصرف منعلقة سيدى بشر وذلك نظاراً لأن هذه المنطقة لها طبيمتها الماصة فهى 
تعتبر خالية أطول مدة فى السنة ولا تعمر إلا مدة الصيف . 

وبهذا الصدد يجب أن يكون مفهوماً أن الغرض الأصللى من إنشاء المزارع 
عو التخلص من الياه بعد تانيتها وليس الحصول على أى إيراد من تلك الزارع 


يفا 


التى بحسن عدم زراعة أى خضراوات أوثمار بها بل يكتنى بأن كول إلى غابة 
لإنبات الأشجار امشبية مع ببع الخلفات لتسميد الأراضى الزراعية . 

وفى اختيار صرف الجارى إلى المانب ابجنوبى لبحيرة مرربوط مايا كثيرة 
عدا الوجهة الصحية لأنه يكون من المتيسر فى أى وقت تبما لزيادة سكان الدينة 
وانتشار الوسائل الصحية وزيادة استهلاك الأفراد للمياه أن تنشىء خط بد خط 

: من اربع أو الواسير عبر البحورة حون أن نحتاج لم الجيع الأميل . 

أما من حيث الإدارة والصيانة فإنها فى الشروع الفترح أ لكلفة عنها 
فى مشروع البلدية نظراً لقلة الرفع على الطلمبات الرئيسية بسبب اتخفاض بحصيرة 
م بوط عن البحر بأ كثر من ثلاثة أمتار والاستغناء عن معظم الطلمبات الساعدة 
أ وكلها هذا فضلا عن أن الاسورة التى تصب فى البحر يلزم تجديدها كل ثلاثين سنة 
ينا البريح البنانى لا يحتاج لأى عناية تقريبا . 

ومن جهة أخرى ذإن هذا الوضم لصرف مجارى الإإسكندرية يجمل من السهل 
لمين صرف المنطقة امراد تجفيفها لأقاومة الملاريا فها بين الكس واليناء الجوية . 

وهناك ذائدة كبرى وه أننا بهذه الوسيلة تقضى على النظام الضار القائم الأن 
وهوصرف مياه الجارى إلى بحيرة م بوط بواسطة سحارات جموحة وكرموز وغيط 
العنب وغيرها من مجارى الورش وللصانع والسا كن الواقعة -جنوى ترعة الحمودية . 

وكذلك يتسرنق ل مقاب القهامة من موقعه الحالى إلى الشاطىء الجنو بى لبحيرة 
مسبوط بفضل الطريق' واللجرى الللاحى الذى سينتج عن تملية بناء الجمع 
الرئيسى للمجارى . 1 ْ 

وبذلك تصببح هذه الناطق الجدوبية من المدينة التى هى الآن بؤرة مختاف 
الأو بثة والطواعين منطقة صحية ويزول خطر انتشار الأسراض منها إلى الدينة . 


قفد 


اهنا ند تي ا لتيل شرن الجارض بالا تكتذرية رط ةيا واف 
على استعداد لشرح ذلك الحل و إظهارمزاياه أمام هيئة الفومسيون على نحوماحصل 
سنة 44 احيث قلت بشرح مشروعترعة مياه الشرب ذلك العمل الذى ستحصيل 
للدينة بفضله قريباً على حاجتها من المياه الطيبة الطاهرة . 
وتفضاوا بقبول نحيانى . 
> سلتمير سنة 1445 ابر راغب 
عضو جمية الهندسين المنكية الصرية 


تق 


بدبةالاسكندربة 


كلرة هندسة البلدية فى مشروع الجارى 


على ضوء البحث الذى ثم فى لنة الجارى والناقشات التي دارت أخيراً 
فى الجنة الأشغال الحالية يود قسم المندسة أن يدلي بكلمة أخيرة فى الوضوع ويقرك 
الرأى الأعلى للجنة الموقرة . 

١‏ - أول مشروع جدى عمل للمجار ىكان فى سنة 19.8 وقام بتصميمه 
الستر لويد ديقز وقدم تقريراًعنه سنة 1٠8‏ مس فيه بالأدوار الأولى لمجارى 
الاسكندرية » وتتلخص فى أن أول من قام بعمل مشروع للمجارى هو الدكتور 
ديقرش فى سنة 1845 ولا استثير الدكتور هولبرخت كير مهندسى بلدبة برلين 
فى سنة 184 فى للشروع طالب بإدخال تعديلات عليه وفى سنة ؟15 انتقد 
الشروعين امستركاركت جيمس ولا قدم ديم تقريره فى سنة 18٠6‏ تأَلفْت لللنة 
كان فيها السبير مردوخح ما كدونالد ووافقت على التقرير وأقرته . وأعطت نظارة 
الداخلية البلدية سلفة مالية لتنفيذ الشروع . 

؟ لم يأت فى تقربر السترديفز ذَكر لابحث الذى قام به المستركورنيش 
رع مسكز الأخير وكونه كا جاء فى تقريره عضواً فى لجنة حكومية سميسة . ورتم 
تقدمه بتقرير إلى لجنة نحقيق خاصة . ولعل إغفال ديفز ولجنة النحص طذا التقرير 
يبجع إلى استبعادهم لفكرة كورنيش فى عمل مزرعة ولأنه أقر صسرة صرف مياه 
الجارى إلى البحر واستبعدها مرة أخرى . 

+ عندما شرع ديفزف تنفيذ مشروعهكانت ججملة أطوال الججارى 
5٠‏ كيلو متراً احترم وجودها كلها وقام بتكلة ما أمكنعماه وأتمت العمل الإدارات 


حا 


المندسية التابعة للبإدية مع بعض تمديلات فرعية فى الشروع لا كس جوهره 
وأساسه مابلغ طوله للآن +5٠‏ كياو متراً من الجارى وعدد من محطات الجارى 
وعددء 1٠ ٠‏ من بالوعات الجارى و١‏ ١٠٠ب‏ برا تواصيل البالوءات خلا ف آلاف 
من توصيلات المنازل . وعملت الأفرع الختافة الأقطار لمجارى على هذا الأساس 
بل إن ما ينتظر عمله من المجارى بنى على هذا الأساس نفسه . 

غ - يتلخص مشروعالجارى فى الآنى: 

(1 ) قسمت المدينة إلى مساحتين رئيسيتين » وكل من هاتين الساحتين 
مقسمة إلى مساحات فرعية » لكل منهما ممع خاص تجرى فيه اليا بالميل الطبيعى 
ولكل من المساحتين الأصليتين الرئيسيتين مجع خاص أحدهما يجرى فى شارع 
اللكة نازلى والآخر يجرى فى شارع التتوريج ويجتسمان عند طلمبة قايد باى ومنها 
ترفع لياه من منسوب واطى إلى منسوب أعى لقصب ف البحر بواسطة مصب بحرى. 

© أنثىء لكلل منطقة فرغية أوعدة مناطق مجع أو مجعات تسير باميل 
الطبيعى ثم إلى طلنبة فرعية ترفم تصرف الطقس الجاف صيفاً وثلائة أمثاله أوستة . 
أمثاله فى حالات أخرى شتاء لتلقيه فى مع النطقة الفرعية التى تليها لتسير بلميل 
الطبيعى إلى طلبة أخرى ومكذا حتى تصل اليامكلها إلى الجمعين الرئيسين 
أما مازاد عن ثلاثة أمثال تصرف الطقس الجاف فإنه ينصرف وقت الأمطار فقفط 
إلى البحر فى الأجزاء الثمالية من المدينة ومازاد عن ستة أمثال مياه الجارى فإنه 
ينصرف إلى ملاحة صربوط . 

© استغنى الصمم عن فكرة الجارى للنفصلة للأسباب الآنية  :‏ 

١‏ - إن الشوارع ضيقة لا تسمح بوضع مجريين فصلا عن وجود مواسير 
الغاز والمياه . 


ذا 


, س انليوف من إساءة استعبالمجارى مياه الأمطار بربى فضلاتامنازل إليهاء‎ ٠ 

م # كانت هتاك فترة طويلة حوالى ثمانية أشهر بدون شتاء إن مجارى 
الأمطار ستكون مباءة لتوالد البعوض والحشرات الضارة خصوصا الفيران والجرذان 
وما يترتب على وجودها من انتشار الأعمراض . 

غ ‏ سككون مياه الأمطار التى تصل للمجارى لتصب ف البحيرة أو البحر 
قذرة جداً حتى إنها تفوق فى تاوثها مياه الستة أمثال تصرف الطقس الجاف . 

( د ) الفروض ألا تعمل الهدارات القائمة لتصريف فائْض مياه الأمطار إلا 
وقت تزول الأمطار الغزيرة قنط على أن تقفل هذه الهدارات مدة الصيف مرك 
٠6‏ إبريل إلى ٠١‏ أ كتوبر من كل سنة لاإيقاف عملها . ثم تفتتح شتاء لتصر يف 
الزائد من الأمطار. 

3 س عيوب شبكة الجارى الخالية : 

١ (00‏ ينفذ امصب البحرى ف المكان الختار وجعلت الجارى تصب مباشرة 
على شاطىء البحر شرق قايد باى . 

(رب) رغم التوسع فى إضافة مناطق جديدة خصوصاً المزء الشرق من الديئة 
إلى شبكة الجارى الصمبة لتسع 40٠٠٠٠‏ نسمة فإن الجمع الرئيسى ثرك بدون 
تعديل وبذلك أصبح غير قادر على مل التصرف الواصل إليه من هذه امنطقة . 

(ج) ترتب على اطراد زيادة السكان أن جز تكل الطلمبات تقريبا وبعض 
المجمعات والمواسير عن حمل تصرفها . ونتج عن ذلك أن قلت مقدرة مواسير 
تصريف زائد الأمطار . وأصبح بءضها يعمل حتى فى أوقات الصيف بأن قصرف 
مياه الجارى إما فى البحر أو فى اللاحة . 


يفا 


5 س امشروع المطروح ف المناقصة : يتلخص هذا الشروع فى الآتى :- 


)١(‏ إنشاء مصب بحرى بطول “/ متا داخل البحر ويصب على عمق 


. متراً من سطح اللبحر‎ ١ 
ب إنشاء محطة طلمبات حديثة رئيسية ومخازن وورش ومسا أكن ية‎ 
٠ قايد باى‎ 


(ج) إنشاء جمع رئيسى من المواسيرالصلب قطر هدر ا متر وبطول٠ ٠٠‏ ؟متر. 

( د) إنشاء مصبات ذاْض الأمطار بالميناء الشرق مع إصلاح الموجود منها . 

( ه) هدم النشآت والمجمعات القدة الواقعة بهذه المنطقة التى أصبحت الآن 
لاتنى بالغرض الرجومنها . 

ويقدر هذا الشروع ٠٠٠رء5؟‏ جنيه وهو مطروح فى مناقصة ومحدد لننتح 
عطاءاته 14.يئاير سنة /1947 . وليس هذا عشروع جديد أو فكرة مستحدلة » 
ولسكنه إصلاح للعيوب السابق ذ كرها . وشبكة الجارى فى أشد الحاجة لهذا 
الإصلاح للتغلب على طفح الجارى الذى يحدث لبعض الناطق وبالأخص فى 
ميدان جمد على وما يجاوره . ويككن القسم من تكلة جارى أحياء الدينة التى 
يمكن إيصاها بالجارى الخالية . ويتعذر ذلك الآن بسبب عدم تنفيذ التعديل 
الرئيسى الطاوب . 
7 مشروع التنقية الققرح من لجنة الجارى : 

لا يشمل الشروع المتقدم ذ كره ما هو خاص بمشروع التنقية لأن الشروع 
السابق تم تحضيره فى الدة من سنة 1480 إلى 195 وأصبح الصورة الهائية 
للطرح فى مناقصة فى المدة من سنة 1944 إلى سئة 145 . أما مشروع التنقية 


م5 


لمقترح فهو انترلح جديد رأنه لجبة الجارى بجلستها بتاريخ ؟/ 1545/4 » 
ويتلخص فما يأى :- 

(1) عمل مشروع ننقية كاملة لمياه مجارى المدينة جمعاء وجملة واحدة وذلك 
إذا أأمكن تدبير امال الكافى لهذا المشروع وقدره ما يقرب من مليونين مرن 
الجدبات خلاف تسكاليف تنفيذ الشبكة الداخليةلتعمي الجارى الرئيسية بأقساماللدينة. 

ش ( ب) إذالم عكن تدبير هذا المال فترى اللجنة تقس ا مدينة إلى ثلاثة مناطق 
من جهة صرف مياه الجارى ثم عمل مشروع تنقية نجزأة لكل قسنم تباءا 
للمقدرة المالية . 

ولا كان مشروع التنقية السكاملة فيه إرهاق لا طاقة لميزانية البلدية به . كم 
أنه يستدعى تعديل أسامى فى شبكة الجارى المالية فإن مم المندسة يفضل الرأى 
الثانى للجنة وهو عمل مشروع تنقبة كاملة لكل من الجزء الأول والثاتى من المديئة 
وعمل مشروع تنقية جزئية الجزء الثالث منها يخالف فيه رأىالاجنة إلى حد ماء كا 
سيعجى - بعد » وعلى ضوء قرار لجنسة الجارى رأى القسم أن يكون عنم 
الأعمال كالآنى : ست : 

3-3 : القسم الأول ويشمل‎ - ١ 

شرق الدينة ويقع شرق منطقة فكتوريا إلى آخر حدود الديئة شرقا وهو 
خال من الجار ىكلية و| ينم م تقسيمه وتخطيط شوارعه ويلزمه تزع ملكية هذه 
00 يعمل لهذا القس مشروع تنقيةكاملة إيصب بعدها 
نهائيا فى للصارف التابعة لارى والتصلة بمحطة طلمبات الرى يجهة الطلمبات . 

؟ - القسم الثانى ويشمل : 

الجمزء الجدوبى من الدينة وهوالسهل البتدىء من شارع مسجد مبلطان حق 


آلا 


بجيرة م بوط كما بشمل الجزء الغربي من المدينة البتدىء م نكو برى التارييخ حت 
آخرحدود اللديئة غربا . ويوجد بهذا الجزء من المديئة فروع الجارى القليلة . 
واقتراح اللجنة أن تعمم الجارى و يعمل له مشروع تنقية تصب نهائياً فى طلمبات 
الكس. 

3 القسم الثالث ويشمل : 

وسط الدينة » وهو أنم وأ كبر مناطقها لأنه مستكل العمران تقر يبا وأ كثر 
أقسام الد ينة ازدحاما بالسكان وصرود بشبك ةكاملة مر الجارى فى الأساس 
الرئيسى للشبكة العامة لجارى المدينة وتصب فى النهاية الأن عند قايدباى على شاطى». , 
البحر مباشرة . ومطلوب تزو يده بمصب بحرى كا سبق القول . 

و بتقديرقيمة التكاليف على هذا الأساس نهد : 

١‏ - إن تكاليف التذقية الكاملة للجزئين الأول والثاتى من المدينة وعدد 
سكانها المنتظر٠18.6ه‏ نسمة ومساحتها ه01" هكتارهوامبلغ 599 ره جنياً 
استناداً على ييانات وأسعار مصلحة المجارى بالقاهرة يضاف إلى ذلك تكاليف 
تعس الجارى لمذين الجزئين مبلغ + +١٠ ٠‏ ءرة -جنيه بواقع 14٠‏ مليا للمقر المملح 
حسب الأسعار الحالية ما يجب إضافة قيمة نزع الللكيات بالشوارع المارة بها 
الجارى لهذين الجزئين مبلغ ٠٠‏ ٠رء‏ ٠ه‏ جنيه حسب تقددير قسم التنظم بالبادية 
أخيراً وتبلغ جملة ذلك ١٠ر٠‏ ٠هره‏ جنيه تقرييا . 

؟ - إن تتكاليف التنقية الجزئية للجزء الثالث من المدينة على حسب قرار 
اللجنة وانتخاذ أعمال التنقية بسان فرنسيسكو مثالا حتذىيه هو مبلغ ٠٠‏ ٠رء9؟‏ جنيه 
يضاف إلها ٠‏ ٠٠ر٠6‏ قيمة تكاليف التعديلات والإصلاحات اللازمة لمجارى 
وحعمات هذا الجزء وتبلغ جملة ذلك ٠٠ر١‏ هلا جنيه . 


ول 


أى أن جملة للطلوب لاستكال الجارى على هذا الأساس حوالىدره مليون جنية 
ويستازم هذا الاستكال عشر سنوات تقريب وقد رتب القسم هذه الأعمال حسب 
أحميتها فى برنامج عمله للمشر سنوات للقبلة . 
مشروع حضرة صاحب المزة راغب بك : 

يتلخص هذا الشروع 5 جاء فى تقر يرعزته وشررحه فى تجميم مياه الأنية 
من الشرق والغرب والتى تصب حاليا فى الجمع الواصل إلى طلمبات قايد بلى 
وإنشاء مع رئيسى يجتاز مغط سيره بعض الشوارع القليلة المركة حتى السحارة 
الحالية للقامة حت نرعة الحمودية عند كرموز ومنها فى برجم بنائى يبلغ طوله نحو 
٠كيلو‏ مترات عبر البحيرة تركب على نهايته طلببات ترف مياه الجبارى إلى 
أحواض الترسيب ومنها إلى أرض مزرعة مقترحة على الساحل الجنو بى لبحيرة 
عس بوط جز برة الشعراتى .كا أن عزته يعارض فكرة لجنة الجارى فى اختياو موقم 
أحواض الترسيب والكلور الجزء الثالث فى أنف المدينة جهة قايد بأى . 

وقسم المندسة يقر بأن مشروع عزته يعارض مشروع للستر ديفز من أساسه 
وكان يجوز الأخذ به أو مجزء منه فى سنة 16١8‏ قبل أن ينفذ ماتم من أعمال 
الجارى إذ أنه قد ثم استيفاء مجارى بعض اللناطق كاملة "كنطقة السلطان سلم 
والتوفيقية والشيخ سلبان باشا وثمبليون والبوستة والبورصة وصلاح الدين . ا 
أن هناك مناطق تم فبها حوالى 00 من مجاريها وهى جهة رأس التين والششمرلى 
ووكالة الحضار والباب الأخضر والحمودية . وكل ما معم من أقطار تم لصميمه 
على فكرة تجميع ثلاثة أو ستة أمثال مياه المجارى وصرف ما زاد عن ذلك أما إلى 
البحر أو إلى البحيرة وسيكون تنفيذ هذه المقترحات عملية هندسية شاقة بالفة 
التتكاليف لأن كية مياه النتظر تجميعها من مياه الجارى والأمطار هو 414٠‏ قدم 


نض 


مكمب ف الدقيقة حلاف ما يصرف من مواسير فانض الأمطار إلى البحر وهو 
٠٠‏ ٠غ‏ قدم مكعب فى الدقيقة قة ( للجزء الواقع ما بين جهتى مصطى باشا وقايد باى ) 
وقد اختار عزته شوارع خاصة لاسير بمشروعه القترح وهى شارع الكورنيش 
وميدان اسماعيل وميدان جمد على وامنشية الصغرى -وأنى الدرداء وشارع عامود 
السوارى وكرموز وشارع الحمودية وبعد عمل سحارة تعبر الحمودية يكل للشروع 
عرور مجرى بنأتى فى اللاحة حتى ساحلها الجنوبى ومناسيب هذه الشوارع فى 
ارا وامر؟ وءكرا و١لراوءرة‏ وثارة و١هر١٠‏ و١ارااونّضى‏ 
شوارع ليست قليلة المركة بل هى من أ كثر الشوارع حركة وازدحاماً وكثيرمن 
مبائيها قديم المهد . 
وبام كية 14 قدم مكمب فى الدقيقة من ميدان اسماعيل يجب بمكس 
سير المياه فى ممع التتويج. ببناء ممع عكسى جديد آخر يسع 0500 قدم مكعب 
فى الدقيقة يبدأ من قايد بلى حتى يقابل الجمع الرئيسى فى ميدان اسماعيل وحمل 
الجمع الأخير تصرف مقداره #04٠‏ قدم مكعب فى الدقيقة . 


وعند يدان سماعيل إما أن مجتمع لياه فى ممع واحد قطره -- بسد عمل 
حسابه : ».عر مترأو يسيران فى ممعين منفصلين الأول بقطر ٠.خر١‏ متروالثاتى 
يقطر كرا مترحتي يصلا إلى شارع أب الدرداء م شايع كرموز حتى انتهاء شارع 
عامود السوارى الذى منسوب سطح م هرا متراً ويكون قطر 
كل من باسورتى الرفع حوالى مقر تقريبا ثم تسير الياه بمد ذلك بالميل الطبيعى 
حتى الحمودية فى ماسورة ينائية بقطر ٠*ر»‏ مترأو فى ماسورتين بقطر ٠/ارا‏ متر 
لكل . وتكون الياه قد قطمت حوالى دره كيلو مترمن جهة قايد باى حتى فرن 
الجراية ثم تعمل سحارة جديدة تحت الحمودية ومنها عبر الملاحة فى البريخ البنالى 


رذذا 


للقيح بطول ٠١‏ كيلو متراً حتى تصل الزرعة القترحة على ساحل اللاحة الجتوبى 
جزيرة الشعرانى . 

وتبلغ تكاليف هذا الشروع بأسعار اليوم حوالى ١‏ مليون جنيه تفسيرها 
كالآنى بس 

القر اواحد مرن الجارى يتكلف داخل الدينة حوالى ٠٠١‏ جنيه 
أى ٠٠٠رءده‏ جنيه حتى اللجمودية وتتكلف محطة الطلمبات عند أبى الدرداء 
حوالى ٠١‏ ٠رء؟1‏ جني والسحارة حوالى ٠٠٠‏ ر».18 جنيه والمشرة كيلومترات 
من البربي البتاثى داخل البحيرة ٠٠‏ ٠رءه؟‏ جنيه . 

وذلك خلاف المزرعة وتتكلف حوالى مليون جنيه حسب تقدير مصاحة 
الجارى يمصر أى أن جملة هذا الشروع وحده هو ؟ مليون جنيه والهندسة 'وافق 
عنرنه على نقده ومعارضته لفكرة اختيار موقم أحواض الترسيب والكلور فى أتن 
الدينة بقايد باى . 
رأى قسم المندسة : 

ترى الحندسة أن مجارى المديئة, أصبحت مقيدة بالأساس الذى سارت عليه 
الشبكة الحالية التى عمت سنة ه١14‏ ونفذت من ذلك التارييم إلى الآن . 
وأن أى تعديل أساسى لا بد أن بعس الشبكة فى موعها . والشروع المطروح ش 
فى المناقصة ليس إلا تصحيح خالة قائمة وإذا أممل أو تأخر الشروع ترتب عليه 
إضرار للشبكة كلها وبالخالة الصحية ,المدينة وقد استوفى هذا التعديل حقه 
من البحث والمُحيص وأصبح لا مندوحة من السير فى إنشائه وإن تأخير تنفيذ 
الشروع سيدعو القسم إلى طلب إيقاف نصمي الجارى فى الأحياء النقيرة من الدينة 
بل سيدغو إلى إيقاف توصيلات النازل إلى المجارى فى الديئة كلية . والقسم 


للسرومات م ام وق 


على ثقة بأن تتفي الشروع الطروح فى الناقصة وخصوصا إنشاء للصب البحرى 
سيخفف إلى حد كير من ضرر الوضع الحالى . وقد ظهر من تق رب حضرة الحتوم 
كبير أطباء البادية وعضو اللجنة أن مر الصعب إرجاع مصدر عدوى التيفود 
إلى ثلوث مياه البحر وحده بل دلت إحصاءات القارنة إلى أن الأسكندرية لبسته 
أسوأ من غيرها سواء بعض مدن الداخلية أو الساحلية من ناحية هذه الجى 
والهندسة تقرر أنه إذا ثبت بعد إعام المشروع أنه مازال هناك ضرر صمى فإنه يمكن 
معالجة مياه البحر يعمل محطة لتزويد عات الجارى الرئيسية بالبكور مباشرة 
ويمكن اختيار مكان هذه الحطة عند ميدان اسماعيل وإنشائها نحت سطح الأرض 
بتكاليف تقدر الآن بنحو 56٠٠٠‏ جنيه وتتكاف الصيانة والاستهلاك للكلور 
مبلغ 16٠٠٠‏ جنيه ستوياً وانتخاب الحطة فى هذا الموقع يتيح لتكلور الامتزاج 
عياه ا جارى فى سيرها مسافة بطول * كيلو مترا حتى تصل إلى طلمبات قايد باى . 
والئدسة وقد أفصحت عن رأيها تقرك للجنة تقدير ذلك . 


كتوبرسنة 1455 ٠‏ مدير الأقسام المندسيةبالإناية 
اسماعيل عير ثر ابو العمر 


إن 


مشروع مجارى الاسحككددرية . 


حضرة صاحب السعادة رئيس قومسيون بلدية الاسكندرية 

لاما يكتابى المرسل لسعادتكم بتاريخ 77 سبتمير سسنة 1445 خاصاً 
بالمشروعات العمرانية والصحية لمدينة الاسكندرية أتشرف ياخطارم أنه قد وصلنى 
من حضرة صاحب السعادة مدير عام البلدية الكتاب رق 7000# بتسارييخ 
١‏ سيتمبر يدعو فيه الحضور جلسة لمنة الأشغال الكلنة بدراسة مشروع الجارى 
وذلك لعرض كرت عن هذا المشروع والمل الذى أفترحه لغمان حماية للدينة 
من أخطار صرف الجارى إلى البحر وانتشار المواد البرازية على طول الساحل . 

وقد حضرت هذه الجلسة فى # أ كتوبر سنة 1445 وتمت مناقشة المشروع 
وشرحت فكرقى بحضور حضرات مهندمى البلدية القاكين بهذا العمل . 

وقد اتضح مرى النانشات أن الشروع الأصلى القدم عنه تقربر من أحد 
المهندسين الاستشار بين قد عدلته هذه اللجنة فيينما كان ذلك امشروع يقضى بصرف 
جميع مجارى الديئة من الثئزه شرثاً إلى باب العرب غرباً من الحد الجنو ِى للمدينة 
على شواطىء حيرة مربوط إلى ساحل البحر وججعها جميماً فى ممع أو أ كثر إلى 
أن تصل لنقطة قايقباى حيث يقذف بها إلى البحر فهابين طابيتى الاضه وقايتباى 
فإذا بلبجنة الصحة للمجارى تقر ركلانهذا الشروع تقسيم الدينة إلىثلاثة أقسام: 

١‏ - شرق الدينة الواقم شرق كلية فيكتوريا وتنشأله شبكة من الجارى 
مستقلة عن باق المدينة وتصرف مياهها فى أحواض “رسيب حيث تعالج كياوياً 
لتطبيرها ثم تصرف مياهها إلى مصارف منطقة طلمبات أبى قير . 


؟ - الجزء الجنوبى من الدينة الواقع قبلى شارع جامع سلطان مضاقاً إليه 
النطقة الواقعة غربى ترعة الحمودية إلى باب العرب وهذه يم صرف جاريها بمجمع 
خاص ويعمل لما مشروع تنقية وتصب نهائياً فى طلببات الكس . 

م وسط الدينة ويبق صسرفه كا هو عند قابتباى حيث ترفم الياه 
إلى أحواض للتنقية تنثأ فى ذات الموقع ثم تصرف الياه بعد معالجنها إلى ماسورة 
من الصلب قطر ه؟ر! مترتكتد لمسافة ث٠‏ متراً داخل البحر . 

أما رواسب أحواض الترسيب فتشحن فى أسطول من البواخر والواعين 
لتلقيها فى عمرض البحر على مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطىء . 

وقد قدمت هذه التوصيات لاتومسيون تأقرهذا الرأى . 

وقد تم الاتفاق بجلسة هذه اللجنة على أن يقوم قسم الهندسة بمراجمة الفكرة 
التى تقدمت بها وهى منم صرف المجارى إلى البحر وتحويلها جنوبا نحو يحيرة 
مس يوط وإنشاء مزورعة للمجارى وأن يحضر هذا القسم ملاحظاته وخرائط الكنتور 
ويبعث لى بها إلى القاهرة مهدا لحضور ومتاقشة ذلك القسم فيا قد يكون غامضا 
عليه من مشروى . 

ولكن عوضاً عن ذلك وصانى خطاب من قم المندسة رقم 5:40 
بتاريخ ٠‏ أ كتوبرسنة 145 بلعو فيه للحضور والاطلاع على ما يلزمنى 
وف الوقت نفسه سلدنى حضرة الدكتور مد بك خليل عبد اخالق صورة من مذ كرة 
رضسها قسى المندسة إلى بلنة الأشفال بعلاحظاته على مشروعى . 

ويبدومن هذه الذكرة أن قسم الهندسة ما زال متمسكا بالمشروع الأصلى 
الذى حضره الهندس الاستشارى السترتيلور دون التفات إلى التعديلات التى 
أقرتها للئة الأشنال -- وعد القسم إلى تغنيد مشروعى بنكرة أنه يقلب أوضاع 
نظام الجارى الخالى وأن تسكاليفه جسيمة لاغابة » إذ تبلغ اثنين مليون جنيه » ينا 


لذن 


مشروعالبلدية لا تتجاوزقيمته ٠٠٠‏ ؟جنيه أى كن ( + ) تكاليف مشروعى. 

وأمام هذا لا يسمنى إلا أن .دى أسنى لأن قم المندسة قد تعجل فى تقديم 
تقر يره ولو أنه تفضل وأطلمنى على ملاحظانه لتجنبنا ضياع الوقت فى مجادلات 
لا فاءدة منها . 

ولنبدأ الآن عنائشة مذكرة هندسة البلدية يندا بندا حتى لا يفوتنا شىء - 
بما جاء فها ؛ سس 

١ بند‎ 

لقد جاء فى صدر تلك الذكرة نبذة عن ناريخ المجارى جاء فها: أن أول 
من قام بعمل مشروع مجارى الاسكندر بة هو الدكتور ديتريش باثمهندس البلدية 
سنة 1857 وأن هذا الشروع عرض على الدكتور هولبرخت باثمهندس بلدية 
برلين فى سنة 1١89#‏ . فأفره بعد إدخال تمديلات عليه ٠.‏ ولكن الست ركاركيت 
جيمس المهندس الخبيرفى الجارى بالهند انتقد هذين المشروعين وأنه فى سنة ١5.١2‏ 
حشر الستر لويد ديفز باثمهددس البلدية مشروما لجارى الاسكندربة وأن هذا 
للشروع عرض عل من كان نيها السبير دوخ ما كد ونالد ووافقت على التقرير وأقرته 

وظاهر من هذا أن هندسة البلدية تود أن تدلل على أن مشروع الستر ديفز 
الحضر سنة 18.08 والمراد استسكله الآن أعى قد مقصه الإخصائيون ومن 1 
السكلام التعرض له الآن . 

وقد اضطررت للبحث عن هذه التقارير الطويلة وتحملت فى سبيل الحصول 
علمها ودراستها ومراجعتها عناء كبيرا ووقتاً طويلا ولكن هذا العناء قد ألى بثمرة 
عظيمة القيمة مما مدعوتى إلى شكر هيئة هندسة البلدية » إذ افتت النظر إلى تلكه 
التقاربر ‏ وحفيقة الأمس أن أحداً من حضرات الهندسين الوتمين على مذاكرة 


ب 


البلدية المتقدم ذّ كرها لا يمكن أن يكون قد اطلم على واحد من هذه التقارير 
وإلالما تجرأوا على ذ كر عكس الواقع من أن هذه التقارير أقرت الستر ديفز 
على صلاحية مشروعه . 

وهذه اللجنة التى ألفت سنة 16.5 كانت مكونة من الستر ديبوى وكيل 
وزارة الأشغال رئيساً والستر شاتوى بك مدير البلدية والدكتور جراهام مدير عام 
مصاحة الصحة والمستركاركيت -جيمس مدير عام مصلحة الجارى بوزارة الأشغال 
والأستاذ جوتشليخ مدبرحعة البلرية والمسترلويد ديفز باثعهندس البلدية بصفة أعضاء 

وقد نظارت هذه اللجنة فى مشروع الستر ديفز وتقربر للست ركا ركيت جيمس 
تار يخه ٠+‏ نوشير سنة ١٠‏ مؤلف من واحد وعشربن صفحة فند فها مشروع 
المستر ديفز من جميع الوجوه وخطأه من حيث جواز صرف مياه الجارى رأساً 
إلى البحر داخل ماسورة طوطا ٠٠ ٠‏ متر وذكر أن جميع القواعد التى استنتجها 
المسترديفز من تقار بر الجعية الملكية البريطانية خاصة بإطلاق مياه الجارى 
على البحار الحيطة بالجزر البريطانية حتى بعد معالجنها وتصفيتها لا يجوز تطبيقها بحال 

من الأحوال على شواطىء الإسكندرية نظراً لاختلاف الناخ من بارد إلى حار 

وانعدام الد والجزر بشاطىء الإسكندرية . 

وأرفق بتقريره مذَّكرة من البروفسور وكاس الطبير انكيارى و تمززرأى . 
المستركاركيت جيمس من الناحيتين البكتريولوجية والكياوية . 

ومن الاطلاع على الكاتبات التى تبودلت بهذا االخصوص نرى أن الستر 
ديفز لم يستطم جوابا أمام هذه المقائق -- وأمام خبرة الست ركا ركيت جيمس 
والأستاذ لوكاس وما طلبه الدكتور جراهام مديرعام الصحة لم ير يدا من اك 
بوجهة نظرم واقترح حلا وسطأ هو إنشاء أحواض للترسيب وعدم قذف ثىء 


ان 


بالبحر إلا المياه الرائقة يمد معالجتها بالسكلوربن وأنه ققط لايستطيع تنفيذ هذه 
الأحواض وقتثذ نظراً لضمف موارد البلرية وأن السألة لمالية هى الخام فى الوضوع 
كا أنهكان هناك اعتبار هام وهو عدم إلحاق المزيمة بمشروع الستر لويد ديفز 
باعتبار أنه كان أول باثمهندس إنجليزى لبلدية الإسكندرية وكانت بأكورة أعمال 
جنابه مشروع الجارى . 
بند»؟ ٠‏ 

أما عن تقرير المست ركورنيش ”9 وعدم الإشارة إليه فى تق رير الستر ديفز 
.وتقار بر اللجان فإن الست ركورنيش كتبه فى سنة 197 منتقداً فيه التجاء بلدية 
الإسكندرية إلى باثمهندس بلدية برلين ليحض رطا مشروعاً لجارى الإسكندرية 
مع اختلاف الكان والناخ - وكان من نتيجة انتقاده أن استدعت البلدية 
فى سنة 14٠‏ للستركاركيت جيمس الخبير بمجارى المناطق الحارة بالهند ومينساء 
“:ومباى ليراجع الشروع الذى حضره الدكتور هولبرخت ( مكبير مهندسى 
بللدية برلين ) . 

وقد جاء تق رير السقركاركيت جيمس فى سنة 11١6‏ مؤيناً لآراء المستر 
كور نيش أما القول بأن للست كور نيش رجل لابعتد برأيه لأنه مح مسرة بالهعرف 
على البحر واستبعده مية أخرى فاستدلال كان جدر تحضرات مهندمى البلدية 
عدم ذ كره - وغريب أن تنتقد البلدية الست ركورنيش من هذه الوجهة مع 
أنه لم يشر بصرف' جزء من مجارى الدينة إلى البحر إلا كتدبير مؤقت لإنقاة 
الخالة نظراً خالة البلدبة المالية مشترطاً أن يجهز مشروع نهانى لجارى الدينة بأ كلها 
ليصب بعيداً عن البحر ويلاحظ أنه فى سنة 19.08 لم تكن هناك حمامات بحرية 
أو أ كشاك للاستحام وكانت للدينة لاتمتد إلى أبعد من ضاحية الإبراعيمية . 


(1) عذا التغرير قدمه الدكتور مد بك خليل عبد الخالق للجنة الأشفال أثناء اجتاعها يوم 
+ أ كتوبر سنة 1443 ولم يسبق لى الاطلاع عليه وباثئل رات مهندمى البلدية ٠‏ 
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أما بلدبة الإسكندربة منذعهد المسترديفز و إلى الآن فإنها لم تعمل على تفادى 
الأعمال الضبارة بالصحة بل زادت الطر -- وإن لم تفصد ‏ حيث تقذف عيام 
الجارى إلى البحر فتاوث الشواطىء التى يؤمها المصطافون من جميع بلاد القطر 
للاستححام وتصرف مياه الجار ىك هى إلى بحيرة مى بوط بل وأنشأت ممما من البناء 
للمجارى فى جسراترعة الحمودية يعلوعن مائها فتتسرب منه المياه اللوئة إلى تلك 
الترعة فضلا عن أنه كانت تعرة ف من مياه اللجارى الفائضة رأساً إلى 'رعة الحمودية 
نفسها الى تستمد منها الدينة مياه الشرب ٠‏ 


ذلاجب بعد هذا أن تتفثى حجى التيفود والدوسنتاريا والاسكار يس وغيرها 
من الأسراض المتوطنة بالمدينة . 


وا مسق ركورنيش مهندس جدير بكل ثناء فقد استوطن الإسكندرية مفذ 
سنة 1/4 وكتب تقريره سنة 1.07 أى بعد أن أقام بها نحو ريع قرن ودثم 
شيخوخته وضعف صعته على ماجاء فى تقريره فإنه رأى من واجبه حو المدينة 
أن يتحمل عناءكتابة ذلك التقرير يحذر فيه البلدية من الأخطار التي ستصيب 
المدينة بصرف مجاريها إلى البحر »و إنى إظهاراً لفضله و بعد نظره قد أرفقت يكتابى 
هذا شطراً من ذلك التقرير بلنته الأصلية . 


شد "5 


ذكرت البإدية أن المسترديفز لما شرع فى عمل الجارى احترم الشبكة 
الىكانت موجودة ثم أخذت هندسة البلدرية فى ذكر أطوال الجارى التىثم إنشاؤها 
إلى الآن ول يقتها أن ب كرعدد البالوعات والآبار المتصلة بهذه الحارى كأننى تقدمت 
بمشروعى بقصد إزالة هذه البالوعات والأبار أو سدها . 


0 


مع إنتى لم أتقدم إلا بمجرد فكرة عن طريقة صرف الديئة ومنم الأضرار 
الصحية الناتجة عن صرف القاذورات إلى البحر مقتررحا طريقة حل هذه الشكلة . 

ول أقل إننى ان أحقرم شبكة الجسارى المالية وآآلاف البالرعات والآار التى 
أنشأتها البلدبة بل إننى سأحترم كل هذا ويجب على البلدية أيضا أن تحترم ذلك 
إلى أن تبلى الجارى فتعدل ما يحتاج منها للتعديل بما يتفق والطالب الصحية 
والمندسية . 


ندع 


شرحت مذاكرة ا مندسة طريقة صرف المدينة الآن ونصحت بأن تُكون 
الجارى قادرة على صرف مياه الأمطار أيضاً وصرف الفائض منها مدة الشتاه 
إلى البحر أو يحيرة صسربوط وأنا لا أعارض من حيث الجع بين نصرف اليا 
فى الطفس الجاف وفترة الأمطارء ولكن اعقراضى هو على صرف مياه المجبارى 
إلى البحر . 


فده 


ذكرت هندسة البلدبة أن عيوب الجارى الحالية ناتجة عن زيادة عسدد السكان 
لاسها فى امناطق الشرقية من المدينة خصوصاً فى منطقة الرمل بما أدى إلى ازدحام 
الجمعات الرئيسية وأنا أوانقها على ذلك » ولكنى أخالفها فى أن الأعمال الطروحة 
فى للناقصة ستؤدى إلى النتيجة التى تنشدهاء فإن الواجب يقضى أن يبدأ بنفيذ 
السياسة التى قررها القومسيون من حيث فصل النطقتين الشرقيية والجنوبية 
وعدم صرفها إلى الجمسات الوصلة لطلمبات قايتباى فيخف بذلك الضغط الذى 
نشكو منه هنلسة البلدية . 
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ثم ذكرت المندسة تفاصيل الأعمال الطروحة فى الناقصة وهى :ب 
)١(‏ إنشاء مسب بحرى بطول +/متراً داخل البحروويصب على عمق 


١‏ ماراً من سطح البحر.. 
(ب) إنشاء عطة طلببات حديثة رئيسية وتخازن وورش ومسا كن ببهة 
قايتباى . 


(ج) إنشاء ممم رئيسى من اللواسير الصلب قطرههر! متر و بطول ٠٠٠١‏ متر 

(د) إنشاء مصبات فاْض الأمطار بالميناء الشرق مع إصلاح الوبجود منها . 

(ه) هدم النشئات والمجمعات القديمة الواقمة بهذه المنطقة التى أصبحت 
الآن لاتنى بالفرض الرجومنها . 

وقدرت لهذا الشروع 50٠٠٠٠‏ جنيه . 

وغريب أن ترى عندسة البلدية الاستمرارفى طرح هذه العمليات فى الناقصة 
فى وجه القرار النى أصدره القوسسيون بتقس امدينة إلى ثلاثة أقسام » فإن هذا 
التقسم يستدصى تحويل صرف نصف الدينة من حيث عدد السكان. وأ كثر 
من ثلثها من حيث الساحة إلى طلمبات أبى قير وطلمبات الكس » و بذلك تصبح 
الجسعات الخالية فيا بين شارع أفيروف وقايقباى كانية جداً لما هو مطاوب منها 
تأديته حتى فى المستقبل البعيد . 

كا أن ما استقر عليه قرار الاجنة من حيث إنشاء أحواض للترسيب يعنطقة 
قايتبلى أمى يستدعى تغبير مناسيب الرفع لاطلمبات . 

وأيضا فأن تقليل عدد السكان والساحة التى تصرف على قايتباى يستازم 
بالثل إنقاص عدد وحدات الطمبات والاكينات وكذلك قطر ماسورة السب 
البحرى وغير ذلك من الأعمال الصناعية . 
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أما تقدير التفقات بمبلغ 76٠٠٠٠‏ جنيه فأمجب من ذلك لأن هذا البلغ 
قدلا يكني لإنشاء للاسورة المراد مدها فى البحر بطول +77 متراً بواسطة الغواصين 
الإخصائيين ثل هذا العمل . وأظن أن هندسة البلدية توافقنى على ذلك فإنها 
فى حسابها لتكاليف مشروى قدرت لإنشاء سحارة بطول ٠‏ مقراً نحت ترعة 
الحمودية مبلغ 18٠٠٠١‏ جنيه ( مأنة ومانون ألف جنيه ) أى بسعر ٠٠٠؟‏ نيه 
لدتر الطولى » قفياسا على ذلك لن تكون تسكاليف مد الاسورة بالبحر و بواسطة 
النواصين بطول +7 مترأقل من مليون ونصف من الجنييات . 

ثم من ناحية أخرى إذا أخذنا بما قدروه عن يند آخر فى مشروعى وهوأن 
تكاليف التر الطولى للمجارى بالمدينة تبلغ مائة جنيه فى الأرض الجافة بتسارع 
أبو الدرداء فإن المتر الطولى مرى الماسورة امراد مدها فى البحر لن يتكلف أقل 
من خمسة أمثال هذا البلغ أى ٠‏ ٠ه‏ جنيه للمتر الطولى فتكون تسكاليف الماسورة 
2٠٠٠٠‏ جنيه تقريباً ‏ وهذه التقديرات أذكرها على سبيل المثال والقارنة بين 
الطريقة التى اتبعت من حيث زيادة الفيات زيادة غير معقولة فى تقدير تكاليف 
الأعمال الخاصة بمشروعى دون أن تعرف تفاصيله . أما نيا يتعاق بتكاليف مشروع 
البإدية فالأمى على العكس . 

فإذا أضفنا إلى هذا تكالين الحمم الرئيسى يطول ٠٠١‏ متر والأعمال الأخرى 
المتصلة به وعنير محطة الطلمبات والبيارات الأمامية والخافية واما كينات والطلببات 
والمساكن والخازن وغير ذلك من الأعمال الواردة يجداول المناقصة فإن العطاءات 
القى ستقدم للبادية ستكون بعيدة بمدا كبيراً عن مبلغ ال ٠٠٠٠6؟‏ جنيه القدرة 
لهذه الأعمال . 
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..ذّكرت هندسة البلدية أن المشروع المطروح فى الناقصة لايشمل إنشاء أحواض 
للتنقية و إن فكرة إنشاء أحواض للتنقية بنقطة قايتباى فكرة مستحدة أو (اقتراح 
جديد ) والحقيقة إن إنشاء هذه الأحواض ليس باقتراح جديد أو فكرة مستحدثة 
بل هو برجع إلى سنة 19.5 عندما بحث مشروع المستر لويد ديفز أمام اللحئة 
التى عينت برئاسة وكيل وزارة الأشغال والتىكان من ضعن أعضائها المستر ديفن 
نفسه الذى سل بأعمية إنشاء أحواض التنقية وأنه لم يرجئها إلا لأسباب مالية وكان 
الشروع الذى عرض على اللجنة يشمل إنشاء مصب للمجارى داخل ماسورة طولها 
مترداخل البحر. 

وكان عدد سكان المدينة إذ ذاك حوالى "6.٠٠٠‏ نفس و بالتبعية لذلك 
كانت المواد البرازية التى تصرف إلى البحر والتى تلوث الشواطىء نصف 
كينها الحالية . 

وند ذكرت المندسة فى سبيل تعداد الصعوبات انخاصة بإنثاة أحواض 

التنقية عند قايتباى انبا تستدعى « تعديل أسامى فى شبكة الجارى الالية » 
وهذا ثىء لم أستطع فهمه لأن هذه الأحواض لاعلاقة لها بالشبكة ولا تستدعى 
تمديلا أساسيا أو غير أسامى فبها لأ نكل ما هو مطاوب هو أن ترفم الطلببات 
إلى أحواض التنقية مياه الجارى حيث م عملية الترسيب والعلاج السكياوى ومن 
ثم قصرف المياه الرائقة التى تم معالجتها إلى ماسورة المصب أى ان هذه العملية ثم 
وق سطح الأرض بعيداً عن شبكة الجارى نفسها والاتصال ينها وبين شبكة 
الخارى انا 9 بواسطة الطلدبات , 

كا أن قسم المندسة يرى حلا وسطاء وهو أن تنكون التنقية بنقطة قايتباى 


: 


سجزئية على مثال ما هو عليه الخال الآن بسان فرانسسكو وقاصرة على نصف سُكان 
للدينة » وهذه الفكرة يستبر تنفيذها الآن خطأ » فقد سبق لى أن أخطرت لجنة 
الأشغال بأن سعادة الدكتور توفيق شوشه باشا وكيل وزارة الصحة أخبرنى على أثر 
عودته من سان فرا سكو فى أواخر شهر أ كتوبر من هذه السنة أن ذوى الشأن 
فى سان فرانسسكو قرروا العدول عن صرف أى ثىء من مياه الجارى حتى بعد 
ممالجتها جزئيا إلى البحر » وذلك لأنه ظهر بأن هذه الطريقة لانفى بالأغراض 
الصحية ؛ ولعل فى هذا مايقنم هندسة البادية بخطر إصرارها على صرف مياه الجارى 
عند نقطة قايثباى . 

ومن جهة أخرى فإن هندسة البلدية » وهى تقترح هذا الاقتراح يجمل محطة 
قاينباى قاصرة على صرف مجارى نصف سكان المدينة لم نبادر بتعديل رسوماتها 
على أساس ما سبق شرحه» بل عمدت إلى تنفيذ الشروع لكامل سكان الدينة 
الأم النى يفهم منه انها ترى الى فى تنفيذ المشروع سب اقتراحات المسقر 
تيلور دون الإلتفات لقرار اللجنة والقومسيون أو الاعتبارات الصحية . 

وما كان يجوز السماح به فى سنة 14.08 لا يجوز الإقدام على تنفيذه الآن 
بمد أن تقدمث الدراسات الصحية » و بعد أن أصبحت شواطىء الأسكندرية 
على كامل طولها يؤمها الناس من مختلف أنحاء القطر للاستحام . 

وأنه لعمل يأباه العفل ولا يتفق مع الذوق العام أن تقدم البلدية على إنشماء 
معمل هائل عند مدخل رصيف قايقباى يبلغ ارتفاع أدواضه نحوستة أمتار عن 
الأرض وظيفته تصفية وترسيب وتتقية مياه الجارى وذلك فى أبرز نقطة من الدينة . 

وستشغل هذه الأحواض مساحة قدرها نحوعشرة أفدنة هذا فضلا 
عن الأحواض اللازمة لتخز ين الرواسب وحفظها قنها حتى بسمح الطفس بتفرينها 
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إلى للواعين وأسطول السفن اللازمة لنقلها وإلقائها ببيدا عزن الشاطىء بنحو 
عشري نكيلو متزاً على ماهو وارد بتقرير لجنة الأشغال لتفرشها التيارات البحرية 
والرياح والأمواج مانية فى هذه المرة على شواطىء المنئزه وألى قير. 
ش ثم هناك مسسألة تديير مساحة المشرة الأندئة المطاوية لأحواض الترسيب 
ونحو نخس هذه للساحة أيضاً لأحواض تخزين الرواسب لدة شهر أوأ كثر حول 
محطة الطلمبات الأمى الذى لامكن تدبيره إلا عصار يف بأهظة للخابة لأنه يستدعى 
إقامة رصيف ضْحخم بالبحر ثم ملء مساحة اثنى عشر فدانا 27 بأثربة تنقل بضعة 
كياو مترات من تلال الحضمرة كا و إن الأساسات اللازمة لإنشاء الأحواض يتمين 
ارتكازها فوق القاع الحجرى الأصلى لابحربما يزيد فى تتكاليف هذه الأعمال 
زيادة كبيرة . 
كل ذلك بفرض أن هذا العمل الشاذ تسلم به المدينة وسكانها فى أجمل بقاعها 
وعلى الطريق السلطانى الموصل بين سراى رأس التين وسراى المنتزه العامرتين . 
مناقشة مشروع راغب يك 
ثم انتقات هندسة البلدية إلى مناقشة المشروع الذى نشرفت بتقدعه وقدفرضت 
افتراضات لم تخطر لى يبال وكان يمكنها أن نستفسر منى بخطاب عنا يكون غامضاً 
عليها قبل أن تقدم على تحرير مذ كرتها وحشوها بأرقام خيالية غريبة ‏ قد قررت 
أن مشروعى لايحترم شبكة الجارى الحالية مع أنها فى الوقت نفسه قررت أن مشروى 
يقضى برفع جميع مياه مجارى المدينة الواصلة إلى تقطة قايقباى من - مسرلى المنتزه 
شرا إلى باب العرب غيا ومرى شواطىء بحيرة مربوط جنوي إلى شاطى* 
البعر الأبيض التوسط ثهالا ‏ بواسطة طلمبات وتحويل صرفها إلى متزرعة 
(9) قدر للستر ديقر هذه الساحة بعصرة هكتار أّى حوالى 4؟ ندان , 


آل 


جنوبى حيرة مر بوط » ودليل على ذلك أنها جعلتما سوف ترفعه الطامبات الجديدة 
فى مشروعى 914٠‏ قدم مكمب فى الدقيقة وهو نفس الرقم النى قدرته البلدية 
ونشره الممستر تياور فى تقريره ( صفحة 4) وهو أقمى تصرف للمدينة بأسرها 
فى مهاية مسحلة التوسع التكامل كا أنها جلت طول المواسير الصاعدة خهسة 
كيلو مترات ونصف وى نفس المسافة بين نقطة طامبات قايتباى وفرن الخراية 
على شاطىء بحيرة صربوط مع إننى شرحت أمام لجنة الأشغال أنه يجب تسم 
اللديئة إلى قسمين :- 
قسم بحرى وهو شريط الأرض الذى انحداره الطبيعى إلى البحر. 

٠‏ والقسم الثانى » ويشمل شرق المدينة وغر بها وجدوبها ويصرف بالميل الطبيعي 
إلى شواطىء بحيرة مس بوط حيث تنشأ أحواض الترسيب على بعد - ر”' كيلومتر 
كا قرر الااكتفاء بذلك الدكتور خليل بك عبد الخالق أو فى مزيرعة على بعد عشرة 
كياومترات حسب اقتراجى الأصلى . 

والواقع أن الطلبات الفترحة فى مشروعى مع احترام شبكة الجارى المالية 
ستكون مهمتها صرف مياه الجارى للقسم البحرى أى الذى يصرف الأراضى التى 
تنجه انحداراتها نحو البحر . 

وفى هذه الحالة لر1 يتحاوز 'نصرف مجارى هذه المنطنة فى فترة الزوابع 
٠‏ قلم مكعب فى الدقيقة . 

ولسكننا رغبة فى احترام شبكة الجارى الحالية وخضوما للأخطاء التى وقمت 
مشروع للستر ديفز ومتابمة هندسة البلدية بعد ذلك تنفيذ الأعمال بنفس الطريقة 
إخاطئة سنجعل محطة الطلمبات قادرة على رفع ضعف هذه الكية تقريباً وهذه 
الزيادة الاحتياطية يمكن التخلص منها تدر يجيا بعمل توصيلات وتحاويل جزئية 


فق 


لتوسجيهها إلى شبكة الجارى التى ستدشأ الصرف المناطق الجنو يبة والشرقية والغر بية 
للمدينة النحدرة نحو بحيرة م بوط . 
ويجدربى أر: أعيد هنا الوصف الجغراى للدينة الإسكندربة حتى أظهر 

جسامة الخطأ فى تقديرات هندسة البادية . 

فدينة الإسكندرية فى عبارة عن شريط مستطيل من الأرض بشكل 
هضبة يقع سمتها ‏ ومنسوبه نحو ر١!‏ مترفوق سطح الأرض - جنوبى 
شارع اللحديوى الأول وامتداده شرقاً وتتخال هذه الحضبة بشع وديان محلية 
وأ كوام متفرقة على أن الشطر ال كبر من هذه المطبة يتحدر جنوبا إلى بحيرة 
عر بوط التى يبلخ منسوب مائبا ثلاثة أمتار تحت سطح البحر- ينما الشطر 
الأصفر يتحدر إلى البحر . 

ومشروع المستر ديفز يقضى برفع مياه جميع الجارى بالشطر الجنوبى فوق هذه 
السئمة إلى أن نمبب ف الجارى الوازية للبحر حيث ترفعها طامبات قايتباى وتلق 
بها فى البحر يننا مشروعى يسكس هذا الوضع لأنه يقضى برفع مياه الغطر الأصغر 
الواقم على الساحل إلى. ظهر السنمة ثم صرفه بالانحدار الطبييى للتوفر جداً نحو 
بحيرة مىبوط ومن حسن المظ أن الأجزاء الشرقية والغر بية والجنو بية وهى الشطر 
الأ كبر من المديئة تكاد تتكون خالية من شبكات الجارى فيا عدا المناطق التى 
ترفع مياهها طلببات محسن باشا وسيدى جابر والحضرة وسموحة وهذه جميعها 
فى الشروع الجديد يجب إيقافها وصرف مجاريها الصاعدة بالانحدار الطبيعى 
نحو البحيرة . : 
فشروعى يحرم شبكات الجارى الحالية فى الشوارع والحوارى والأزقة التى 
سردتها الحندسة عذ كرتها وهى السلطان سلم والتوفيقية والشيخ سليات باشا 
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وشمبليون والبوستة والبورصة وصلاح الدين ورأس التين والشمرلى ووكالة أخلضار 
والباب الأخضر والحمودية وغيرهاء ولكنى لا أوافق على الاستمرار فى تشغيل 
طلمبات مسن باشا التى ترفع مياه من الأراضى الواطية حول ترعة الحمودية فيا 
بي نكو برى التاريخ وترعة الفرخة وتدفع بها صحوداً إلى ممع صلاح الدين وقوة 
هذه الحطة مائة حصان وتصرفها ألف قدم فى الدقيقة . وبامثل طلببات سيد 
جابر والحضرة وسموحة التى أبت هندسة البلدية أن توافينا بمقادبر تصرفاتها 
وقوة وحداتها . 


تكاليف مشروىى : 


لقد قدرت هندسة البلدية تكاليف مشروعى ببلغ مليون جنيه مخلاف 
الزرعة » ولقد تحزت عن إدراك طريقة عمل هذا الحساب قأولا قدروا تكاليف 
القر الطولى من الجارى داخل الدينة بلغ مائة جنيه » ولكن إذا لاحظنا ما سبق 
شرحه من خطأ جسي فى تقديرم لكيات المياه الواجب رفعها بواسطة الطللبات . 
فى مشروعى وخالنتهم لأسط المبادىء الطبيعية » وكذلك لقرار لجدة الأشغال 
والقوسيون القاضى بتقسي المدينة إلى ثلاثة أقسام والاقتصار على صرف المساحة 
الواقمة شمال المدينة على طامبات قايد باى » فإنه لإظهار نجسامة تكاليف مشروعى 
نرضوا أن جميع مياه المديدة يجب توجيبها كلها أولا نحو ساحل البحر سواء 
بالانحدار الطبيمى أو بالطامبات الخالية أو بطامبات جديدة إلى أن نصل لنقطة 
قايد بلى شم رفمها ثانية كلها بالطلمبات لتوجمها إلى شاطى ٠‏ بيرة مر يوط كتشغشيل 
ساقية جحا ماما . 

والواقع أن الطلمبات التى اقترحت إنشاءها ستكون قاصرة على صرف المنطقة 
التى يتجه اتحدارها الطبيعى نحو البحر وتبلغ مساحتها نمو 40٠‏ مكتار وتعداد 


السروعات م -- غم 4 


سكائها فى المستقبل البعيد نحو ر بع مليون نفس ولكننا من باب الاحتياط سنجملها 
قادرة على صرف ٠٠ ٠‏ قدم مكعب فى الدقيقة » وهذا القدر يزيد بمقدار ©”مر 
عن أقمى ما يمكن أن ترفعه طلببات قايتباى الحالية بعد استبعاد نصرف محطة 
طلمبات محسن باشامنها . ش 

وعلى هذا الأساض لن يتجاوزقطر الماسورة الصاعدة هبر مقر بطول 
ه كيلو متر إلى أرك نصل لأحواض الترسيب المفروض إنشاؤها على بصد 
"كيو متر من شاطىء البحيرة . 

وتبلغ تكاليف إنثشاء محطة الطلمبات اللازمة ترفع ٠٠٠‏ قدم فى الدقيقة 
ميلقا لا يتمحاوز 6٠٠٠ ١‏ جنيه شاملا الوحدات الاحتياطية ومبانى العبر . 

أما عن السحارة اللازم تمر يرماسورة الجارى بداخلها تحت ترعة المحمودية 
وسعتها ٠هرء‏ مترفإن تكاليفها لن تتحاوز 76٠٠٠١‏ جنيه وليس ١88٠٠١‏ جنيه 
(ماثة ويمانون ألف جنيه )كتقدير هندسة البلدية فتكون ججلة تتكاليف مشروصى 
لتخليص المدينة مر الأضرار الناجمة عن إلقاء مياه الجارى إلى البحر وتلويث 
الثغاطىء هى 0٠ ٠ ٠١‏ جنيه يضاف إلى هذا مبلخ ٠٠‏ جنيه على الأ كثر 
لإنشاء مجم رئيسى جديد من نقطة قايقباى إلى ميدان إسماعيل إذا ما اتضح 
مرن بحث حالة الجسمات اطالية المتدة بشارعى التتويح ولللكة نازلى أنه 
لا يستطاع الانتفاع بها ء كا أن هذا الأمى خاضع من جهة أخرى للموقم الذى 
سيقم عليه اختيارى لحطة الطلمبات - 

ويلاحظ أن هندسة البلدية قد أدخلت فى تفديرها أن مشروعى يستازم 
إنشاء حطة طلمبات ثانية قبل بحيرة مربوط مع أنه استقر الرأى على الا كتفاء 
بإنشاء أحواض الترسيب على بعد - ر؟ كيلو جنوبى ترعة الجمودية » وهذا 
لايستازم إنشاء محطة طلمبات ثانية أنه بذلك أصبحمتيسراً ملء أحواض الترسيب 


6٠ 


بالراحة رأسا من اماسورة الرئيسية بسبب اتخفاض منسوب أرض بحيرة مريوط . 

ولم تترك هندسة البلدية فى سبيل تفنيدها لمشروعى حتى التخطيط الذى 
اخترته بصفة مبدئية لهرور الاسورة الصاعدة » نقد شرحت أمام لجنة الأشفال 
إنى أختار مبدئيا مرور اللاسورة الصاعدة الجرء الأوسط المزروع حشيشاً بميدان 
إسماعيل ثم أخترق ميدان مد على إلى أن أصل إلى النشية الصغرى ثم أمى بهذه 
للاسورة الصاعدة فى شارع أبى الدرداء حتى أصل إلى مبدأ المضبة عند شارع 
المديوى الأول ثم أنايع السيرفى شارع عامود السوارى حتى أصل إلترعة الحمودية 
وذلك لأن فى اختيار هذه الشوارع سهولة إقامة الاسورة الصاعدة مع عدم مضايقة 
حركة امرور ولكن هندسة البلدية لم يسجهاهذا التخطيط وانتقدنه «قائلة أن هذه 
الشوارع ليست قلياة المركة بل عى من أ كثر الشوارع حركة وازدحاما وكثير 
من ميائمها قدعة العهد » وكان من واجب المندسة وتد انتقدت هذا التخطيط 
أن تأتى بأحسن منه ‏ فواحد من أهالى الإسكندرية لا يمكن أن يقول هذا 
القول - لأن الشوارع الوصلة بين الميناء الشرقية وشارع المديوى الأول هى : 
شوارع أبى الدرداء والأسقفية ومسجيد العطارين وامخد.وى توفيق وشريف باشا 
والنى دائيال وجميم هذه الشوارع أضيق وأ كثر حركة وأشد ازدحاما من شارع 
أبى الدرداء فهو من أعفم شوارع للدينة انساما ولا يوجد من المارات على طوله 
إلا يضم مساكن يجانبه الغربى تنبى عند شارع سيدى التولى أما باق الشارع 
فخازن ودكا كين لاتعلوها مسا كن وأما شارع عامود السوارى إن أ كثر من نصف 
طوله نشغله جبانة السلبين وكوم عامود السوارى - ها قالته هندسة البلدية بهذا 
الصدد لا يجوز ذّكره أمام لجنة الأشغال أو أى فرد من سكان الإسكندر ب 
وكنت لا أود التعرريض بهندسة البلدية فى هذه الفقرة أولا إننى وعدت فى كتابى 
هذا بأن لا أترك شيا مما جاء فى مذكرة الهندسة التى رفمتها لخصدوص مشروع 
امجارى وتفنيدها لفكرتى بدون تعليق . 


ه١‎ 


مزرعة المجارى 


بقيت مسألة مزرعة الجارى وهذه قدرت هندسة البلدية تكالينها بمبلخ 
مليون جنيه دون أن تذّكر مفردات هذا امبلغ . 
يليح لى أن هندسة البلدية أضانت إلى تكاليف إنشاء المزرعة التكاليف 
اللازمة لإنشاء أحواض الترسيب والتنقية مع أن هذه العملية الأخيرة لازمة ازوما 
أ كينا حتى فى حالة صرف الجارى إلى البحر وقد أشار بها جميع الاخصائيين 
الذين درسوا مشروعات مجارى المدينة من سئة *٠؟١‏ إلى الآن وبما فيهم نفس 
المستر لو يد ديفن الذى قال : إنه ذا ظهر أى تاوث فى البحر فن الحتم إنشاء أحواض 
القرسيب والتنقية بنقطة قايتباى بل وقدر المساحة اللازمة هذه العملية بنحو أربعة 
وعشرين ندانا يحصل علبها بإقابة رصيف ومصد للا مواج وردم الساحة الغخصورة 
بين الرصيف والشاطىء كا أن القومسيون قرر إقامة هذه الأحواض وعملية 
التنقية بتفطة قايتبلى ‏ ويسرى أن أشسكر هندسة البلدية على ما جاء بمذكرتها 
من أنها توافتنى ( لأول مرة) على معارضتى لإنشاء أحواض الترسيب والتنقية 
ببذه النقطة حيث الت : « والهندسة توافق عزته على نقده ومعارضته لفكرة 
اختيار موقم أحواض الترسيب والتكلور فى أنف المدينة يقايتباى » . 
وإذن فإن امبالغ اللازمة لإنثناء أحواض الترسيب والتتقية مشتركة فى مشروى 
ومشروع البلدية لأنهالازمة علىكل حال وققط يجب أن يراعى أن تكاليف إنشاء 
هذه الأأحواض بنقطة قايتباى سيكلف البلدية أضعاف ماتتكلفه إذا ماأقيمت على 
شاطىء بحيرة مرنوط قإن إحراء هذه العملية عند قايقباى يستلزم بناء سور حول 


يفن 


الأرض التى ستقام عليها وتنطية الأحواض بأغطية تحكة بل قد يستدعى الحال 
نع تسرب الروائج وتوالد الذياب بناء عنابر لإبواء هذه الأحواض على كامل 
المساحة البالفة اثنى عشر فدان » هذا فضلاعن التكاليف اللازمة ردم هذه المساحة 
وصياتها من فعل الأمولج على ها سبق شرحه . 

ولقد قررت لجنة الأشغال وهندسة البلدية أن المياه الصافية بعد معالجتها 
بالكلور يلق بها فى البحر أو فى مصارف منطقة أبوقير أو المصارف المتصاة 
بطلمبات المكس لترفعها هذه الطامبات وتلق بها أيضًا إلى البحر - وهذا العمل 
يعد أماً غير معقول فى القطر المصرى الذى يعتمد فى زراعة أراضيه على الرى 
الصناعى ( أى بغير الاعتاد على الأمطار) . 

أما فى مشروعى فسنستفيد بهذه المياه فى رى مساحة نستخلصها من بحيرة . 
مسبوط أو بجزيرة الشعران فإذا أكتفينا بأاف فدان فإن تكاليف استصلاحها 
وإعدادها لازراعة لن تتجاوز سين جنيها للفدان الواحد . ويديهى أن استغلال 
مثل هذه المساحة التى يتوفر لما الرى ومواد التسميد إلى جانيها لاد وأن تُكون 
عملية رابحة للغاية ويك للتدليل على ذلك أن أذكر أن مزرعة الجارى. بالقاهرة 
وتبلغ مساحتها 16٠٠‏ قدان تباع ثمارها سنوباً فى الوقت الخاضر ببلغ يقرب من 
لمائة ونمسون ألف جنيه عدا قيمة ما يباع من المماد الفائض عن حاجتها . 

وإذن فتقدير تسكاليف الزرعة فى مشروعى بمبلمُ مليون جنيه مبالفة 
ونبوبل لأن حقيقة التكاليف لا تزيد عن ٠٠٠ ٠‏ هجنيه؛ هذا فضلا عن الإبراد 
السنوى الذى يأتى من الزرعة نفسها . 

وإذا كانت هندسة البإرية بعد هذا ترى أن المزرعة. تتكلف مليون جنيه 
وتصر على ذلك فإنى متنازل عن فسكرة المزرعة وفى هذه الخالة صرف المياه الرائقة 


عم 


للعقمة هدرا إلى بحيرة بوط دون الانتفاع بها مع أنهم فى سان فرانسسكو 
إستعماون هذه المياه فى رى منتزهات المدينة ولا يلقون بها إلى البحر على مأ هو 
وارد يتقرير الدكتور عمد بك كال مدير عام مصاحة الصحة الوقائية بوزارة 
الصحة الع.ومية . 


تكاليف الأجمال 


ولارجم الآن إلى تقدير هندسة البلدية للتسكاليف الشروع لمطروح الآن 
فى الناقصة العامة فتقول ؛ ‏ 

أولا - أنه يجب مضاعفة قوة الحطة تبما لضرورة رفم الياه إلى النسوب 
اللازم لملء أحواض الترسيب الأمس الذى مدعو إلى مضاعفة تسكاليفها فتبلخ 
حنيه . 

ثانياً ‏ ممع الكورنيش بطول "٠٠١‏ مقر يقطر هر مقر تبلغ تكاليفه 
قياسا على سابق تقديرها لتكاليف الماسورة الصاعدة 7٠٠١‏ 6< 6" جنيه بت 


(1.٠٠٠‏ جليه 


ثالنا - الصب البحرى - وهذا عمل صعب للغابة حيث لا يوجد فى مس 
من الفواصين من يستطيع القيام به - والغواصون الذين يشتغلون فى مثل هذا 
الوقع الكشوف للتيارات والمواصف يجب أن يتلسوا قط الأحوال الجوية التى ‏ 
يستطيعون فيها إجراء عملهم ويكونوا معفم أيام السنة يدون عمل تقر يبافى اننظار 
الفترات بل الساعات التى يسمح قبا الطقس هم بالفوص لقب الصخور ثم 
نسفها بالديناميت ثم نسوية جوانها لتلتى للاسورة -- ونفس الستر تياور قد أشار 
إلى هذه الصعوبات فى تقريره : 


غ6 


ويبلغ كن الاسورة وحدها نحو 4٠٠٠١‏ جنيه وهو أصغر بند فى التكاليت 
فإذا أضفنا إلى ذلك أجور الغواصين والمال الذين يساعدونهم من فوق سطح 
الاء وأجور الصنادل والأوناش اللازمة للعمل وقدرنا ذلك بميلغ 7٠٠٠١‏ جنيه 
يضاف إلبها تمن ودق الستابر الحديدية وتغطية للاسورة فى جزء من طوطها بالوسانة 
وتثبيتها فى مستقرها فى الأجزاء العميقة بباركات ضخمة من الخرسانة وهذه تندر 
بلغ +٠٠٠‏ جنيه ذإن جملة تتكاليف هذا الصب البحرى ان تقل عن 
|8٠66‏ جنيه , 

رابماً ‏ تكاليف ردم ما مساحته اثنى عشر فداناً من البحر لإقامة أحواض 
القرسيب عليها مع إنشاء الماجز البحرى اللازم لجايتها من نمل الأمواج وتبلخ 

خامسا ‏ تكاليف أحواض تخزين الرواسب فى الأيام الماصفة وتبلخ 
على الأقل ٠٠٠٠٠١‏ جنيه . 

وعلى ذلك تكون تكاليف الأعمال الثابتة ٠٠.ر‏ ١م‏ ألف جنيه . 

سادساً ‏ تكاليف شحر:. رواسب أحواض التنقية ونقلها حرا لمسافة 
عشري نكيلو متراً ثم تفرينها وتقدر بمبلغ ٠٠‏ ٠رءه١‏ ألف جنيه سنوي باعتبار 
تكاليف الطن الواحد نصف جنيه قتط ‏ وهذا للبلخ 0 

سنويا. موارد البلدية فهو بوازى رأس مال قدره ه مليون جنيه على أساس فائدة 
؟ ب ( ثلاثة فى للا 56 

ويلاحظ أن هذه القايسة لا نشمل إنشاء أحواض الترسيب والتنقية وتنطيتها 
ولا الأسوار والعنابر اللازمة لإبوائها . 


نات 


خاعة مذكرة هندسة البلدية 
وختمت هندسة البلدية مذ كرتها بكايات نصح وتخويف تناولت فها النقط 
الأئية :- 
١‏ - للدينة أصبحت مفيدة بالأساس الذى سارت عليه الشبكة الالية 
التى حعمث سنة .1 ْ 
وأنا أقررأن هذاغير سمح لأن شبكة الجارى المالية للجزء الشمالى من الدينة 
أن يمسها أى نعديل لأنها فى الوضم الطبيعى الصحيح أما باق أقسام للدينة فن غير 
الطبيمى صرنها على قايتباى ومن حسن الحظ أنه ميم إلى الآن إنشاء شبكات 
لصرف مجاريها ومعظ. مافيها من مجارى ترفع بالطلدبات الّآن فى عكس الاتجاه 
الطبيعى وكل ماهو مطاوب هو إبطال هذه الطلمبات نتتحه المياه من تلقاء نفسها 
فى الاتجاه الصحيح جنوباً بالاتحدار الطبيعى . 
ل إن المشروع المطروح ف المناقصة ليس إلا تصحيحاً خالة قائمة و إذا أهمل 
أوتأخر الشروع ترتب على ذلك إضرار للششبكة كلها وللحالة الصحية لاددينة » . 
وهذه النغمة من التهديد والوعيد بعيدة كل البعد عن الفن » ويؤسفنى أن أقرر 
فى ضوء ماقدمت من شرح و بيان أن القول بالفائدة الماجلة للمشروع الطروح فى 
الناقصة غيرميح لسببين : أولماء أن الأعمال الطروحة فى الناقصة لن تم ينبم وليلة 
بل يستغرق تنفيذها أرربع سنوات على أقل تقدير: وثانيهماء أن هذه الأعمال لاتحقق 
أى غرض عاجل ولا يمكن أن تستفيد منها الدينة أوأن تخف الاخطار التى يشيرون 
إلها بواسطتها إلا بد أثك ينفذ أيضاً امتداد الجمع الرئيسى على طول شارع 
الكورنيش من شارع أفيروف شرا إلى سبورتنج على الأقل وهو عمل لاتتضمنه 
المناقصة الحالية ويازم لتنفيذه عامان اران على الأقل ‏ فضلاعن أنه يستدعى 


إن 


بناء حائط بحرية جديدة لطريق فاروق الأول ( الكورنيش ) فيا بين السلسلة 


وسبورتنج وإنشاء الجمع الجديد داخل الفجوة الواقعة بين الحائط الحالى 
والحائط الجديد . 
اس ثم أن العجاء هندسة البلدية إلى الهدمد يإيقاف تعمنم الجارى فى الأحياء 
الفقيرة وإيقاف توصيلات النازل إلى الجارى فى الدينة كلها أمى غريب الغاية 
لأن هذه الأحياء النقيرة ومساكن الضعفاء يقم معقلمها فى الناطق البلية والفر بية 
بأحياء غيط العنب والقبارى والورديان ومحرم بك والحضرة الخ . . . ومعظم هذه 
الناطق بحسب قرار لهنة الأشفال والقومسيون تقرر عدم صرفها إلى قايتباى . 

وإذن فهذا اللهدمد لا قيمة له وان إذا أريد خدمة الفقراء وتحسين الخالة- 
الصحية بالمدينة فإنه يجب البدء بأعمال المجارى اللازمة فى هذه للناطق بصرنها 
جنوبا نحو نحيرة مربوط وبهذا يخف بل ينعسدم الضغط على طلبات قايتباى 
والجمعات الواصلة إلا . 

ع - وعادت الهندسة إلى ذكر للصب البحرى وفائدته مع عظ تسكاليفه 
وذلك بدعوى الوصول للمياه العميقة مع أن أديهم خريطة تبين مناسيب أعماق 
البحر داخل اليناء الشرقية وخارجهاء وهى ندل على أن الصب الخالى يمتد نحو 
٠ه‏ مترعلى لسان قايقباى وان الواد التى يقذفها لا مد وأن تمر بمياه يتجاوز عقها 
14 مترا ومع كل إن هذا لم يمنع وصول المواد البراز ب وانتشارها على طول الشاطىء 
كا فاتهم أن نفس هذه الماسورة سبق أن عيضت سنة ١١5‏ على اللجنة التى 
رأسها وكيل وزارة الأشغال وم يكن اقتراح إنشامها حائلادون تحت إنشاء أخواض 
للترسيب والتعقم عند نقطة قايتباى . 

وعندى أنه إذا صرفت مواد الجارى كما فى يقاذوراها داخل هذه اللماسورة 
إلى قاع آلبحر ذإن هذه المواد لا تلبث أن تطفو فى الال فوق سطح البحر قتفقد 


فد 


بذلك عامل الأمواج التى تدفع الآن مياء الجارى فتفتت محتوياتها باصطدامها 
يحاجز قايتباى وترجها رجا شديدا يساعد على مزجها بأوكسجين الحواء وتحليلها 
وجعاها أقل خطرا . ش 

ه - تتاولت المندسة بمد ذلك بعض الأمور الطبية الصحية وليس من 
شأنى اللموض فى هذا الوضوع بل أترك ذلك لمضرة الدكتور ممد بك خليل 
عبد الخالق وكيل وزارة الصحة وعضو القومسيون إلا أنه لا يفوتنى أن ألاحظ 
أن افتراح المندسة عن معالجة الواد البرازية بالسكلورين داخل الجارى وصرف 
٠‏ جنيه سنويا قى هذا السبيل ندل على أنها تعتقد أنه إذا قلت الميكروبات 
أصبح من السائّم صرف نفس هذه الواد إلى البحر وفرش الرواسب البرازية 
على طول الساحل والاستحام فها مع أن الفرض الأول هو منع مواد من الوصول 
إلى الساحل لقذارتها وا ينتشر عنها من الروائح ولنع نمو الحشائش التى ينتج عن 
تعفنها رائحة نتنة"كريبة للغانة . 


لتنا 


وكلة أختم بها هذا التقرير» وهىاننى فى كتالى الأول الذى أرسلته لسعادتكم 
تشرفت بعرض فكرق وقلت أنه من المتيسر عدم صرف المجارى إلى البحر 
وتحويلها إلى الشاطىء الجنوى لبحيرة مربوط « بتسكاليف معقولة » ول أذ كر 
رقا مخصوصا لأنتى اعتدت أن لا أقدم مقايسة عن تكاليف أى مشروع إلا بعد 
تجهيز الرسومات والتصميات واو بصفة مبدئية ‏ وكنت أظن أن هندسة البلدية 
أدمها من خرائط الدينة ومتاسيب أراضيها واتحدار شوارعها كل ما يازم المهندس 
لتحضير مقايساته ولسكن مع الأسف لم أأجد لدى البلدية شيقاً يعتد به من ذلك 
مع أنها قدرت لإثمام أعمال الجارى نحو ستة ملايين من الجنهات وهو مبلغ ضخم 


مه 


يجب أن يسبق التقدم به وجود تصميات لتخطيط المجارى مبنية على خرائط 
ورسومات ومناسيب دقيقة . 

أما مالجأت إليه هندسة البلرية فى تنديراتها من أن الثر السطمم فى مجارى 
القاهرة يتكلف ٠‏ مليم فسعر لا يجوز تطبيقه فى حالة تقدير تكاليف نجارى 
الإسكندرية لأن معفم مجارى القاهرة يتم إنشاؤها فى أرض طينية وتحت منسوب 
مياه اشح 0 ارام القاهرة على منسوب واحد لأنها كانت فيا مضى 
حوضاً من أحواض النيل النى يغمرها الفيضان يننا الجال على عكس ذلك 
فى الإسكندرية فإن معنم أراضيها يعلوعن سطح البحر بأربعة أمتسار على الأقل 
ويصل إلى أحد عشرمتراً وأ كثر » ومعدن الأرض ليس طينيا » بل هو إما رمل 
أوجيرى واتعدارات الشوارع غير قليلة. و إذن فإن القايسة القدرة بستة ملايين جنيه 
لاتمثل القكاليف الحقيقية ولا تركز على أساس صحيح وأغرب من هذا أن تلجأ 
هندسة البلرية فى تحضير مقايسانها إلى تكاليف إنشاء الجارى بالقاهرة يدها أنْ لديا 
الأسعاراخاصة بتكاليف الجارى النىتم إنثشاؤها بالاسكندربة فعلا وكان من واجبها 
أن تقيس عليها . 

والقايسات التى ذكرتها فيا تقدم إنما حضرتها على سبيل الفياس والمقارنة 
لإظهار ماذهبت إليه البلدية من التهويل فنقديرتكاليف مشروى حيث ذكرت 
« أن تنفيذ هذا الشروع سيكون عملية هندسية شاقة بالفة القكاليف » بنا ثراها 
فى الوقت نفسه قد خفضت من تكاليف مشرومها وهونت من مشاق تنفيذه وبما 
فى ذلك الماسورة التى ستمتد تحت قاع البحر إلى مسافة +7 متا من الششاطىء 
وفى أعماق تصل إلى ستة عشر متراً . 

ولقد أدخلتنا هندسة البلدية فى التفاصيل قبل الأوان بسبب تشبنها بمشروعها 
مع وضويح خطره على الصحة العامة حيث هاجت مشروعى دون أن تحصل 


ان 


منى على أى إيضاح أو تفصيل مع إتق فى كتاى الأول لسعادكم يجنبت الساس 
إطلاقا باجاهات هندسية البارية أو نقد أعمالها المتدسية وذ كرت قنط أن مشروعى 
نحقق الأغراض الصحية الى أجم عليها العالم للتمدن محاولا أن أمئع البلدية من اعتياد 
صرف ستة ملايين جنيه على مجارى المدينة بما يزيد الخالة الصحية خطورة وبما 
يؤدى إلى أحجام أهل القطر من اكخاذها مصيفاً والاستحيام بشواطتها التى يارثبا 
فى الوقت الحاضر نحو خسة عشر مصباً رسميا للمجارى تمتد فها بين طابية قايتباى 
وجليمونو بولو» كا تنتشر الروائح السكريهة المفنة النتنة على طول الشاطىء هذا 
مع إغفال مصبات الجارى التى تنصرف إلى أحواض اميناء الثر بية . 
ولعل حضرات مهندمى البلدية لايجهاون الحقبقة الصارخة ‏ وهى أن بعض 
سكان الفيلات والبانى ابميلة الواقمة على البحر يضطرون تنبا هذه اروائج 
التى نشتد فى بعض الأيام إلى إتفال نوافذم دونها كا أن الذين يررنادون البحر 
للاستحام يشكون من شتى الأمراض اهلدية ودهننة أجسامهم ف الأيام الى يكون 
فنها البحر هادثاً حيث تطفو الواد الدهنية والزيقية الناقجة من تحال مواد البرازية 
على سطح الماء ‏ هذا فضملاعن إصابة البعض بمختاف الأمراض الموبة ولا يحب 
فد ثبت من التحليلات التى قامت بها وزارة الصحة أن اليكروبات والجرائم 
امعوية نستطيع الحياة فى مياه البحر للالحة بين ثلاثة وأر بمة أسابيع كأ دل الفحص 
البكتربولوسجى على تلوث اهار وأمعاء الأسماك التى تصاد على طول الشاطىء بنفس 
هذه اليكروبات . ْ 
1 ولقد حصل أن فريقاً من للهندسين التعنتين بالحند وقع فى نفس انلطأ اذى 
تقع فيه بلدية الإسكندرية الآن وهو أن القذف بياه الجارى إلى البحر لا يأوئه 
وأنها لا تابث أن تذوب و.يضيم كل خطر ها . ولكن التجربة دلت منذ عشرات 
السنين على ما هو وارد بتقارير للستر كورنيش والستركاركبت جيمس والبروفسير 


3. 


لوكاس على أن هذه الفكرة خاطئة ولا تتفق مع الواقع - فإن المواد الببازية 
فى مدينة بومباى تجمعت بقاع البحر على مس السنين وكونت رواسب -جيلائينية 
أخذت ف الارتفاع سنة بعد سنة أخرى إلى أن كونت أ كرام تحت سطح الماء 
فاتنشرت الرواح إلى دررجة سجملت السكنى بالمبانى والفيلات ابجياة الثقامة على طول 
الشاطىء مستحيلة ‏ الأعسرالذىاضطرت معه البلدية هناك إلى هدم تلك المساً كن 
ودفع تعويضات عن كامل قيمة هذه امبانى التجرها سكانها-كا أنخام أميركا ٠‏ 
فى أحوال مائلة حككت على البلديات عنم صرف أىقدر من مياه الجارى إلى البحر 
"ما قامتاطيكات الصحية عن صيد الأسماك والاستعحام ببعض الشواطىء الأمربكية 
إلى أن يتم تحويل صرف الجارى يميد عن البحر . ش 

وأرجو أن يكون منهوما يأن ما تقدمت به إلى الآن إنما هو مجرد فكرة 
تمارض المشروع المطروح ف المناقصة لإيقاف تنفيذ هذه الأعمال غير النافعة حتى 
لاتكون أساساً لما سيتاوها من أعمال ستكلف البلدية الملايين من الجنيبات ‏ 
أماكيف يجب معالمة مشكلة صرف مجارى المدينة مع احترام الشبكة الخالية 
والإسراع بإمام أعمال تمود بالمير الماجل لتحسين الحالة الصحية وجمل ميام 
الشواطىء نظيفة طاهرة فسألة لايتناولها كتابى هذا وسأتقدم الل السلم السريع 
الذى حمق قكانة الأغراض الصحية ويوفر على المديئة الكثير من امال فى كتاب 
آأخر إذا ما حصلت على المرائط والرسومات والاحصائيات اللازمة . 

ولتحقيق هذا الغرض طلبت من هندسة البلدية بعض البيانات عن متاسيب 
الشوارع وتصرفات وأقطار الطلمبات والمناطق الى تخدمها ولكنها أكتفت 
بأن أرسلت لى خطابين أولما:بتارريخ ؟ وفيز سنة 1845 عن الطريقة التى صعت 
م على موجبها المشروع المطروح ف الناقصة وثانيهما دم 1 وصلنى بوم 
1 أوشير سنة 1945 ببهان الفرق بين تصرفات الطابات وسعة الجمع الرئيسى 


00 


حسب المشروع الأصلى وهوالطروح فى المناقصة الآن ومثلها فيا لونفذت التعديلات 
التى أدخلها القوسبيون ‏ وغرض الهندسة من هذه القارنة أن التعديل الذى 
أدخلته لجنة الأشغال وأقره القومسيون لايؤثر تأثيراً يذَكر على المشروع الأصلل 
من حيث أححام الطامبات وسعة الجمع الرئيسى . 

٠‏ وهنالجأت الهندسة مع الأسف إلى ذكر غير الواقع بل إلى غيرما يقبله 
العقل -- فإن هذه القارنة باللغة العادية معناها أن الجمع الرئيسى والطلبات اللازمة 
لصرف ججلة سكان الدينة البالغ مليون نفس وأرضها البالغ مساحتّها ٠ه"‏ مكتار 
يساوى تقريباً الجمع الرئيسى والطلبات اللازمة لأقل من نصف عدد السكان 
وأقل من ثلث المساحة على ما سبق ذ كره و بلغة الأرقام البسيطة تقول المندسة 
أن اثنين تساوى واحد بل أن ثلائة تساوى واحد . 

وقد أرسلت لما أخيراً خطاباً بتارريخ أوشبر سنة 1945 ألنت نظرها 
إلى هذا التناقض 'فبا وصلنى من أرقام واستسجلها فى موافالى بالبيانات التى سبق 
أن وعدت بها ولكنها اعتذرت لى أخيراً بعدم استطاعتها موافائى بما طلبت 
وكذلك أخبرنى سعادة الدكتور خليل بك عبد الخالق بأنه هم أن هندسة البلدية 
لا تسقطيع إجابة طلباتى نظراً لأنى لست مهندس) استشاريا للمشروع ولمل لا 
عذراً فى ذلك . : 

٠‏ عل إننى لم أدخل ف الوضوع إلا بعد أن وصلنى خطاب بتاريخ ١‏ سبتمير 
سنة ,144 من سعادة مدير عام البلرية يدعونى فيه لحضور لجنة الأشغال فى جلستها 
الأولى بتاريي +1 كتوبرسنة 1445 والجلسات التالية . 

أن غمرضى هو خدمة الدينة والصحة العامة وأرجو أن بوفق القومسيون إلى 
تحقيق هذه الأغراض وأن تحتفظ الإسكندرية باعتبارها للصيف. الأول للبلاد 


؟5 


الصر بة وأن لا تقم فيا وقمت فيه بلرية بومبلى وغيرها من للدن من غرامات 
وتمو يضات إذا عمد أسماب المبائى والعيارات الكائنة على طول الثشاطىء إلى رقم 
قضايا على البلدية بعد أن عمرف انيم أن تحوبل صرف مياه الجارى عن البحر 
إلى الداخل قد أصبح عملا ميسوراً وبمصاريف أقل من تكاليف صرفها 
إلى البحر. 

وفى أثناء كتابتى لهذا قدم لى صديق نسخة من تقرير وضعه الدكتوو 
أحمد مدال بك مدير عام مصلحة الصحة الوقائية عن رحلته بالولايات المتحدة 
عام 1445 ويشمل هذا التقرير وصفاً لصرف مجارى المدن الواقمة على البحر 
ومنها سان فرانسيسكو وطريقة معالجتها إلى أن تصبح المياه خالية من كافة 
لليكروبات وحتى فى هذه الخالة لا تصرف هذه المياه التقية إلى البحر بل تستعمل 
قى رى الننزهات وذكر أن رجال الصحة بالولايات المتحدة بوالون باستمرار خص 
مياه شواطى» الاستسمام -خص) بكتر يولوجياً فإذا طهر لم أن هناك أى تلويث مياه 
البحر أو المشائش بادروا إلى منع الاستحام إلى أن تزول أسباب التاوث . 

فإذا قامت وزارة الصحة المصرية بمثل هذه الإجراءات فإنها عخافظة على 
الصحة العامة لابد وأن تمنع الاستحمام بشواطىء الإسكندربة فتصاب المدينة 
يكساد عظى ويفقد أهلها الأرباح الطائلة التى يكسبونها أثداء الصيفككا وأنها 
لابد وأن تمنع صيد الحار والأسماك على طول ذلك الششاطىء . 

وأختمكتابى هذا بآن أرجوما يأنى  :‏ 

أولا ‏ إلغاء المناقصة الخالية لأنها ل ترتكز على أساس صميح ولأن الأعمال 
الطاوب تنفيذها غير ضرورية بالرة حسب التمديل الذى أدخلته للنة الأشغال 
وأقره القوسيون على صرف مجارى الدينة . 


> 


ثانياً ‏ أن تقوم وزارة الصحة وبالأخص سعادة الدكتور مد بك خليل 
عبد الخالق وكيل الوزارة والمشرف على أعمال الكورئتينات با يحول دون تنفيذ 
هذه الأغغال الضارة بالصحة العامة حتى لا تصبح مديئة الإسكندرية من 
الموانىء ألوونة . 
أما مشروعى الذى سأتقدم ببعض تفاصيله فى القريب العاجل بمجرد حصولى 
على البيانات التى أطلبها من هتدسة البلدية فإنه بوفر على البلدية الكثير من المال 
. ويؤذئ فى ظزف سنتين إلى تخفيف كل ضغط على طلمبات قايتبلى وشبكة 
الجمعات الرئيسية الموصلة إليها ويتفق مع جميع الأغراض والطلبات الصحية . 
وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحقرام . 
الناهية فى دسمير سنة 19.45 
1 ابر راغب 
عضو جعية الهندسين اللكية المصربة 
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مشروع مجارى الإسكندربة 
حضرة صاحب السعادة رئيس قومسيون بإدبة الإسكندرية 


إلحاقاً لكتابى المرسل لسعادتكم بتاريم 15 ديسمبر سنة 1445 أنشرف 
باخطارك بأننى تلبية لدعوة حضرة صاحب السعادة مدير عام البإرية حضرت 
جلسة لجنة الأشغال بديوان البلدية ظهر بوم 4؟ ديسمير سنة 1145 وقد كانت 


هذه اللحنة مشكلة من :-- 5 
حضرة عبد الجليل بك سعد عضوالقومسيون ( باثمهندس تنظيم البارية 
سابا ) . 
سعادة قؤاد باشا جرجس د « ومن كار أعيان الديتة 
د اللاكتورممدبكخليلعبداطالق « « وكيل وزارة الصحة 
حضرة الدكتور مهد أن الملا مديرعام صحة البادية 
د تمد أفندى أبو العلا باثمهدس البلدرية بالنياية 
« إسماعي لأفندى عيد د مارى البلدية 
وقبيل افتتاح الجلسة لاحظ سعادة واد باشا جرجس تغيب سعادة المدير 
العام قاثلا : 


د هذه الللجنة مهمة ويحسن حضور سعادة مدير العام وهذا أثم موضوع يهم » 
« مدينة الإسمعحكندرية ولذلك أمبم على حضور المدير العام لنسيع آزاءه حق » 
«نتمكن من تكوين فكر ة كاملة © . 

« وسعادة المدير العام قدم مذكرة للقومسيون يدحض فيها رأى أحمد راغب 2 
« بك لذلك نريد حضور الدير العام لسماع للناقشة لأن هذا الاجياع ستنقج » 
«عنه نتايج خطيرة » . 
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وطلب سعادئه تسجيل ما تقدم فى محضر الجلسة . 

وتلبية لهذه الملاحظة ذهب حضرة عبد الجليل بك سعد رئيس الاجنة ليجو 
متاطفاً للدير العام التفضل بالحضور ولكن سعلاته اعتذر بمشفوليته قائلا إن رأيه 
دون بالمذّكرة التى رفم للقومسيون . 

وهنا اعترض سعادة الدكتور مهد بك خليل عبد الخالق على تجاهل سعادة 
للدير العام للجنة الأشغال وتخطيها بتقديم مذّكرته للقومسيون رأسا . 

وهكذا لم أحظ بحضور سعادة المدير العام فى هذه الجلسة المامة والجلسات 
القى سبقتها مع أننى فى كل مسرة أفتقل فيها من القاهرة كنت أنوقم -حضور سعادته 
لشرح مشروعى أمامه لا سيا والدعوة التى وصلتنى كانت بإمضاته ٠‏ 

وقال حضرة مد أفندى أبو العلا باثعهندس البلدية أنحاضر بالنيابة ع نسعادة 
مدير العام كا أن زميله حضرة إماعيل أفندى عيد حاضر بالنيابة عن باثمهندس 
البلرية وعلى ذلك فإنهما يعتبران بهذه الصفة عضوين فى اللجنة . 

وقد قلت فى تلك اللحظة أنه من الواجب ون نناقش أعمال هندسة البلدية 
أت لا يكون لأى من حضرتههما صوت فى القرار الذى نصدره اللجنة ولكن 
حضرة متمد أفندى أبو العلا اعترض على هذا الرأىقائلا « إنه يجب أن يكون لكل 
منهما صوت » فرددت على ذلك « بأن هذا القول يخالف العرف والقانون » وما 
كان عدد الأعضاء ستة فإنه إذا انضم حضرة الرئيس إليهما جاء القرار فى مصلحة 
المندسة وفى رأبي ضد صا للدينة . : 

ثم شرعت اللجنة فى بحث الوضوع واستمعت إلى الذكرة التى تقدمت بها 
رداً على الكلمة التى سبق أن كتبتها هندسة البلدية . 
وانتهث اللجنة إلى إصدار القرار الأتى وهو: , 

اطلست اللجسنة على الذكرة التى قدمها سعادة المدير العام بشأن المجارى 
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للقومسيون فى -جاسته الأخيرة وسمعت رد سعادة مد بك راغب عل ار 
المندسة وقررت اللجنة نهائيا ما يأتى :- 

«حيث أن القومسيون قرر تنفيدٌ مشر وع مجارى الإسكندذربة على أن » 
, تقسم للدينة إلى ثلاثة أقسام بحيث تعمل عمليات تنقية تنقية كاملة مستقلة للقسمين » 
« الشرق والجنوبى الغربى فى حين تعمل لباق الدينة عملية تنقية جزئية فى محطة » 
« قايتباى - وحيث أنه قد تبين الآن أن للشروع الطروح ف امناقصة هو نفس » 
« الشروع الأصلى للمستر تيلور دون تغيير ودون تنفيذ قرار القوسسيون الذى »> 
« يستدعى تغيير أحجام المواسير والطامبات والاستغناء عن مد الماسورة فى البحر » 
« بسبب ما تقرر من إنشاء أحواض للترسيب والتنقية » . 

« فتقرر اللجنة إلغاء هذه للناقصة احتراماً لقرار القومسيون © . 

وعلى أثر صدور هذا القرار من اللجنة بأغلبية أر بعة أصوات ضد اثنين وها : 
حضنا مد افندى أبو العلا باثمهندس البلرية بالنيابة وإسماعيل افندى عيد 
باثمهندس الجارى قال حضرة الأول ما يأتى :- : 

7 مع الأسف الشديد أرى أن اللجنة نهدت قرارها دون أن لسسع أ 
« هندسة البلدية والإدارة العامة لذلك فهندسة البلرية لا يمكلها أن تمضد هذا » 
« الرأى وى تتخلى ع نكل مسئولية خاصة بمجارى للدينة والأضرار التى تنتج » 
« عن تنفيذ هذا القراروكان من رأبى تأجيل لاناتصة 6 . 

وانصرف حضرته وزميله معه على أثر ذلك وانفضت الجلسة حيث كانت 
الساعة الثالثة بعد الظهر . ' 

لقد جاء قرار لجنة الأشغال مؤيداً لمشروعى بل ووجهوا إلى" الثتاء والشسكر 
ولكننى خرجت من الجلسة متكدراً غاية الكدر» فالااجنة كانت تضم اثنين 
من مهندمى البإدية وثالثا وهو الرئي سكان باشمهندسا لتنظيمها ووكيل وزارة الصبحة 


ا" 


وهومن نوايغ البكتريولوجبين وحضرة مديرعام صعة الدينة وعض وكريم نابه 
من كبار أعيان للديئة ولكن مع هذا كانت روح التضامن بين الأطباء والهندسين 
معدومة فقد أتكرحضرة ممد أفندى أبو العلا بائمهندس البإدية ما يقول به الأطباء 
من تلوث مياه الشواطىء مع أن هذا أمس مسل به من ابيع فواجهه حضرة اللدكتور 
مد أبوالملا بما يؤيد عكس ذلك تماما وأبرزله من بين الأوراق التحليلات 
التى تثبت تاوث لياه وقد اعسترض سعادة الى كتور ممد يك خليل عبد الحالق 
بشدة على هذا اللجاج قائلا : أنه لا يسمح لغير الختصين بالكلام فى هذا اللوضوع 
الذى سبق الفصل فيه . 
نر كنا فنا 

وقد بلمنى أن موضوع الجارى قد نظر فى جلسة القوسسيون النى عقدت بوم 
أول ينابر سنة 18:47 وأن سعادة مديرعام البلدية عارض ف إلغاء المنائصة وذهب 
سعادته فى تدعيم حجته بأنه ذكر أن سعادة نجبب باشا إبراهيم وحكيل وزارة 
الأشغال الذى يشرف الآن على مصلحة الجارى الرئيسية بالفاهرة قال له أنه لكان 
هناك بحر بالقاهرة لصرف جار يها إليه . 

. ولسث أريد أن أتمرض أو أن أناقش حضرتيهما فى هذا الوضوع فشكل 
رأنه اتماص ولكننى أذّكر سمادة مدير عام البلدية بأننى كنت بالمثل وكيلا لوزارة 
الأشغال السومية وكنت مشرثاً فترة ما على جميع مصاللها بما فى ذلك مصلحة 
الجارى الرئيسية ب لكان يؤخذ رأبى فىكافة الأعمال الحامة الخاصة بالجارى وغيرها 
فى الوقت الذى لم تكن هذه اللصلحة تنابعة لى فيه وذلك لأن أعمال الجارى قبل 
كل شىء هى أعمال هيدروليكية تتعلق بحركة مياه ولذلك مختار وزارة الأشغال 
العمومية للإشراف عليها ورئاستها مهندسين من مصلحة الرى فسعادة يجيب باشا 
إنامم نفسه مر كار مهندسى الرى 5 كان مديرو مصلحة الجارى يما 


ىه 


من مصلحة الرى وأذكر منهم المرحومين مود شا كر أحمد باشا وعبد الرازق يك 
عبد القادر وحضرة ممد بك الألني مفتش عام مشروعات الرى الآن وحضرة أمين 
بك فكرى مفتش عام الرى ساببًاً ‏ هذا فضلا عن أن معظ كبار مهنفسيها 
من رجال الرى ٠‏ 

وأنا أستطيع أن أو كد بأن سياسة وزارة الأشغال فيا مختص بأعمال مصلحة 
الجارى لا تسمح مطلقا ( تلبية للمطالب الصحية ) بجواز صرف أ قدر من مياه 
الجارى رأسا إلى البحر وحتى بعد إجراء عمليات الترسيب والتنقية . 

والأدلة على ذلك متعددة إن حطة مجارى بورصعيد مع أنها مقامة على ششاطى, 
البحرتماما فإنها تعالم مياه المجارى ثم لا تصرفها إلى البحر بل تستعمل المياه 
فى مزرعة صغيرة فى مجاورتها والخالة بالمثل فى صرف مجارى مدينة السويس فإنها 
لا تسرف إلى البحر بل تستعمل مياهها بعد امعالجة فى زراعة مزرعة أخرى . 

ودليل امير أسوقه وهو أن هناك عمليتين تقوم الآن مصلحة الجارى التابعة 
لوزارة الأشغال بتنفيذه تحت إشراف سعادة نجبب باشا إبراهيم وكي ل الوزارة وها : 

١‏ - عملية توسيع وتفوية وإنشاء ممع رئيسى جديد بمدينة بور سعيد وهذه 
الأعمال تقضى بعدم صرف أى قدر من مياه الجارى إلى البحر واستعمال مياه بعد 
عمليتى الترسيب والعالجة فى رى الأراضى 

؟ س مشروع إنشاء مجارلمصيف رأس البر والشروع يقضى برفع مياه هذه 
الجارى و إنشاء أحواض للترسيب والتصفية وعدم صرف أى قدر منها للبحر . 

وأذكر بهذه الناسية أن اللسان الذى يقام عليه هذا للصيف يده مصب 
مجرى النيل مر الشرق والبحر من الغرب ومع ذلك فإنه من للحظور صرف 
. أى شىء من الخلفات بالمياه الحيطة -- بل أن بلدية دمياط التى نشرف على هذا 


55 


الصيف تتحمل عناء نقل الجرادل التى توضع مها الخلفات وتدفن عتوياتها بكثبان 
الرمال الواقمة على مسافة بعيدة جنوب الصيف . 

قِصرف مياه الجارى إذن على البحر أعن محظو ركلية . 

جد + 4 

وكذلك علدت أن سعادة مديرعام البلدية ذكر أيضاً أرت الأعمال التى 
اقترحتها تستدعى دراستها سنتين وأنا أقرر بأن هذه الدراسة لا يمكن أن تستغرق 
أأكثر من ثلاثة أشهر لتحضير التعصميات للأعمال العاجلة إذا كان القائم بها ما 
بالوضوع ومتى كانت بيانات التحضير جاهزة لدى البلدية . 

ومبذه الناسبة يؤسفنى أن أذ كر أنه بالرغم من تكليف لمنة الأشغال هندسة | 
الإلدية بأن تقدم لى ما أطلبة من بيانات منذ ثلاثة شهور وكذلك مجلستها الأخيرة 
فى 4> دسمير سنة ١945‏ فإن هذه الهندسة أبت أن ترسل لى حتى اليوم شيئاً 
ما طلبته مع أنه ليس فى أى شىء من هذه البيانات سر من الأسرار بل فى أمور 
٠‏ فنية لا أ كثر ولا أقل . 

هذا عن التحضير أما عن التنفيذ فإن الأعمال الأولية الخاصة بمشروى يككن 
تنفيذها فى بدى سنتين أو أقل وتكون نتاتجها عاجلة النائدة لأنها تخفف الضغط 
الذى نشكو منه هندسة البلدية على طامبات قايتباى والجمعات الواصلة إليها . 

وأ كر القول بأن الأعمال الطروحة فى الناقصة الآن يستفرق تنفيذها أربعة 
أعوام وهى لا تحقق أى غرض نافع بللرة . 

بل إذا احنقم القرار الذى وافق عليه القوسسيون بتقسبم الدينة إلى ثلاثة 
أقسام فإن الجمع اللراد إنشاؤه على طول شارع اللكة نازلى لا يصير فقط بدون 
فائدة بل يصبح مصدر خطر لأنه سيكون خزاناً كيرا تركد فيه مياه الراحيض 
فتن وتنبث منه اروائم الكريهة . 


ا 


ولقد كتب أو قال سعادة للدي ر العام للقوسسيون فى سبيل تبرير تنفيذ الأعمال 
الطروحة فى المناقصة أنه قد قام بدراستها خبير أجنبى ‏ وعندى أن لفظة أجنبى 
هذه كافية لأضعاف ححة سعادتة من هذه الناحية ولا أريد أن أدافم عن وجيهة 
نظرى فى هذه النقطة بأ كثر من أن أذكر ما كتبه الرحوم الستر حكورتيش 
حيث قال وسجم 
ع6 عترمء 10 أتعمناة صة أععمع و1 ومعاءدنه عط لأنه؟ 04) 
عطا أله أنده غأأزة 10 ,قزق عأ 2ه علعع1 2 5ز 320 رعممعند تممه 
مقتتمع"م عطا 10 #تنقوقعء26 15 اعتطب اتقاعل 01 أانامسة عومعسدد1 
عصمل عط لالامطد 310 راق قلطا :عع ق1ارلةعل أه عتتعطءة 8 05 م15 
عط رقع للن)ة عتعغطا لعاأعامسرمء عتتقط معطم 1[ 20 ,تع لهقعو1 نط 
-5للده اعع1 101 مل ملإعتصنسم علطا وت عع لألعمطقية ر«مأامدة أوعطولط 
عاطولتوبنة طعتطن عمنط نوعط عطا لعكممممم عبتقط برإعطا أهطاء لم11 
لمعم مق ص اله ما عصنا عط عط لأنامية؟ معط رغتمعم اله مممعمر 
عط لإقطدصه8 أه رازن عط) 0غ نزاعةانعتاعهدم ععممم علماله الثد 1) 
صولتمآ عط أه مععمزهمة عطغ 10 غترعة طاعتطط أ0 مملكهة:1مم001) 
أقط) سمعالا طعدة طاتت علرو,؟ 0غ تلط أعة لقة رععفمتةرطآ متقلة 
أناه لصنتهء تإغطا عروئعط 800,000 ,تايآ مقطا ععمه أمعمة قط برعطا 
10 لعاتن5منا لإأعأسآباهوطة 5ه ,ه000آ طذ 8000 50 رلتعأوتزة غطأ قا 


لإاعنتامة عط 5غ مقط 200 ,تإقطدصه8 ,0 5مملأللصمء لمة عأقماك عدا 
.(081 61102111015 31 ,لعععالة 


وعندى أن رئيس الصلحة الذى يلجأ رأى مهتدس أجنبى من اشارج 
ليستشيره فى أى عمل من الأعمال الحلية هو أحد اثنين : إما أن لا تكون له 
ثقة بنفسه أو كفاءة مساعديه ‏ أو أنه لا بريد تحمل مسئولية تحضير وتنقيذ 
الأعمال للطلوبة . 

وتقرير لخبي الذى يشير إليه سعادة الدير العام ليس فبه أى ثىء جديد 
لا يعرقه أولا يستطيع القيام بدراسته مهندسو البلرية أنفسهم وهو لا يحوى تصميا 
هندسياً لأى نوع من أنواع الأعمال للطلوية اللهم إلا وصف المبساب التى تكتيف 
تركيب ماسورة الصب البحرى إلى مسافة ٠٠م‏ مترداخل البحر . 
واجع صفحة 54 من هذه الذكرة , * : 


لف 


وأود أن ألفت النظر إلى أهمية ما ورد بالفقرة الإنجب لير بة المبينة بعاليه 
من حيث أن أعمال الجارى يجب قبل الإقدام على تنفيذها اعتّادها من السلطات 
الصبحية العليا . 

كا بلغنى أن سعادة الدير العام طلب تعيين لجنة لدراسة مشروع البإدية 
وهنا أود أن ألنت نظره إلى أن ما يسمى الآن مشروع البلدية أو مشروع 
الستر تياور هو نفس مشروع للسترديفز الى اعترضت عليه اللجنة الى كانت 
يفحصه سنة 1909 نحت رئاسة السترديبوى وكيل وزارة الأشغال العمومية 
من الناحية الصحية ‏ ؟ وأن لجنة أشغال البلدية الحالية التى تضم وكيل وزارة 
الصحة ومدير عام صحة البلرية ومدير عام البلدية وباتمهندس البلدية وباثعهيندس 
تنظ البلدية السابق ومفتش رى القسم الثالث وجميمهم من الفنيين قد رفضت 
ذلك للشروع وعدلت أساسه بأن قررت تقسيم للدينة إلى ثلاثة أقسام كا قررت 
إنشاء أحواض للترسيب والعالجة بكل قسم وذلك بعد أن استشارت وكيل مصلحة 
الجارى بالقاهرة فن تحصيل الحاصل إذن وضياع الوقت أن يطلب تعيين لجنة 
جديدة لا يمكن أن يكون أعضازها أعلى شأناً ممن ذكرت . 

ويجمل بى قبل أن أختم هذا الكتاب أن أنتطف أيضاً النقرات الآتية 
من الرسالة التى طبعها فى سئة 160 الرحوم الستر كورئيش حيث قال : 


7 1351 عط غ15 وأملسقععالق انا أمعلزقع2 مععط عتتقط 1» 
8 200 لإأنقء 201 دز طخمط لبهم عط ملامما مقط 1 ,وتمعلز عزن 
.د31 أأء يلا عكتتانا كأ ها أععععام1 زللم! 2 ععل2 1 .لزاع مومعم 

مه أمعلمعمع0 تزاأعمد1 15 نيم عطا 05 أمعتممماعيهع0 عطلاء» 
«110115نلممء تزعواتمدد لع نام اموز 

201 5قط1 ل عم تتحمالة لاثما رغصا عمم طالمعط نزحم ععطائع 21> 
غناط 0ع35ط 15 هامتكتمه ولط طعتطل هه كدمكمع؟ عط الج مماعبعل 10 
731 كللنة عنوآء5 بععمعل أب ص هد مل تزأعم لله لأنامه 1 
.هاعء زطنرد عغطا مامد لإمتباوي أ0 


فشا 


ومنها يتضح أن هذا الرجل رغم شيخوخته واعتلال سمته شر بأركف 
للاتكندر بة عليه حقوث لأنه أقام بها أر بعة وعشر بن عاماً اذك تحمل عناء تحرير 
تلك المذكرة محذراً فيها البلدية من أخطار صرف مياه الجاري إلى البحر ونصحها 
بأن توجدكل جهدها إلى تحسين الأحوال الصحية بدلا من الأعمال الزخرنية التى 
كانت شارعة فيها . 

وجميع حضرات أعضاء القوسيون يقطنون بالإإسكندربة وأغلبيتهم من كيم 
سكانها وأقدم عائلاتها وهم من صفوة ثراتها وأهل الرأى فيها فلا يمكن أن يكونوا 
أقل غيرة على مصالمها من للرحوم اللسقر كورنيش الذى لم يكن يحكم أصله وجاسبيته 
أ كثر من نزي لكريم . كا أن مسئولية حضراتهم بصفتهم أعضاء التوسسيون 
الشرفين على البلدية تجعل من واجباتهم السهر على خيرها ومنع الأضرار عنها . 

أما أنا فبالثل من مواليد الإسكندرية ويقيم بها أهلى منذ مئات السنين 6 
كان -جدى مهندساً بمصلحة تنظيمها ( بلديتها ) منذ أ كثرمن 6 عاما . 

فأنا لست غريباً عن الإسكندرية ‏ ولذلك فإنه يجب على ألا أكون 
أقل من سواى غيرة على مصاللها . 

وكلة أتقدم بها لسعادة مديرعام البلدية وهى : أن سعادته يجب أن لا ينسى ش 
أنه أول مهندس يتولى شئون بلدية الإسكندرية وبحك مهنته ينتظر أن يكون 
اهتيامه كيبراً بالأعمال الهندسية ومنها مشروع الجاوى الذى سيكاف أهالى المدينة 
فوق الستة ملايين من الجنيهات و بصفتى مهندس أتمنى لسعادته كل توفيق ونجاح 
فى أعماله . وأرجو أن يلاحظ أنى لم أ كتف بنقد مشروع الجارى الذى حضرته 
هندسة الب_إدية بل اقترحت بديلا عنه مشروعا يحة قكافة الأغراض الصحية 
و بتكاليف لا تزيد بل تقل عن تكاليف الشروع الالى . ووضعت فى ذلك خبرة 
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خس وثلاثين عاماً فى مختلف الأعمال المندسية ولأ كن لأنوقم أن يكون هذا 
العرض حل اعتراضات لا أساس لها وم مكل فإننى لم أتأخر عن مناقشة المعترضين 
وها زلت على استعداد للافاضة فى شرح مشروعى ومسزاياه لسعادة مدير عام البلرية 
إذا رأى أنه من صالم الدينة أن يتفضل #قابلتى بالقاهرة أو أن أحضر أنا خصيما 
للامكندرية لشرح الوضوع أمام هيئة التومسيون بكل ما أستطيع من وسائل 
الإتناع . 

وان يقف مجهودى فى سبيل إتقاذ المدينة من أضرار هذا الشروع ودفم 
أخطاره ع عند هذا السد ولكتى أعتمد على حضرات أعضاء التومسيور”ك 
وأنا أعرف أ كترم وثم رجال تعتمد عليهم الإسكندرية فى مثل هذا الحادث 
وأنهم لابد قاكون بواجبهم غير ناظر ين إلى أى اعتبار غير للصاحة العامة . 


وتفضاوا بقبول فائق الاحترام 9( 
القاهرة ٠١‏ ينابر سنة 19.407 أصمر راغب 
عضو جبعية الهندسين 
اللسكية الصرية 


7*4 


حضرة صاحب السعادة رئيس قومسيون بلدية الوسكندربة 

إلحاقاًالحطابى المرسل لسعادتتم بتاريج ٠١‏ الجبارى واتخمطايات السابقة له 
أتشرف بأن ألفت نظر سعادككم وأعضاء الجلس إلى المقائق الأتيةعسه 200 

قدرت هندسة البلدية تكاليف أعمال المارى الطروحة فى الناقصة بمبلغ 
ماثتا وخمسون ألف -جنيه وذلك فى كلتها القدمة فى شهر أ كتو برسنة 1445 التى 
حاولت فيها تنفيذ مشروعى ( تنظر صفحة .5 من الرسالة الطبوعة ) وقد درت 
أنا تكاليف هذه الأعمال بمبلغ لا يقل عن أر بمالة ألف جنيه * ( تنظر صفحة 
4ه و هه من الرسالة المطبوعة ) . 

وقد جاءت نتيجة الناقصة التى فتحت مظاريفها ظهر بوم ١‏ الجارى مؤيلة- 
لتقديرى حتى فى الفردات » تقد قدرت أنا مثلا تتكاليف للصمب البحرى بمبلخ 
16٠ ٠٠‏ جنيه ؛ وجاء عطاء للقاول السنيور للاجيا عبلغ 167٠٠٠‏ جنيه؛ وعطاء 
المواجات فيس وبرت ديجان عبلغ |1٠٠٠‏ جنيه . 

وألفت النظر بهذه الناسبة إلى أن ما قرره القومسيون بناء على توصية لجنتى 
الجارى والأشغال من تفسيم صرف مجارى الدينة إلى ثلائة أقسام وذلك بعد 
استشارة مصلحة المجارى بالقاهرة قد هدم مشروع المستر تيلور من أساسه ‏ وهو 
لهزة على أساسه الأعمال موضوع هذه المناقصة -- قأصبح تنفيذ هذه الأعمال 
غير ضرورى بل ضار بصحة الدينة ومضيع لأمواها . 

فأرجوأن تتفضاوا سعادتكم بعرض خطابى هذا على هيثة القوسيورك . 

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام ,© 
القاهرة تحريراً ى ١4‏ ينابر سنة 1541 أصمر راغب 

جاء عطاء القاولين الاجيا وشركاه عيلغ 44١‏ ألف جنيه ٠‏ 
وعطاء القاولين فيس وبرت ديان مبلغ ه41 ألف جنيه 8 


وا 


أب 0ل 6 أعنااه 5ه ألامطة كقط )أ ألاط و برعاي أه أمأمم علتأعطاوعج 
عط زه ,لإوكائقء طلملسمقظ عط كه ,دعل تديوعلق 05 عنتماأء تونقأأمده علا 
أكقم» مم5 عطأا جره 050 وعم لعاععزورم 

70 عط طعتطب م1 أعماصمء مأعدمساة عط كه أعقم نزامه عط 
م اعاتلقعدم أععناسك عدتاءع1امء عط 15 ,لزاممج 'زلطتقدمم مقء لزتقاتيقة 
05 ممأا2ع0105؟2 ع21 !ثانا ته ألاط مقتطامه 15 تأعأطم ,لإهنن عطةا 
0 ععقلاء5 طأت لمعل 10 لمعاأزلمنا لإللقاه) 5مزهعل 01 تتعأولزه م 
ععقلاناة طتاليب ادهع 16 تزآده عقة ومتقعل ع5عط1 1[ لإكودوقععع7 انا عأأنان 
تان 

5 52111819 1116 123010101185 107 لع اناوع؟ تلاج بعكنا ك5كاءن /لا 
0؟أناوع؟ ع5مط1 أن ععتعلعع22م مععلها عتته[ لأبرملاذ رتايده) عط1ا ث0 
ا تا 2 ا ا 11ت 17 ونا 
عأطقلن12 نوع اله ع3 م1565 رع ,ع8 روعنافعغط) 10 دمملامعباطناد 
رلأتامطاة 1 مقط1 لعكمعام عزمتت ع6 لأنام عتنه 50 3940 ركأعءزطه 
لأعناة أناط ركتنقكقعام 200 اباكتأباهع ع05م 204 تابيره؟ عا عمو 
8 أمقائتووتطا مه ع5و5أعط غ50 لصة ععأأج عصرم لأنمطة كاسع ع0 دروا 
لإاعاتساقع0دة ده لعأعواععمه عط ما 15 ولط أز أناط ز متت أأصةة 5ه ععغاقكم 
ع6 3 م1 همة) تزلده الأب 5أمعتوع07امطئا ععطاه عط اله بفعممماومم 
عاطاظ عط مز 5ه لمع عن مع«طعابامءه لعءمعاتطه عط أه «مأكوماونال؟ً 

2 طأ راعء[طناة 136ةقمة1م انا 3 ه02 تع ]أرب عتقط 1[ أقط1 اععء1 1 
غ70 لأنامطة 1 ,ال 2ةأناممم لمععط 130 أعءزطه لإ ]1 : نإوبا اأتددمء امن 
580162 عاقط 1آ أقط) لعع ممع امه ] ألاط زعأمم قلطا مباععط عنقط 
! تقطا أكننا 1 رقأكلهقععاة 5ه مأوعئع 101 أوعط عط مز 320 زطأنما علا 
.لتقلا كأ غأ معكاممة أم0ه عتقط 


2 خعطموع ياهلا روأعلضطمعةء اه 


طسنهدره6 .15 .3 
0 35.1 


عط لإقه لزعطا أقطغ ععهمه 2 الدددة 50 عمالزطنععه قمة طكطوته 
عألطنام عغطأا وملتأعسضاقطه ‏ أامطازب فمتامعوتعلهن لععدام برزالممعمعع 
006 

بوط عمأستمطة و5أتقاء0 مأمذ أمعيم «طوتمكه© .علة علطا معككق 
كناه ولا عط 300 كعم عأقتومعة مغمة لعل أل عط للتامطد دعل معام 
أانكء 1111ل )أ لتصننه؟ عط أناط رع221038ل «أعطا لازت عمأتدعق 5ه كلهطاعدم 
«اأنقعقن ع5 نزاده لأنامء عتط1؟' عمأتزهد 6مأوملع2م0 2 10 عصسمق 10 
كمه 0ك 1 طعنطية مهل تإقهم؟ 05 لإلباد عاطوعع0توممه عمعاقة لعلااعد 
-أءتميلة عغطا غ2 أذلعه أكناه طعتطه 5ه 311 غ501 ]1 15054 غلاط رووء5و0م 
: وتعع متعمطا اومأعأسلة عط نزط لعطوتصعنة عط ززاتقةء لآنامء نه ركإاألهم 
78 أ؟ناقة 116 101 266 اناععة ل[لأماءأء1أأباة رتتقاط 3 ذأ عاأكتباوعم أممأع ماهم عط 
لعاتهقدم ذلعلع1 لععبلعءء عبتقط للتامطة تنهام كلط) 300 رقعءمهادال 
عط أه 70205 300 قأععتاد أأق ذأ 34م 5عماعم 50 مقطا ذ5مع1 أمم 
خانهاع0 20 رؤاعنع[ 300 صقام 2 تأعلناة غتتمط)100/1 ,وطعاطترة 300 لاللكه) 
.”لاع تتتاععة التي أنه لععارويه قط فوع 


: عترؤيينو[لن "عط1 نزط 2016 ولط 0ع لتااعممء معط ع1 


101 عمعط عتدصم م1 أعمعع اه أععمعرع مغ ووعاعونه عط لاتام أل 
115 تلاز عط الة أنده أأأة 10 ,0235 دعأ عه عاععء/؟ 2 5أ_00ة بعمم؟ناع 
ه أه «رمتأقتومع؟م عط ما لإتوودعععم 5 علطلا اتماعل 03 الانامصسة 
رلاع3 لدعه! نإ عدول ه52 للنامطة لهة رمق كتلط زع8فمتوءل 7ه عمدعطعة 
أقعطعلط عط روءتلنكة عأعط) لعاء[منسمء عتتقط تزعطا معطم 14 ممه 
لاعطا أقط) 0ع511)ده اعه؟ أمه مل ,لاتأطنامه ولط مذ معلا لومااتنة مفاتمدة 
عملطا ؤقغط قط هلمعي أله عه عه رعمتط) غوعط عط لعوممممم عوط 
م عفدنا عط عط لأناميت معطا : اتصوععم الأ فممعمم علطهائة29 طعاطيه 
هنذأ نالهك تصئط عروئعط كتهل عط اله طاتس مطلنا رأتعمت مه هأ للق 
2ه 2065م عطا هآ .ضمتستمه لللوبة 2 علاتع 15 عأطة عط روتزهل ع1 
قأطا صذز رقصمتعة أتارتصه© لقدممتتوصعلم] له كامعءمعة معاع:10 عم النومم 
عا عروأعط أمقء عط أيام م1 ترمأوك عط معقط معكزه فقط )1 رتماهلامء 
أذ ث0 عصمء لممع اعنام مععة ععباعم علاقط 1 له رعفتمط 

ون رو لسمولق وث عط 10 5تدعممة عععط) ,لإأعتهمس رمثملا 
بمواتمدة لعللمع-مد عغط؛ معطس ثقطة رموتهتمه لعنزعععم #والوعمعع 
عه رقرع ال بجعم عط 00ة بأعم امم دأعقطلق عط عمتصسعه1 رز عاتم 
عا كيام مغ ععلره طذ عممل عط م متقمعم لاتبه عاثانا أنه لمعته 
قنطة أهط؛ عبوتاعط [١‏ زموتأتلهومء لاتقاتمقة ورماعةأولأة5 2 مذ مم1 
لقم أن ما عط) كه وعطمع]! لوعيود برط لعنقطة وذلة 15 1زمأشكلمه 
رمعم لصنوأ20م 2 كل غنط رز مملةكتسصوومي) 

1017/11 عط أو ععوطد كم طعه1ل! عط؛ا ننه لإقنانو وعم ع1 
تلق نقنن؟1 212111 الملا 1517 كتة لقلة علتهظا لتلمعامة م ع5 اللو 
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-مامقطة ذأ كمتدكل 05 تمعأولزك ييعع 2 لإأعءأأمعء 225 1011لزأمه لإصر مآ 
رعلمق ملعم ”عأدعدمعة" ع1 021 رقع05صم ]نام عهدباع5 106 لإتقووععع5 نزأع1 
م1 تاتمتهلام نإ© 05 250 أمع عط أذناته ععديعة ع1 أهط1 300 

05 المأواعع0 عط 1 ,ملظ ومأأقعطن ما ععمعمعاعء؟ معطاين؟ طأغأزملا 
غأة كأقامم علطا درم؟ ومرعأولزد عط أععلقة نادمه لآناميل؟ مولأمعنن ولط 
مما ععطااء ,ععنقطاء5 أل أه غصامم عطا 0غ : لعمتمنام 5[ ععديعة لعتاص 
لترمعهة5 عط هآ .ممائدعأ"ز :10 عقن ذأة 10 لع أآناة لهذا نه ننه روعده عط 
7010 5عقمقعم<ة عملعارويت7 عط كه [اعن 25 رلإقاأنده لقتاأتما علا عمق 
لتقا 5 10 عط لإقده 2118| قطا) أعنامط) رلعقفقعمعمذ ت[المأعامقم عط 
.1011 1قعنم1 101 علقم لأناو!! عط©طا أ عنلدي عط ع0 ,رلععنلع؟ امعاي 

أقعععناة 10 تاقاب 1 معلولزة عط 5أ رمتقامعء مغ 11ئأمم أبعم ع1 
25 118 3020 ,ولتق نل ععدتة 5 عأهنقمع5 عط أه عمأعأتوبت عط 1 
101 لعاتنة أقعط فطا 5أ اتعأوكقك ولطا أقطا عبعزاءط م1 عم لهع1 اأعأطايد 
5ه 65كناطناذ 115 820 ,رد لم3<عالمةم كه ععقتناعة عط 01 لتلامممعء عطا 
م1211 20 طعأ سمتطوعطا ,نوع ومع دراملا ,لإمتقططة 

ع1 أوع10162 طأأاسد لعللنناة عبتقط 1 ]25م 25مع 8‏ لإمقام ع2 
015 ععمملهةل أممأتومها أ5مم عطا آم كرمأامأععوعل 200 5أرممعم 
أقة! عط لأألانا 380 ملاتتاأمعه 8 01 هتانق أهة! عطأا مز أبنه لعتريقء 
م20 ععع:دا عط آه امتامععيه عط طاتيه أقط لدسه2 1 روتوعنر بوعز 
1111 0م ةا لجع قتاقاعل/ا رع مةللاع5 عمأولة؟ 05 كمقعم لقعتصةطععم أه 
للد أكمعاما ] عاأتقامع؟ قلطا عمأاقه «[آ مع220 مععط 0هط دمع نعمرم 
رع 8 لم5 8م111 108 وعاذلزة ألعلهم لأمأأمددم هط الج علباعية 
8 05 ع اناا 112001113 رقعقق16م ع0/38ع5 رع 5 أ لزع طأه عه [الوأمعاعوط 
0ع "شساضلوع” كع تنا 0م50 5لعطاعم عنة عقعط1 01 505١‏ زبعن8 رعنة روععامء 
ممع ]18 ع1 210 ,وعم 07 دمأدالامم عط 287010 10 عمسي دز 
0 ,10513ئقيع لق مأ أقألاء 2701 00 85 “اأعناذ ركأوء م121 لعأق؟ا أن 
.علطأة05م 35 13 كة 0010 مغ أ[ع 15 أذ تاعاطلا كدم لكوع ارصم عبرامناوة 

عتنمءعط فقط وماع13 برعم 3 روتوعتز بنعء؟ أقدم غ18 متطاتة أنسظ 
05 كاه أأقعنان أله أه ممأأمامة عطا عملته ا ألئعة؟ هذ أمعمعاء لمعلاعة:م و 
15 16 50ة ,كانع 11 تل لعمعل10قهمء لإأقعم,ه10 5مملتقدائد دز ععدمتوءل 
.510285 هأتلسوجعلم أقطا عمن ولط 40 بزاأوتامعدعه 

علاثامتم عتعاععاء طعتطه ااتور بواتازعد؟ امأععلهدميب عط 10 عاسلاج 1 
لاق كه ععده1 01 صضوأوأاأللطنه عط +10 لعكنا عط امه قح عع رمم 
أععاقعع عط مأ ونا أقع]52121 عط مره75؟ رلء تأناوع؟ كأ )1 علط أه أصامم 
لالب كعمتمل طامامعطا لععتوطعوال عط ما ععدجعد وعءاطقم 11 .عع يومم 
حأهاة عطا صا صعب وعبطأاعل 0أمة؟ عتسكوع م1 قد ود رذالة؟ ع[طقضمكهمم 
عط لقء 5مقتنام طعتط ك2 هأمامم 05 كعلمعد ه 10 و5ع ملام أه1ا 
5131186 عألة مايه لإلاععلعم ملز برعمععة كاز نط لع عتمي 
عه 023 لاط علأناوء1 [188 ومأقوعع0 5ه مع لااء5توعط) عومأمممأد 20ج 


0 


كلع بوم ]2 عه لاأعلطيةا ‏ ,قأااء 0 أرعمعء عجرممد عله عكيلا 
قطهل مآ أمكتصلة بزط عد 10 لعلعديورهة رومع 2ه نزط لعممقارم 
207 اتقاصدن) لاط 11204 كقينا أزممع؟ كلط) : 1884 أكتاعسة دز بر11 
عن عاطتععائما" .11.8.5 عستم مة ساسم «عطا شمصرع5 لمتتملة 
عمط '15مأع2 أكائدة لزعي تع الع عع ينا ماقع ولع ميت عمعطا :18ل معام 
قالع قتا 116856 1186 رذن لععمتلكصمء تإعط1 غبط بعبذكنااعدمء بجعي 
لععدمدرم أعءزط0 عملائتط د أبط عبتقط بإغطا 320 راأستأفممعم1 برعي ميج 
.عسضاه عط 05 عد عبمطدمه. عط طأتي 


ع5 531 لإقدد لإعطا أقط القنمة 55 عمق عل 5ه كاعءأك 126" 

عطة طات أقط1ا ,كأ 8زم 011301م112 1204 طعناس ة .لعو اهعم 

عدذماء عله «ععل 00 ذأ عتقط) ,ومعقطط عرو وُه ممنتامعمي 

عط) 10 تعد ماع50 تتنقمم اأأأبت ع لاااعطد لمة 6ه1؟ 15 )أ بععمطة عطا 

عط 10 0ع05مءتع ,هنا 1م0211 عط أطيلمد ععديعة معتطسد نه ,طعوعط 

مأ مدع هكاة #زامتماعه لأنامبة غ1( زععصدؤأمام 2 عترمععط 380 ,تلاق 
.كع لأهعم7 أمط علا نز لعع70 هعد مم1 العسصة عطا عممعىهنا 


غة أناه 0م6أ2مق تععط لإلأمععع؟ عاق ورم عهقلتهرل عدصمة 

لع تقطاءةأل ؤ5ذ ععولة5 زلء امف عقعم ممت ؟مطموط قطمداوسةا عط 

ر101521106 327 لعكناتت ع1210 1010 لللة آ رأنا0 )الا رقعة عطا مأطذ أعععزل 

5 35 علانةء5 2501 لأنامتأة 850 ,لإاألأمدنن صذ القسة عذتامء 05 5أ غل أبط 

عط :م1 عأهعة ععع:ة! لأعنامه 3 كه عأعم؟ عقاتمرأة 5 10 لمعلععع2م 
.017013تع لق 5ه عامطي 


عط 5ه كأتعزرعاع عأمأعسلهم عط عه ماعة 2 نزأقه ع3 رعبامطة ع18" 
قاعم أذ أقطا لزمطة 0غ أقعك] ]آنه عه لإعطة؟ عأصلط) 1[ أتط رصوزائعنن 
لا مناه ععطعنا؟ 


10 “م75 10 كابلا ! ,لامتأوعنان لدمعء5 عط 16 لتمعع: انلا 
5 01 ااأعأؤلزة عط 10 ععمعنعآع: طلأيها 2 ععهم مه لندد [ طعتطي 
-صععة تإأعععدا قلمهبنع!2 200 ,هوأكدأتماممن) عمأحدط عط نط متهعط 
لاؤألةمأعأمباا عطا تؤط لع 

,01235 01 7إعأذلزه ع1طهع005]60ع /[1ع7 2 عمعط كفقط لانززما ع1 
عطا طاتب؟ عمالمعل 2ه عاطومق 0نة ,ادم أوععع :2 2206 
؟! .عوويعءة غ10 لعلاألقسن [إأعأننامةقطة ,لامأتهه الإ 1ل غننط علوي 
لهة رزآمه عوممكتام لموتعوعه عأعطا عه لعمتمك؟ عععبر ومتومل معطا 
,11171 1]11/؟ 158أق 011110111 37 تامع1 آأه أناء قستوكل عذبامط عط؟ آلد 
عط ,1085000 عط 10 عممع امع امعط 01 “تعممقل الامطاليد لأندو وعط؟ا 
أممة15 “تأغطا بقعة عطا متمز مأمعادمء عتعغط) ععمقطءذاأل م1 تعتوولاة 
الا2 عط 05 الويلا قعة عط طهمتامعطا لعتعتقء لإاعععنهم عدلءط ماعلأتاهم 
"علا أمع ناعم 0غ 5م113 ومتاعة-كاءه ععممرم طتلبد 11160 ممه ,تققند0) 
11/2161 568 أن 
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0 عامم علطا كذ عد سوال 111 برعا دمص طالقعط ترس ععطااء ير 
[ أناط٠ط‏ لعفقط 5 ترمتملمه كقطغ طاعتطت ده قمممدع2 عط آله «مماوبعق 
07 00111155109 لاق ع505عط بععتاعل ألا م1 و5 مل تزأعص أ 1ائم لأنامبع 
.اععزطناة عا مامأ لارتومع 

لطلام آ] معطانتا ,م38 كنوع يوع1 3 رلعتطاتععدمك تإأمعع0 ههقبن 1 
دةتتماتبتويع د أننه وه 15 لععاماعلصه لفط واتلدمءتمساة عط أقطا 
01 عأقدي؟ 2 ع5 10نام ]1 أقطا لععماتوم كوج 1 عد5ناقععط عاسعطاععو 
لإآلصه كهلة 14 لله رع عع اط[ 10 مدع اكع7ا0م راع بع بوط ركهلا 1آ , 1010113 
زط 13:0 5قى7ا ملإتأنالم 05 «9مأكستصسسيه 2 أقطا لتمعط 1آ معطب 
.111011أم0 لإته علاتع نا لع نالمعي [] أقطا بأمعسموعع 00 عدا 

6للمقعت 0غ العتلعمعت لعععلأقممء بعومزعط كأ أه أوعيء عط 1[ 
وبا علقععل 16 تقوؤقععع2 عط أوةة ل[إنامة غاز رلاعء]3 ومتاكعنن قلطا 
: 12 ركأ1 0م 011216 مز 

15 017 ,568 118 10 لعع78ةاءدتل عط 0) ععدبيوةد عط 15 -.,1 
7 تامتادعأأ ع1 لمقامز لعىع ماتاعل عط 10 1ز 

"عأقيومءة* عذا نيه '"لعمتطمسرمء” علطا عط مغ مرعاوزو عط 19 - ,2 
عاقةبنا بعه3بنه5 عط آه عأمطيه عطة كز ركلرويت ععطأه مذ عه رصعاسره 
لعاعع1لمء عط 10 روسأمعغهن أععماء لمة الدتصله ركعدنام1! دنمع1 ععتد 
,515161135 342146م52 ويا عط 0غ عكعطا عكة 0 ر كلتةعل 01 6001 أقلزة عه أ 
7 «معأة؟؟ أناه1 لله ععقجعة 106 #عطأه عطأ 'لصة .عاع راللوأمتة؟ +15 عتزه 

' 156 زه تزاءتاصع لترعمعل لآتاميت علجوم عط أه و5اتماعل عط قم 
رل1نا510 01165010855 عقعط1 25 320 ,5تةمتأقع نان 0ل عمعط1 0 لروأواععل 
رعآمءسصتوم دنه ل0علعع0 ع5 والانوعمر أقعط عط أه علااسة م1 ععلره دز 
هذ «ماعناع0 غذزة تأنه ! زممتاباعععه عه 'زأتائعة1 5ه أمنامععة جره أمم قمع 
قلطا ععمعسائمة لكانامطة تاعنطي كأصامم عط أه ع5083 ,701035 ببع1 3 
0 أقأع06 

10 بأقةقمء قع5 116 0187 123118 عنههة5 ع25130 لإلقعناج عتقط 1 
,8 أتلمقععاقم 5ه قممطسمططعاعه عط مذ أقط؛ 200 لآنامي 1 طعتطببر 
1 3 نه عمتأيتاولط زالمقاددمء أومتصلة عن كلماير عد زاتد عدم عط 
ده لاالقتعمعع 5 ععأتهنه عأخده11 تزمة ثه الأعل عط عرماع معط بعرمطاة 
250 قتع كنات ألنتمطة تعاتكت لمد 5310 مععط كقط طعا بعتمطة 
1 ظاملأقعنان قلطا زععلها برعطا لاعتطت مولاعع"1ل كتامععةامدكلج عل 
11 385 لاققء 50 201 15 ]1 200 ,ملذ 0ع تمعك "زللأوماعة051ا52 مععط عبعم 
لطة أدععة 88.115 أعلداز لتدبراع عأ5 .1884 هآ[ .عوعممة لطعادر 
ع5 16 عأمن 501لا بأقعا10 زإن ؛ة رأميزع هذا لقتعمع© النقوومت 
لعكاقة 200 اعة71 تنمعممععأاتلع81 طاكتائمظ عط عمل سمقتصسصسوم لومتسلمق 
236 علااع 10 بعفتعط ملطة لمتكقاد عط أه متهماموت عط بومالة 10 سونط 
قاع كنات عط 5ه غعد عط مذ كأمع دم ممع ع ملقم صذ ععمماوتوعة عسود 
يك حلت نك 


0ع" طاعتطبت أعءزطناة كناه 01 لعصقءط أقط) 16 ععسعى ع2 للزلا 
عمقت 311 مأكة تمن عط رانيد10 عط 05 ععقستقمل لتهده عطا 10 
أذ 10 لعاألساطناك عع لعلطيدد 5لقوممممم لأوعيعد كه درمتتدنتسدت 
علط عه تزط لع5هم50م عتتعلاء5 2 ممتاععاءة 10 #بامقمط عطا عم لذل 
المع /ا00) ع1 0 ع21زهة 5ه لقنامرومة عط لعلااوعع؟ ملق عتعلاعة 
10 #الأسامعط :20 1825 إ2201 10 لإ[ع1ةمناءو]امن علاط رفعتالئمطاناج 
ج10 «عأأهمر عط د عترمل كهيلا ععطأهنة؟ ممتطامهم 210 ,أتنه أل توص 
ين 

أعممع5 ولط ععمأة لعدمقاء علط 1205 لمعم 1ع باعة 311لا عزما/ة 
م7 علقط ,لعقه6 5ه )1 طعتطيب مممن ماحل عط نعلهده وويب 
لعهوء151 فقط تنوتأقاناممم لعأهصستاق عط رلععصقطء نززطوى لأكصوء 
دبناه) عط آأه ...لظ عطا م1 عئ0طقة ههء5 ع1 100.000 مقطا عنم نزم 
لإطاقطن) أقط؛ أععموم2م علد؟ 3 ذأ عنغط؛ ,لع0100111 طعنادة معفط مقط 
عط كتعأمقنانك لقتأمءلأوع: عأأضناه2؟ 2 عالمععط 'إهل عمد بإقدر 
نات لا7ع17 1135 لأع1تتنةآ ,نا 522114 كه[ “اعأمقنان تأءلتتطوءط1 
260 5002 1133 الأقمهقأم ملا 0غ [زه أقدمء عط 0طة ,لعمدعىنمم1 
020 10لمعامة 2 ع15 أععزمم 3 5 عمعط1 لصة ركقالا؟ طاته 0361160 
-مة؟20 علاتتواءم عط ععالة 0غ قلمةا قلطا لله زأققى قعه عطا عسملة 
01 أ رقء5 116 0غ18 عهتلاعد5 114 عمتععقدلءد5لل أه ععهما 
:ه؟ لمقلها )أ عمتلهء5 01 5تقمعم1 تزلأومء عرمم بزأاطقطم2م 8 طأذس 
112100١‏ 

؟اع5اا معموأعبعل وذلة فقط أععم825 لتأء مقو عط تزأعاتممنممط 
ماوع 10162 راع اعمط ,تأعاطة؟ مقطأ رقععم هأ كتصناعتك عأومباءه1 10 عومابو0 
لقاع مقط عط عمتصمت 10 غامد ولط 2ه عممعة عطا 0سمرزعط ؤز ]1 رهما 
ع3 3أكلسقورءلة 0 تناه عط لمج غمع ص00 عط 5ه ومملاتؤمم 
لع نان 3 عع918! 50 هل أل زعععت سعط تإعط) مقطا ععااعط بزاعاتساكها 
عط '3قل2 ممألةاتمودها 1أ0 ونععمقل غطا لزاممغطء بتامط عماعءو 01 
التاق 107 لتعأولزة أقعط غطا لداء 0غ ععطاة: غباط ,أأه 0علهوي 
.عتنائنا عط م10 لإالناععة لإعوأتموة 

أقها غطا أه فعهتتقطكء عغط؟ طعقطت يه أمتومط” عه ؤز عتعغط) أمظ 
عط أه أأنادع؟ عط زععمعع 0111 50 22064 مقط رقعوع/ز عع 11تعناعع 
-58]15126 70105 أموطنا عا م1 0970م 1885 5ل ومتأوعنن عط 01 لزلنااك 
10ل أمقة الاأعمق 216 رموأهةوأصصمت عط أن وعط لمعته عط 05 تملا 
عط أه عهفمنهعل تزرماءةأدتادة ه 05 تزائلأطأوو0م 0ه كقنه عععط؟ أقط1ا 
.آله لاننهه عه ,تنه أةالتتومع تزط وأرلمدووعلق أه وعاعدسن عمأتزاديوم!1 

قم لوئذةأص طم مقطأ غ0 عتعطصعد نؤمة أقط) عبعزاعط أمم 0ل 1 
عأقسللسة ممم 3ه لمد باأعوزطند قلطا هه مولمامه ذلط لعهمدكء 
لع امم لاإأعتاجع فقط ول مقععلق أه دمتةدل عط طاتبت ععمماس تف بوعة 
مأطعء عععير عننا أصلمم لمتأوعووء أقطا صه أقط) رممتمامه نزم 


4 


عطاقط مم 5ذ وعافاعتد عقلتسة إلأعمءه مه دمأهامه نزم مآ 
]1 غقط؛ عممط عط طلتس عأمم علطا عتله 1 20ه بمتعلضدععلم مذ علقم 
1 | كه طوأذد أ متتصم عط أه عومعة عط متطكا عط تإمام 
0ه وذلد علأكوم م1 ردعأأهطد أومتع نسلا ومتامعتافع م1 مز لعمذهومه 
م وأأقع نان 21قأ:0م1تم1 نازعنا وأطا 

عذه1 شه معلقة رموأصتامه عتتمطة عط) غ2 لعلااسة نادمه عنهط 1 
أقنام ! لإاتقعءعكء قتطا ستهامعت 15 عله صذ كمه رأععزطترة قطا 5ه تزلنااة 

.1883 عمعلز عطا مغ عاعوط مع ٠‏ 

أمعة كوب عغألنن! .0./لآ "أ5 ل[قععمع0-لمعع كناك نوع أهط1 10 
عطا مه أزومع6 300 عمتضوعء م1 أمعسمعع 00 اكنال عط برط معط 
أه عتمسعلام عطا مغ ععمعمعأع؟ للا رأموعمة أه علمقلة لإتقاامدة 
65 1أمانأهمممه اقععنع5 مط 1 الإتأطلام كلل مذ عمأعة” سعط متعاماء 
مما لاكقاتضه5 عط 10 عبطاقاء؟ 51264635 ذه تلط طلأبن عماوعتمم أه 
حأعاناؤتامء تن لععقعص [زاعالاعة عنمن أقطأ غة عماعط زهترلممععل8 أه 
ع8مقتتمل عطا هغ ك5أمعتاع /ا0جم 120 51ت01مهع1 50206 مارم لله عمد 
1023 عط 01 

وعامأعهعم لوتعمعع عط م1 5ه 35ع10 لإ صتط م1 لعمتمامعك 1 
تاه لعأعق عط لأتامطة وأعلسقعوعلم 05 ععممتهل متمد قط اعتطه ده 
قناما5 5ه لإلطاتميه عتعبنا لإغطة أطهنامطا عط عدم 614 عط لة 
.0115101211011 

رقع[ كقعلز عده أنامط8 أهط) رؤلطا م1 يعصتبرده عبعنتاعط 1[ كوب ام 
08 أعة م1 ,لع أ8ةؤ3 علامطة كه رعتا 0م2516 أتاعتصمع001© اسمتام روط علا 
8 عطا لعتهلك ععلمه لقتعاذتمتلة 2ه ترط لعتسدم صومتووأصصرم© عدا 
5١ ١ 7‏ ازعقناططع1 

0 لمق كاأأصمته عنةا أبنمطة 101 لعع ارو 5م [أوكأستصه ولط ]1 
لم118 520011 5لط1ا :قعل 53216 عط) 01 11زتاأئه عط ص[ الزممع: كاز 
عطا أغناط ,نإةل-هغ كه غاعذا ع11) م1 سممنا لعاهو1 ]أ عمعمعمر عوعممع 
خطهزة أده! عط 201 أقنام ,علهت5 ك5قئ8 ]1 طاعتا لان قعع ته اك ناعمو 
للناة عععنت ملعلصدععاى 05 0035165 اتقعم هنظ أمعط عط 01 ]05م :01 
254 ,انلزن كلأ 01 قع نكتامقع؟ 20 لإأعأساموطة قط تزه عط ,كمانم مذ 
أقنال لإأمه أأعقاة ,العسسععءره00 3 01 لإازومعمعع علطا ززه ع لقع دعل 
كه قتع ملاعم عط معطلالا .تإعامنماضقط آه عممع علا نمم ممأع عه 
1 أقطا 1010 عععب تإعط1 ,عأةلمممر «تعط1 لع اأععع1 ماود اصصصمت عطا 
40 اللناوتهة لآنامكا طاعقطيتا عتمصطاي نزمة عصوع؟ 0غ كوعاعدن عط لأناونت 
عتره أتامطة معمعلأكممء مععط مقط "زأطقدمكمعع غطوتده فوط عنتمتم 
:1011 3 011301صطتا 50 أناه بورق ما لإرودقع260 تلزناد قط أن طغمع) 
رطكماء عط ها عصتلممعع2 أمع دع عط أنه مغ للم أعد؟ مذ عععبر عبد 
0115 أناه لالاتقع 10 ملإأألاطة تناه أن أقعط عط) 10 لع1نامتفعلمع عب 00ج 
.0115 أأعباعأوما 


لمي تإعط1 اععاه 2 2060م لإغطا معطبط كتقطا ,لعللعء0 نزعط) أبط 
برعطا ولط ,1721 ععقثتاة عط 5ه 10, اعم 10 طنهق 3 لأتباط مذاة 
عنصن “تغط 05 أقمء عطا 0غ عققعمعم1 عاطمعلأدمم بع د ند نأل 
ععلما 0غ 101652060 «عللع2 رأقذة غ2 عع كملمصل عمعط” ,ومملة) 
111 عمد تزإعطا أهطا قلط تزأدره كز از بعادي ععدأوناة أناط عمتطاجزمة 
عط 10 ععتتتاعه #ال1أ2 10 عع باك 65101 عبلهكع لزعلا 8 كوي أ 300 :1051 
058115 عقعغط1 مأنأ أتام 

أعة1 12 م876 ,ق20260116 أعمطه 01 ملام 38 هل عنز] عا 
نعصصط هط مغ ذأ ]1 أناط رأدعأتاء 7م15 تنه معغله ععة كعمه عم15 
عط معناعط 111 008111551098 عصابرو5 قط زط عدول ع[رمج فط أهطة 
5 أنات كلهقاذ )13 106 ,13تلسمعلة كه كلقصمة عط م1 سعامعءره] 
عامنط؟ 1[ 00 بعععط عدمل عداء عمتطاجعبع أومصلة مغ أقهعلهمء عاطمم 
1 ]2ط رعاطلا أقط1 01 أنع ل تعياه 0 عط مه لزأمناماععد داعم أأع, 1ل 
-ممعه© 2 05 كأرمألء لتقأنانااه؟ عط نزط ,لمأكوتصصومن بعماووط عط 
تأ 501 384أ0معم5 1835 رقع 1171نت اذ بلكع1 لإلع1أ 32 مترمء تزماكة؟ 
عط ,لاما ع1 05 1612109611211 ع1 ننه عقعز 3 30.000 .لمآ ععالا 
تعمه1م 2 أناه لاقم 1116 عصود عطغ ك2 1مه 1ل بالأعممي 00 
.ععةمتهعل 5ه العاولزة 

ع معطنن لله رلأاعة)! كأقعمع؟ :111560 أقط1 ,لتدد تزانعا 15 غ1 
عط 05 ععلاك أوععع عط) 4ه ]و2020 01 الدة لمة عسلاععل عطا مه اععلاء 
عطا ما مضه عط معي ددني أتح باععة مغ و1 أوذر 15 عأمضوين ,امد 
عوقعععطا عع1ة! 5ه لااستمامع علطا أه - رثاءقاة واكلممعلة أه زرماواط 
عققء015 #تلأقدععع10 05 و(لأباع عط )ذ طلأيه علتعمءط مملغماناممم دذة 
1218 #سأعسلع" هط 0عل1ء عقناق ععلأه نزمة موط) عنمه رفقط لأعطايي 
8 ,01121166م1 ععدمدوة عأعطا 05 امل قطد ممعم عط؛ م1 كم تاك 

أمععع1م 3 طامط ,تاللامداة كقط ععدعاع5ة لأرعل0هه لإأعتقم نامر 
2001060 عط تإقته اأتاوع؟ ذنام 1535ل 8 اأعناة للامط بعأمضوعة 220 
عطا هذ يوك أمعععها عط أه ععدمتوعل عط 15 لع أقعاكمال [اعبه ؤ5ز علطا 
,نه ]ألمم» عللأقصسلك عأطهكناه هته متقامعء 5ه عأأمد مآ اعلطيتا رللتمد 
لالع تهدساءهأمنا مأمعتطالهعط عط أو عده عطتمععط 5تمعلز أمععع؟ مل مقط 
لعزممء تتععط 5 عامصوعت عغطا وعقق ععطأه عتصمه ملا كه قلطأ مأ 
أرعععهم عط 5ه ل0مماورا 

عط تإوطصمظ كه نأك عطا وأ لإأمولنء8دم عدمد علسالة لاتمي 1 
قملممط عط ذه ععمودة عط م15 أمعد اعتطس كه مملأاديممه© 
أقطا تامع طعنة طلابد عأروب 5غ سقط لع5ة لسة رععقدتدئ0 ستدلا 
أناه لتتده نزعط؟ عموقعط 800,000 .ما سقط ععمم أدعمة فقط ترعط) 
10 لفاتتافمن نزام ]20501 5 20018م.اأ هذ ممع 50 رتتاعاولزة ع3ا أقطا 
لإاعءناد عط ه40 30 لمة ,لإقطصدظ كه كممأأألدمء لمة عتقساء عدا 
.05 2701510105© هق رلع2ة6 )ل 
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بباع1؟ 3 95[ متدامت مأ طؤتيت؟ 1 أععزطناة تإتم مه عمتلعامع عنرمقعمه 
.2016 قلطة عالت م1 عه لعع نلا عتتقط علطب جوممقوع؟ 1116 ,0:5 

لإأتزع بلا أهها عط :10 دمل ممععلق صا أمعلاوع2 مععط عننو[ [ س1 
هأ لتنهة لوأزوعبتل3 دأ طامط نيصوهةة قط نتمم]! مقط 1 ,تمعز عبره1 
110 300 ,عتولاعء/7؟ عكتاأناا كأ هل أقع67ام1 نزللمك! هج علد1 1[ ,تالمع مومهم 
05 ععتءأتعمع عأقنللكها أهطاتتعسرمة ه 15 عم لع1 كقط دمتتدمنععه 
ع5كنامء عذل مز رققط أعاطت ,اثموطناد ة طاأيت عمالمعل 01 عع لهأل عط) 
.لااك 0116 لإقضة 2056ل 01 6136 مقطا أعذمن ع2001 مععط رقعهد 01 

ونام تزع عط تزط 0م21 128/35 1[ ,260 36315 تزعع أزواء أناماقة -.2 
1 01]1مع؟ 10 51011 أتطله) 2 05 ععطلمعط 2ج 85 أعة م1 أتاعسممعع نام 
مععلة! عط م10 قع]ناقة706 عط لله رقأءلصقيرءالة أه عأوأة لإتواامدوة ما 
تعقعء القطة ] طاعقطين 10 ,تتمزةةأتم ممه قلط مأتعصع لمتصصط1 115ل ,10 
هاعة ومطعه8 ,8 .11 5ه تزإعمعلأقععم عاطة عط معلهن مقي رمه رعندا 
لإلننأة 2 ما عتم 160 11 أل «متاعع وم صل عاأتمير وم لمة نقطسلم 
قوع نا ع1 01 

/ا7ع7 2 135 للعتطا تزاتومسومت 2 طتاب لعأعع ممم مه [ سيق 
,01/13 عط 01 أتاعدرمواع باعل عسسكأن1 عط مز أوعععثم1 علطدعع ل131زمء 
(ا185أئدة لع لامتصدط1 كنه غتاعلمعمع0 تزاعع2ة1 ذأ تمع سمماع بعل أقطا لضع 
.0110115زم 

ءلم أه مالقاءععم أرزممع غطأ يععمتد وممعر لإخعزط عجمك 
طعتطنتا 10 ها لإتقاصنااه؟؟ 2 لاط 0ع011ممنة. مملكأواءمدممف انه لع و1 
لعالق كويد )1 زلعانتطقاممء روتام يممم0 تربون «أعط) نزآمه عيوزاعط 1 
عطا 90م 16 قو أععزطه لممتوتده هأاذ 200 ,مم أوكتأساصمت هلاوط عا 
تأعا؟ تعلمعايه لاا ,قلطا عناهل ممتوط : لددكة8-اء-اعمزاة أه كاععماد 
أه لالتقد 0علاقه 200 ونردم1 عط1 5ه عدم ععطأه عط ما كمملقمعمه 
.قاعع م5 أمومأعوقيم عط 

88 .10 روأ دسلاصهه) ؤتطغ ده ورمتأدعللطه 0م هدب معط 
:50 عل هأ علتون تأغطا أه مومعو عط متطلليد )أ مدو رمم ماعل معام 
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محاضرة 
مرة صام ب العزة أصمر بك راحب 
عرزل 


مارى الاسكتدرية 


دعت جمدية الهندسين اللكية العمرية حضرات أعضاء الجعية وحضرات 
الأطباء وكل من همهم هذا الأمس إلى سماع تحاضرة يلقيها حضرة صاحب العزة 
أحمد بك راغب بدار الجعية مساء بوم 14 فبرابر سنة 14417 وق اليعاد المحدد 
ترأس الاجتئاع حضرة صاحب العالى تمد شفيق ياشا رئيس الجعية وتفضل معاليه 
بتقدم حضرة المحاضر بالكلمة الآنية : 1 

معالى شفيق باشا : 

المحاضر هو حضرة أمد بك راغب وشهرته تفنى عن التعريف كان وكلا 
لوزارة الأشغال وهومبتدس نابخ يهاجم الشروعات الهندسية وقد هاججنى مسرة 
فى مشر و ع كوبرى أشتوم اميل و إنى أحد الله على أنى تمكنت من اخلاص منه . 

وقد هاحم مشروع مياه الشرب لمدينة الإإسكندرية سنة5؟14 ويكاد 
مشروعه أن يتحقق الآن أى أنه بمد سيور 5١‏ سنة كلل مجبوده بالنجاح , 

وستسمعون الايلة جوماً عنيفا فى موضوع صرف مجارى مديئة الإسكندربة 
والعروف عن راغب بك أنه يهاجم كل مشروع هندمى لا يقره من الناحية الفنية 
وقد هاجم مشروعات كثيرة ولكنه لم يبغ أية منفمة مادية أو شخصية فى أية ملة 
من عماته . . 


مهند سين قم 


والآن سيتكم حضرته عن مشروع مجارى الإسكندرية الذى بدأ سنة 15.05 
وموضوع مخاضرته هو نخطئة الأمال التى نفذت فى هذا الشروع وتلك التى 
راد تنفيذها الآن . 

ثم تكلم معاليه عن موضوع تعبين مستشارين مرت الإنجليز ليحكوا 
فموضوع مجارى مدينة الإسكندرية مع اخختلاف امنا والظروف ف الإإسكندرية 
عنها فى للدن الإتكليزية التى تصرف مياه يجار يها على بحار بها امد والجز رتفم 
جداً لا نشابدحالة المد والجزر فى مدينة الإإسكندر بة -- والملوم أن شدة للد والجزر 
تدقع بالرواسب بعيداً عن الشاطى.. ‏ , 

ثم أععطى الكلمة لحضرة راغب بك : 

كلة الحاضر 

بدأ حضرة راغب بك محاضرته بأن عرض بالفانوس السحرى : 

أولا - خريطة مقياس ٠٠٠٠٠١١‏ طبوغرافية مظللة عن المنطقة المتدة 
بين رأس أبى قير وغربى الإسكندرية ومى من عمل حملة نابليون الفرنسية أى منذ 
نحو 16٠‏ سنة وهنا شرح كيف أن الحضبة الضيقة التى تقوم عليها الآن مدينة 
الإسكندرية وضواحيها والمتدة بين سراى النتزه شرقاً وللكس غرباً ينحدر 
معظمها و الجنوب والمنوب الشرق وأن مياه الأمطار التى تسقط عليها تنصمرف 
إلى منخفض بحيرة أبى قير ومنسوب قاعها ٠٠ر؟‏ مترحت سطح البحر والتى .. 
جفت منذ. أ كثرمن خس وخسين سنة وأصبحت الآن أرضاً زراعية ‏ ومحيرة 
الحضرة ومنسوب قاعها متر ونصف نحت الصفر والتى جفت منذ عشرين سنة 
وبحيرة مرربوط التى يبلغ احظاط قاعها أربعة أمتار تحت الصفر ومنسوب مائها 
الآن نحو ثلاثة أمتار تحت ساح البحر وترعة الحمودية الىكان مصبها فى' تلك.. 


مم 


السنين الغابرة ينتهبى إلى بحيرة مربوط - فلا ينصرف ثعالا من مياه الأمطار 
إلا مايسقط على الشريط الضيق الذى يجاور البحر مباشرة . 

ثانياً ‏ عرض بالفانوس السحرى خريطة مقياس ٠٠٠٠١١‏ من أممال 
الخلة الفرنسية أيضاً وهى تبين ما كانت عليه مدينة الإسكندرية من الصغر ف ذلك 
المين فإن مبانها لم تكن تتعدى من ناحية الجنوب حائط سور المدينة وهذا 
السو ركان كرا من ناحية الغرب على مياه لليناء الثر بية بالقرب من مصب 
ترعة الحمودية الحالى ثم بجتد شرقاً بشارع السور (الخدبوى الأول) إلى خطة مصر 
ويلتف حول كوم الدكة إلى أن يصل إلى باب شرق (شارع فؤاد الأول) ثم ينمطف 
شملا إلى أن يصل إلى البحر جهة الزاربتة بالميناء الشرقية غربى طابية السلسلة ولم 
يبق مايدل على هذا السور الآ سوى ضريح الششيخ السورى بالقرب نان 
مخطة مفى. 

ثاليَاً ‏ عرض خريطة لحمود باشا ان مقياس 6.0/١‏ ا 
سنة 1981 ممرية وى تبين مدينة الإسكندرية وسا طرأ علبها من تغيير وامتداد 
خارج السور والأعمال التىكانت جار بة إذ ذا فى إنشاء أرصفة الميناء الغربية 
واستخلاص جانب من شاطىء البحر بالروم بالكرا كات من الرمال للستخرجة 
من قاع البحر لإيجاد النطفة الليركية وهذه انمر يطة الطبوغرافية تبين الأ كوام 
العديدة التى تكون الحضبة التى تقوم عليها المدينة الأصلية الآ ن وكانت هذه الأ كوام 
مقامة عليها قلاع وأبراج للدفاع عن المدينة . ِ 

ا وحوري نري لاي 01 ارقيايق 01 وف تبين 

ماءكانت عليه المديئة.ومدى انساعها فى ذلك الحين قبل إنشاء رصيف اميناء 
الشرقية وشارع الكورئيش سنة ؟ 19 وكانث الدينة لا تمتد إذ ذاك : شرق إلى 
أبمد من ضاحية الإبراهيمية 


084 


خامساً س عرض حضرته خر يطة مقياس ”6٠٠٠/1‏ مطبوعة سنة 194٠‏ 
وهى تبين الدينة كا هى الآن وتشمل هذه الخريطة بحيرة مسبوط وما أقي فيها 
من الأعمال كترعة مياه الشرب والمطار الببى وحوض الطائرات البحرية والطريق 
اموصل من العامرية عبر البحيرة إلى الميناء الجوية والترعة الملاحية التى ستوصل 
فيا بين ترعة الحمودية واليناء الغربية عبر بحيرة عسبوط ومشروع إنشاء النطاقة 
الصناعية واليناء الداخلية ذات الأحواض رسو السفن وللرا كب الشراعية 
ومنطقة لتخزين البترول ال . . 8 

وهنا لنت حضرته الأنظار إلى طبوغرافية المدينة الالية وهى التى تمتد من 
النتزه شرق إلى باب العرب بضاحية المكس غربا وكيف أن هذه الهضبة 
المستطيلة من الأأرض تنقسم عموديا بالنسبة لشاطىء البحر إلى ثلاثة أقسام  :‏ 

القسم الأول - يعتد من الغرب عند باب العرب ويذنهى عند النخفض 
الذىبه حوش خطوط السكك الحديدية التى تدخل منطقة الجارك بالميناء الغر بية 

القس الثاتى - ويعتد فيا بين منخفض القبارى السابق ذكره إلى أن يصل 
إلى منخفض ضاحية سبورتنج وهذا النخنض يشمل منخفضات ضاحية الحدرة 
وأرض سباق اليل النخفضة وأرض منطقة سموحة ( محيرة الحدرة الجففة ) . 

القسم الثالث - وعد فيا بين منخفض ضاحية أسبورتنج إلى أن يصل 
إلى ضاحية سيدى بشر والننزه وقد ظهر على هذه الكريطة الجمعات الرئيسية 
الخاصة بمجارى الأقسام الثلاث فى مشروع الحاضر . 

فالقسم الفربى و سمل ضاحية المكس والورديان والقبارى ومعظمها شون 
ومخازن وأزض فضاء ومساكن لأفقر الطبقات من التيسر صرف مياه مجاريه 
إلى بحيرة م بوط بعد عملية المعالجة المزئية أو السكلية واستمال للياه بعد تنقيتها 
لأغراض الرى . 


4م 


والقسم الأوسط وهو الدينة الأصلية من المتيسر صرف الشطر المنوى منه 
بالاتحدار الطبيعى نحو بحيرة مس بوط و إلغاء طلميات محسن بأشا أما الصرف بالماسورة 
الصاعدة فيكون قاصراً علىمياه اجارى بالشطر الواقم بحرى شارع السور ( اخديوى 
الأول ) وتتجمع مصبات يجارى هذا القسم جعيمها قبى ترعة ا حمودية قبل كر برى 
بحرم بلك عند نقطة مقلب التهامة ثم فسير ماسورة الْجمع الرئيسى على طول الطريق 
النى أنشأنه مصلحة الأملاك عير البحيرة هذه المنطقة ثم بمتد الماسورة بعد ذلك على 
جسررجديد فى خط مستقيم إلى أن قصل إلى جزيرة الثشعران بالشاطىء المنوبى 
لبحيرة مس بوط حيث تقام أحواض التنقية والترسيب وتستعمل المياه فى زراعةغابة 
أشجارخشبية بهذه الجزيرة ويبلخ طول الجمع الرئيسى هذا نحوعشرة كلومترات217 
ويحسن أن توصل نجارى حى غيط العنب الواقع جنوبى ترعة الحمودية إلى هذا 
الجمع الرئيسى عاسورة تسير مل حافة البحيرة . 
أما القسم الشرق فيجب باسستثناء ضاحية سيدى بشر تحويل جميع مجاريه 
بم تمليه الطبيعة جنو ب نحو شارع الدلنا باسبورتنج و إلفاء محطتى طلببات الحدرة 
وسيدى جابر ور المجمع الرئيسى لهذا القمم بأرض سباق الخيل النخفضة ومنها 
إلى أرض سموحة الأ كثر منها انخفاضاً إلى السسحارة الواقعة نحت ترعة اللحمودية 
ومن هناك تحول مياه الجارى نحو مزرعة الصبحية أو مزرعة القلمة أو أى جزء 
من الأراضى التى ستجفف من بحيرة ع بوط شرق حوض الطائرات البحرية لأن 
مصلحة الأملاك تنوى تجفيف نحو أر بعة آ لاف فدان ببذا الجزء من البحيرة . 
وحيث إن مياه ترعة الحمودية شحيحة فإن مياه أحواض الترسيب بعد 
علاجها يكون من المفيد استمالها فى رى الأراضى الحالية أو التى ستجفف لا سها 
(1) قد رلى سمادة الدكتور عمد بك خليل عبد الخالق وكيل وزارة الصحة أن يكتق 
بإقامة أحواض الترسيب على بعد اثني نكيلو متر فققط جنول أترعة الحمودية إذ لا ضرر هن ذلك ٠‏ 
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وهذه الياه بعد معالجتها ستكون أنق من مياه ذيل ترعة الحمودية . 
أما خصوص ضاحية سيدى بشر فإن هذه النطقة الشاسعة هى عبارة عن 
أكوام وغرود من الرمال وتكاد تكون خاليه من امسا كن إلا بعض أ كشال 
وفيلات بالقرب من الشاطىء ومياه الأمطار التى تتساقط عليها نشر بها الرمال.ولا 
يفيض منها ثى٠‏ وطريق صرفها الطبيعى هو منطقة بحيرة أبى قير التى هى الآن 
أرائى زراعية ويجب أن يكون صرف مجاريها الآن بما يناسب هذه المالة 
"كإنشاء خزانات مسمطة لتتحلل بها المواد الضارة الخ. . . ولا يجوز إدخال حساب 
ممزفها فى المناطق الواقعة إلى الغرب منها . ' 
وقد ظير على اطريطة فكرة أخرى وهى تحويل صرف النطقة الوسطن شري" 
على طول شاطىء بحيرة مبوط إلى أن تتصل بالجمع الرئيسى الذى ينتدىء خلف 
سحارة عموحة . 
ثم أفاض حضرة الحاضر فى شرح تاريخ 210 رية قبل 
إنشماء الجارى بها والأطوار التى مس مها مشر وع الجارى بما لا يخرج عنا هو وارذ 
بالتقارير التى قدمها لسعادة رئيس قومسيون بلدية الاسكتدرية والطبوعة فى صدر- 
هذه المحاضرة . 1 
ثم تعرض للتقربر الذى قدمه المستر نياور وقال إنه هو نفس مشروع المسقر 
ديفز الذنى حضره سنة 1608 اللهم إلاما جاء به عن ذَّكرالصاعب المطيرة التى 
تكتنف مد ماسورة مصب مجارى الإسكندرية إلى مدى مترا من الشاطىء 
وقرر الحاضر أن مثل هذه الماسورة ستكون عرضة لانآ كل بالصدأ من تمل 
مياه البحر وهرش الرمال لسطحها بفعل الأمواج كا أن وصلاتها البالغ عددها 
٠‏ أوأ كثر والتى سيقوم بتركيرها الفواصون لا يمسكن القطع بأن مياء الجارى 
لن تتسرب من لالحا فتلوث مياه الششاطىء لآسها فى المسسافة القليلة الغور مع 
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العم بأن هذه الماسورة ستشتغل نحت ضغط داخلى مقداره -هسة أمتار وأضاف 
حضرة اللحاضر إلى أن إقامة هذه الماسورة التى ستكاشض البلد نحو ١6١‏ ألف جنيه 
لن تُكون أحسن وضما من المصب الالى الذى ممتد داخل البحر مسافة ٠٠‏ مقر 
على الجسر الموصل. بين الشاطىء وجزيرة فاروس المقامة عليها طابية قايتباى حيث '. 
يبلغ عمق للياه حول هذه الجزيرة أربمة عش رمتاً أو أ كثر وهوتقريبا نفس الممق 
الطاوب مد اللماسورة الجديدة إليه . 

ومع مكل فإن هذه الاسورة الحديد بحسب تصميمها كا جاء بتقرير المستر تيلور 
أن تستطيم صرف كية لمياه الى سترفعها طلمبات قايتبلى البالغ مقدارها .414٠‏ 
قدم مكعب بل تستطيع فقط صرف 005٠‏ قدم مكعب أما باق مياه المجارى 
الزائد عن هذا القدر فستطلق فوق صخور مياه الساحل القليلة الغور فترسب 
المواد الغليظة فى ثنايا تلك الصخور وتلوث مياه البحر تاوثا شديداً . 


اعتراضات هندسة البلدية 


ثم انتقل الحاضر إلى شرح الاعتراضات الموجهة اشروعه فقال إن هندسة 
البارية حصرت اعتراضاتها فى ثلاث نقط أولا - أن مشروع الحاضر باهظ القكاليف . 
وبزيد عن تكاليف مشروع البلدية باثنين مليون من الجنييات منها مليون جنيه 
لأحواض الترسيب وامزرعة ‏ ثانياً ب أنه يقلب أوضاع وانجاهات الجارى الخالية 
اليا إن فى تنفيذه تعطيل لأعمال توصيل المسا كن والجارى الفرعية . 
أماعن الاعتراض الأول ذإن هندسة البلدية لجأت فى محضير تكاليف 
مشروع الحاضر إلى المبالغة وشعلت فى تخطيطها للمجمع الرئيسى فأوصلته إلى بوذ 
جزيرة العامرية يبحيرة مربوط وهوما ل يقصد إليه الحاضر لأنه حدد الموقع بأنه 
جزيرة الشعران الواقعة جنوبى بحيرة مر موطٍ وفى أنجاه مقلب القامة قبلى “رمة 
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الحمودية مع أنه فى لجنة الجارى قبل ال كتور خليل بك عبد امال الا كتضاء 
بإنشاء أحواض التنقيه والترسيب على بعد اثنين كيلو مترمن الشاطىء الشهالى 
للبحيرة ولم تعترض هندسة البلدية على ذلك لأن مشروعها يسمح بإقامه مثل هذه 
الأحواض عنطقة الأنقوشى وعلى بعد بضعة أمتار من أشد مناطق المدينة ا كتفظاظا 
بالسكان ونحت مهب الرياح و إذن كان يجب عدم المبالغة فى تقدير نكاليف هذا 
الجمع وجملها قاصرة على اثنين كيلو متريدلا من عشرة كياو مكرات '. 

ما أن هندسة البلدية فى تقدير حساب تصرف الاسورة الصاعدة لجأت 
إلى (هندسة ساقية جحا) ققررت أنه من الضرورى رفع جميع مياه الأرافى المتحدرة 
بطبيستها نحو بحيرة مر بوط وهى تمثل ١‏ بز من المساحة السكليه للمدينه وضواحيها 
ورفمها كلها فوق صنمة شارع المدبوى الأول بواسطة الطلمبات الحالية وى طلمبات 
منصور اا والمدرة وسيدى جابر واسبورتنج وغيرها من الطامبات اللازمة. 
وتجميعها كلها بالجمم الواصل لعللمبات قايتباى ثم رقمها مسر أخرى بالراجع فوق 
تقس الصنمة يننا مشروع الحاضر لاستدعى صرف أ كثر من عشر مساحة المدينة. 
بالماسورة الماغدة أما باق الساحة فتصرف جنوبا بالانحدار الطبيعى نحو 
ييرة م بوط . ْ 

ثم قال الحاضر إن هندسة البلدية عند تقديرها لتكاليف مشروع الحاضر 
أضافت إليه مليون جنيه لأحواض الترسيب والعالجة مع أن مشروعها يشمل إقامة 
أحواض للترسيب والعالجة الكليه أو الجزئية لكامل مجارى المدينة وأشد غرابة 
من ذلك أن هندسة البلدية تضيف على تكاليف مشروع الحاضر مصاريف رفم 
مياه بواسطة طلدبات المكس وتتناسى أن مياه أحواض الترسيب فى مشروعها 
تقغى بسرف شطرمن هذه الياه إلى نفس طلبات المكس المنطقة الجنوبية 
والغربية وطلمبات صرف أبى قير للمنطقة الشرقية . 
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وعن الاعتراض الثاتى قد أبان الحاضر أن الأمس على عكس ماندعيه هندسة 
البلدية فإن مشروعه يحترم شبكة الجارى الخاليه للمدينة الأصلية تمام الاحترام بل 
وجعلها أ كثر قدرة على تصريف المياه المنزايدة التى ترد إليها سواء بسبب تقدم 
الأحوال الصحية ف المدينة أو زبادة عدد السكان كنتيجة للمنشئات والمباى 
والمارات الضخمة الشاهقة التى تم إقامتها فى السنين الأخيرة حول المبناء الشرقية 
و بسبب ماسيجد من المبالى ببذه المنطقة التى مازال بها للآن مساحات شاسعة 
خالية من العيارات أو بما يقوم به الأهالى من هدم المساكن القدية المكونة الآن 
من طايق أو طابقين ويشيدور"_ مكانها عمارات شاهقة ليسكنها أضعاف عدد 
السكان الحاليين -- وذلك لأن مشروع الحاضر ينم من وصول مياه مجارى 
المداطق الشرقية والغربية والجنوبية إلى قايتباى يننا مشروع البلدية ستدعى 
استبدال المجممات الرئيسية الحالية بأخرى أ كبر منها وكذلك مجمات الدرجة 
الأولى والثائية والثالثة . 

أما عن الاعتراض الثالث وهو أن فى تنفيذ مشروع الحاضر تسطيل لأعمال 
توصيل مراحيض المسا كن والجارى الفرعية وتّهديد المندسة لسعادة بدير الجاس 
البإدى والقومسيون بأن أى تمطيل لمشروع البلدية المطروح فى المناقصة يمرض 
المديئة لأشد الأخطار وشّكوى الحندسة من إقلاق الأعالى م بكثرة طلبات 
التوصيلات المنزلية وإزعاج موظف المددسة فى مضاجعهم على حد ما ذكروا ‏ 
فالرد على ذلك أن الشطر الطروح فى للناقصة لايم قبل أريعة ستوات ويازم أربعة 
سئوات أخرى على الأقل لإنشاء باق الجمع الرئيبى حتى يصل إلى طلمبات 
اسبورتنج فإذن مشروع البلدية لايؤدى إلى أى غرض عاجل . 

إذا أضفنا إلى ذلك ما ذكرته هندسة البلدية فى اعتراضها على مشر وع الحاضر 
من أن معظر الزيادة فى مياه الجارى تأتى من الششرق أي شرق طلميات اسبور تفج 
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فإن مشروعه ينع وصول أى قدر من الياه الآنية من ذلك الششرق إلى مجم 
الكورنيش أو شارع التتويج لأنه يقضى بتحويل جيم هذه المياه جنوي إلى 
أراضى سموحة ويقغى بعدم تشغيل طلمبات الحدرة وسسيدى جابر ومحسن باشا 
النى فى فى حالة سيئة فيخف الضغط سبب ذلك عن طمبات قايتياى والمجمعات 
الرئيسية الوصلة إليها . 

وقال الحاضر بأنه بأسف إلى أن هندسة البلدية لم تتفضل ( خدمة للمدينة ) 
نويدم بالعلومات التى طلبها من كشوفات يتصرفات ومناسيب رفع الطلمبات 
وخرائط كنتور لاختيار أنسب المواقع لمرور الماسورة الصاعدة وموقم الطلمبات 
اللازمة لضغط المياه فى هذه الماسورة حتى تصل إلى جنوبى المدينة على شاطئء 
بحيرة م بوط سواء قبالة سحارة غيط غر بال بالقرب من طلمبات محسن باشا مارة 
بشارع أبى الدرداء أوعن طريق اسكندر الأ كبر أو خنادق حدائق الثلالات 
إلى منخفض الحدرة أو غير ذلك من الطرق التى لا يمكن تفضيل واحد منها إلا 
بعد عمل قطاعات طولية تبين ارتفاءاتها مع أن لجنة الأشغال والجارى بالقومسيون 
كلفت هندسة البلدية بتلبية طلباته . . 

وقال الحاضر إنه من المؤلم أننى لما طلبت من هندسة البلدية الطريقة التى 
اتبعنها فى حساب تصرف الجمع الرئيسى المطروح فالمناقصة البالغ مقداره ٠2م‏ 
قدم مكعب فى الدقيقة قالوا إن الذى عمل هذا الحساب هو المستر ولسون أحيد 
حضرات مهندسى البلدية وكان المستر ولسن بالإإجازة فانتظرناه حتى عاد من اشارج 
ومن ثم قدموا لى ذلك الأساب باللغة الإتجليزية . 

ونا أظهرت لم الحطأ فى ذلك الحساب اختلط عليهم الأمس واقتريحوا اقتراحات 
لا أصل لما مثال ذلك أنهم ذكروا لتبرير زيادة قطر ماسورة الجمم الرئيسى عن 
اللازم أنهم سيصرفون إليسا مياه غسيل أحواض الترسيب لشركة لياه بدلا 
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من صرنها رأسا إلى البحر وذلك لأن ما تجلبه من طمى يعكر مياه البحرعلى طول 
الشاطىء مون مصبها عند ننطة السلسلة شرق إلى ما بمد ضاحية جليمونوبلو 
والإنسان يظن لأول وهلة أن هذه المياه ستصرف بهذا الترتيب إلى غير البحر 
والحقيقة أنها سيلق بها إلى البحرثانية ولكن فى هنذه الكرة ,واسطة 
طلبات قايتباى . 

وقدفات هنلسة البلدية أنها بهذا أقامت دليلا جديدا على أن هناك 
تيارا أقوباً جرى على طول شاطىء البحر ويحمل ذلك الطمى ششرقًاً إلى بعد 
جليمونووارو. 

وهذه المياه العسكرة مصدرها أحواض شركة مياه الشرب وهى تقع على 
ارتفاع حو "1 مثرا فوق سطح البحر وهى مياه عذبة تحمل كثيراً من الطمى ب 
وكان الأولى بهتدسة البلدية أن نستعمل تلك لياه فى رى و إخصاب منتزهاتها 
بباب شرق وحديقة الشلالات أو منزارع الحدرة ولكن هندسة البلدية حتى فى 
هذا الأمى تتبع هندسة ساقية جحا قتصرف هذه ليام إلى الجسم الرئيسى بالراحة 
م ترفمها وتلقيها فى البحر ثانية واسطة طلدبات قايتباىلتنشرها الأمواج والتيارات 
البحرية من جديد على طول الشواطىء الشرقية ومع كل فإن مكعب هذه المياه 
حسي تقدير هندسة البإرية هو "0٠‏ قدم مكسب فى الدقيقة وهى كية لا تكاد 
تذكر فى تبرير جعل هاسورة الجمع الرئيسى هرا مقع أن هذا الجمع 
لالزوم له كلية . ٌ 

ومم كل فإنتى أشك فى حة هذا الرقم أى ٠هم‏ قدم فى الدقيقة أو 145٠٠‏ 
متر مكب تنصرنها شركة مياه بوميا فى غسيل أحواضها التى تغذيها طلببات 
الفرخة فإن هذا القدر يساوى تقريبا خس ما ترفعه هذه الطلمبات . 
وبديهى أنه من المستتحيل أن نتصور أن شركة المياه تنلف هذه: الأحواض 


قة5 


وميا بهذا المكعب اللكبير من الماء وغالب الظن أنها لا تفمل ذلك وأن الرقم 
الذى ذكرته هندسة البإدية بعيداً جدا عن المقيقة . 

وقال الحاضر إنه لم يغال بالمرة فى تقدير تكاليف الأعمال الختلفة وقد قام 
الدليل على سمة تقديراته من نتيجة فتح مظاريف المناقصة ققد قدرت البلديةلحذه 
الأعمال مبلغ ٠٠‏ ٠رءه؟‏ مائتا وخخسون ألف نيه فى كتابها الرسمى إلى البلدية 
فى أكتوير سنة ١945‏ يننا قدر الحاضر تكاليف تلك الأعمال بلغ لا يقل 
عن أربعالة ألف جْنيه وجاءت نتيجة العطاءات مؤيدة لحضرة الحاضر فإن أقل 
عطاء للمملية بلغ أر بمالة وإحدى وأر بمين ألف جنيه وذلك يجمل مواسير الجمع 
الرئيسى من اللمرسانة أما إذا كانت ماسورة الجمع الرئيسى من الصلب أى طبقاً 
لشروط المناقصة يماما فإن التكاليف تبلغ + ٠‏ ٠ره40‏ أر بماثة خسة وسبعين ألف 
جنيب حسب عطاء المقاول الثاتى . ْ 

وقد قدر الحاضر لتكاليف ماسورة الصب البحرى وحده ١6 ٠ر* ٠٠‏ جئيه 
وجاءت عطاءات المقاولين مطايقة لمذا المبلخ تماما . 

ونتيجة هذه العطاءات كشفت تقديرات هندسة البلدية بشكل فاضح -فملها 
الفيط على أن تتعرض لمشر وعات الحساضر العمرانية ببحيرة مر يوط وقارنت بين 
التكاليف التى قدرها الحاضر مبدئياً لتلك الأعمال وكيف أن لجنة عيتنها وزارة 
الأشغال رفست قيمة تلك التكاليف من ٠٠‏ ٠ر٠‏ ٠ه‏ جنيه إلى سبعة عشر مليون 
جنيه ؟ ققال الحاضر إنه لا يعرف عن تلك الاجنة شيقاً ولكنه عل أنها كانت مؤلفة 
من طبيب و بعض صغار الهندسين والكتبة من مختلف المصالم من لا يغقهون 
شِيئاً عن كنه هذه الشروعات المظيمة لأنها أبمد من أفق خبرتهم وأعلا 
من مستوى تفكيرم ٠.‏ 

ومن الغريب أن تلجأ وزارة الأشغال لمثل هؤلاء الموظفين ولديهب! من كيار 
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مديرى مصاللها.من يصح أن يطلب منه مراجعة تقد ر.تكاليف هذه الأعسال 
وقيمتها ألفنية . 
والأعمال التى فنكرت فيها وحضرت ت تصمياتها وأشرفت على تنفيذ شطرمنها 
ليست را لى بل فى فر مصر ويكنى أن أذْكر أن وزارة الطيران البريطانية 
قد تلدت أعمالى فى اليناء الجوية فشرعث فى إنشاء حوض للطائرات البحررية 
على غرار حوض الطائرات الذى أقته ببحيرة مريوط وامم ذا الليناء الجوى 
4 عالل 0115 ويقع على بعد عشرين ميلا من مدينة لندن . 

٠.‏ وتم الحاض ر كلته بأن قال : يسرنى أن هندسة البلدية قد تبرأت فى تقررير 
أرسلته أخيراً لسعادة مديرعام البلدية من فكرة أسطول تقل المواد البرازية وأنها 
استعاضت عنه بإنشاء ماسورة صاعدة بمتد من نقطة قايتباى إلى مقلب القامة 
بمحرم بك على أن حمل هذه الماسورة المواد الفليظة الناتجة من عملية أحبواض 
الترسيب وشعرت هددسة البلدية حرج موقفها تجاه أحواض الترسيب التى ستقام 
بنقطة قايتباى نفسها وتركها مكشوفة للهواء ققالت إنها ستعمد إلى تغطيتها وأنهبا 
من باب التعمية ستغطى سقوفاتها بمختلف الزهور والرياحين . 

ول تفسر لنا هندسة البلريةكيق تستطيع بعد ذلك تنظيف داخل هذه 
الأحواض إذا كان السقف بالبناء ‏ أما إذا كان السقف بصاج الحديد فإن 
الغازات التصاعدة ستأنى عليه فى بضعة أساييع وكذلك لم تبين لنا هندسة 
البلرية كك يمكنها منع سرب الروائج وتوالد ا اليب من خلايا هذه الأغطية 
والأسقف وكذلك ذهب خيال هندسة البلدية إلى فكرة أقبح من فكرة أسعلول 
نقلالواد البرازية قأنشأخيالها تلك الحديقة تتصاعد حول شجيراتها الروائم اللكريبة 
و ينطى الذباب أوراق وأغصان تلك الشجيرات وناهيك بما ترشح به هذهالأحواض 
على جوانها وحوطا من مياه الجارى . لاشك أن فى هذه الأفكار كثير من التخبط 


با 


والاستخفاف بأهمية وخطورة هذه الأعمال واستهتار بمصالح المدينة وعدم 
مراعاة إحساسات الأهالى الوطنيين الذين يسكنون بحى الأنفوشى وما جاوره 
من الأحياء الوطنية . 
إن هذه النطقة تعد يحق منحيث الشسكل والوضع أنف مديئة الإسكندررية 
وأرجح أن هناك صلة بين اسم الأتفوشى ولفظ ( أنف ) ولفظ و(ش) أو أنأصل 
الكلمة أنف الوش . 
وأعرب الحاضر عن رجانه أن تكون نتيجة هذا الاضطراب فى الأفكار 
سكون هندسة البإرية ‏ آلخ الس - إلى الحق ولما فيه خير مدينة الإسكندرية 
وسعة أهلها وسحة الذين يقصدون شواطها مدة الصيف للاستحام واستنشاق هواء 
البحر نقيا صافياً . . : 
: وعلى أثر انتباء حضرة أ-مد بك راغب من محاضرتته أعلن معالى الرئيس 
أن الكلنة الآن لحضرة الأستاذ الدكتور خليل بك عبد الطالق وكيل 


وزارة الصحة . 


كلية الدكتور مد خليل عبد الخالق بك 
إن الخلاف بين وجهات النظر فى هذا الموضوع عجعه عدم :الالمام بجميع 
اللقائق الماصة به فلو طرحت جميع هذه المقائق على بساط البحث لا اختاف 
اثنان فى النتيحة و إنى سأتناول الوضوع من الوجهة الصحية . 

. أول مالنت نظرى فى الوضوع هو ما لاحظته وما لاحظه الكثيرون منكم 
من أن هناك راح ةكريهة على شاطىء البحر فى مديئة الإسكندرية خصوصا أمام 
الملجان والانبعاجات الداخلة فى.الساحل مثل شاطىء الشاطى ومصطلق باشببا 
وذلك فى أيام الصيف الى يكون المواء فيها سأكتا . م 
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وقد قيل فى تعليل ذلك إن هذه الرائحة هى رأئحة الأعشاب المملة باليؤد » 
ولكنها فى حقيقة الأمى رالحة مياه مجار متعفنة والأعشاب التى توجد خصويما أمام 
الشاطى هى الأعشاب التى تتموفى مياه الجارى . 

وقد نكرت كثياً فى سبب وجود هذه الرائحة الكريبة الشديدة فى الأيام 
الس كنة المواء وضعفها بلتلاشيها فى الأيام الماصفة إلى أن وقفت يطريق الصدفة 
على بحث فى مثل هذا الموضوع تماماً بميناء أوديسا يجنوب الروسيا ا على البحر 
الأسود . 

فقد تبين أن مجارى هذه للدينة التى تصب ف البحر تنكاد تتعدم راتتها 
إذاكانت الأمواج شديدة » أما إذا سكن المواء فياه الجارى أخفمن مياه البحر 
لأنها مياه عذبة فتطفو على سطح الماء الالم وتنتشر بسرعة إلى مسافات بعيدة 
وتتعفن المواد التى بها فتحدث تلك الرأحة الكريهة . 1 

على أن هذا الوضوع من السهل إثباته إثبانا قاطم) بالفحص البكتريولوجى 
فهناك أنواع من الأصداف البحزية والميوانات القشرية التى تصاد من ماء البنحر 
وتتجمع فيها اليكر, وبات العدية للاإنسان ؛ وقد ججمت عينات من هذه الحيوانات 
وخصت بكتريولوجياً وثبت أن بها الميكرو بات امسدية للا نسان وذلك على طول 
شواطىء الإسكندرية من الشاطى إلى سبيدى بشر. 

وقد قيل إن التيارات البحرية أمام الإسكندرية تختاف وهناك الد والجزرء 
بل قيل إن هداك حجار عبيقة فى قاع البحر متتجهة انجاهاً خاصاً » ولكن الحقائق 
العملية تقرر أن الانجاه العام لتيارات المء فى الإسكندرية هومن الغرب إلى الشرق 
وأن هذه التغيرات التى د كرت تنيرات طفيفة لا تؤثر على الاتجاه العام » قد قام 
منتهد الأحياء الائية مصلحة خفر السواحل بعمل نجارب على الباخرة مباحث 
فألقى عوامات أمام مسق مطروح وبكل عوامة ورقة تبيح الحاملها مكافأة 


ح5 


إذا أرسلها إلى المكتب الرئيسى بالإسكندرية حتى يبادر من يجد هذه العوامات 
بالتبليخ عنها مع إرسال الورقة التى بداخلهاء وقد جممت هذه العوامات على طول 
الشاعطى ٠‏ من مسرسى مطروح إلى ميناء حيفا فى فلسطين مما يثبت بطريقة قأطمة 
أن التيارالبحرى أمام الإسكندرية هومن الغرب إلى الشرق ٠‏ 
وقد ثبت أن اليسكروبات المرضية للاءنسان تعيش ف ماء البحر لمدة نقراوح 
بين ثلاثة وأريمة أسابيع ما يتبح فرصة كبيرة اذه الميسكروبات للوصول إلى 
الشاطىء محتفظة بقوتها أأرضية . 
وقد قيل كثيراً ماهو الضرر الذى حصل ف الإسكندرية وهى تلتى بماء 
مجاريها إلى البحر سنين طويلة ‏ 
فإذاكان للقصود أننا جد الناس على شواطىء الإسكندرية يقعون موقى 
ل نبرهن على ضر الجارى فهذا لن يتحقق » والحقيقة أنه لتقدير أثر الجارى 
وتطهير المياه والتهامة والحافظة على الأ كولات مرى التاوث لا يمكن تقديرها 
إلا بمعيار نسبة وفيات الأطفال إذ أن الأطفال فى مبدأ حياتهم أكثر استهدام 
. للمرضومن يشنى منهم يكتسب مناعة قد تقيه من المرض ثثانية فى حياته المستقبلة. 
وقد ذكر حضرة الدكتور أبو الملا مدير سحة البلدية أن وفيات الأطفال فى 
الإسكندرية فى السنة الأولى من حياتهم تبلغ 0.؟ لكل ألف طفل مولود ويننا 
هى 5؟ لكل ألف طفل فى مدينة شيكاجو التى تفخر بإتقان تنقية مياه الجارى 
ها ونقاء الاء فبها ونحوذلك » وهذه حال لا ترضى » وقد ذكر بعض الأعضاء أن 
الأطفال لا يذهبون للبحر للاستحيام والحقيقة أن العدوئ تصل إليهم فى منازهم 
.فالأسماك والحيوانات القشرية ألتى يأكلها الأهالمى بعد ما تقوم الأمهات بتنظيفها 
تسرب منها المدوى إلى الأيدى وإلى الأواتى فيصل المرض إلى الأطفال »كذلك 
الذباب الذى يعيش على الشواطىء المأوثة يقوم ينقل العدوى , وقد ثبت أنعدوى 
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ديدان الاسكارس نصيب 75 بي من سكان الأسكندرية وهذم المدوى لاتصل 
إلى الإنسان إلا إذا بلع بويضات الإسكارس الى لا توجد إلا فى البراز الأدى » 
وهذا معتاه أن أ كثر من ثلث سكان الإسكندرية يتناولون عن طريق الثم مواد 
برازية آدمية بكية ضثيلة طبس نتيجة ذلك لأنه عند ما عرض موضوع جارى 
الإسكندرية أمام القومسسيون البلدى طلبت تأليف لجنة قضم الإخصائيين فى 
الموضوعات المتعلقة بالجارى لبحثها حتى إذا تبين أن هناك ضرر من المشروع 
لمفترح أدخّل عليه ما يازم من التغييرات ليكون صاللا » وقد ألفت هذه اللجنة 
من حضرة مهد وصنى بك وكيل مصلسة الجارى حينئذ ومديرها المالى والدكتور 
باسيلل فرج مدير قدم المياه بمعامل الصحة والدكتور واشد الإخصائى فى مياه 
الشرب والجارى عامل الصحة والدكتور حسين فوزى بك الإخصائى ف الأحياء 
ماثية وعميدكلية العلوم يجامعة فاروق الأول ومن مدير سمة البلدية ومدير قسم 
المندسة البلدية» وقد قررت هذه اللجنة بإجماع الآراء أنه يجب أن تعال جميع مياه 
مجارى الإسكندرية بالتنقية السكاملة فى منشئات جنوبى المدينة وتنصرف الميام 
بعد تنقيتها إلى بحيرة مربوط » وقد ذكر الهندسون فى الاجنة أن هذا يكلف 
البلدية مليونى جنيه زيادة تكاليف المشروع » وأذلك قررت الاجنة أنه إذا كان 
تدبير هذا المال يقف حائلا دون تنفيذه ذاللجنة تقترح طريقة أخرى أفل كفاية 
من الطريقة السابقة وه أن تنقم المديئة ثلاثة أقسام - القسم الششر قى من المديئة 
وهوالنى لم تنشأ به جار بعد ويعمل له مشروع تنقيةكامل ومستقل وينشأ فى 
حنوب هذا القسم » والقسم الغرى والجنوبى من المدينة وليس به جار كثيرة 

يعمل به أيضا مشروع تنقيةكامل ومستقل فى بحيرة مريوط » أما القسم إلثالث 
وهو وسط الدينة ويبلغ عدد سكانه أقل قليلا من عدد نصف سكان الدينة 
فتستمر مجار به منطلقة إلى قايتباى وتقام حنلاك محطة لاتنقية المزئية التعقيم على 


لل 


مثال عملية سارت فرلسيسكواء وقد قدرت تكاليف هذه التنقية والتمق 
بربع مليون: جنيه؛ وقد أقرقؤمسيون بلدية الإسكندر بة هذا القرار ولكن هندسة 
البلدية' طرحت ف الناقصة المشزوع الأصلى الذى وضعه الستردافيس ثم عدله 
تار تيلوزندون أى تفيير ؤهنذا الشروع الذى أساسه تقل جيم مياه الجارى 
لدينة الإسكندزية اممتدة من الْتَزْه إلى الدخيلة بواسطة بجرى يصب بواسطة مصب 
بحرى فى قايتبلى وتعتد ثمافائه مقرفى البحر إلى عمق 16 متراً » وهذا الشروع 
مصمم ليون نفس من السكان ء وهوئيتعازض مع قرارات اللجنة فلا لزوم للمصب 
البخرىالذى يكلفه وحده 19٠‏ أل فجنيه سواء نفذ إقتراح اللجنة الأول وهو تنقية 
جميع مياه الجارى 'منثأة فى يحيزة عريوط أو إذا نفذ الشروع الثالى وهو الذى 
يْقضْئ بالعالجة الجزئية والتطهير بالكلو رين » وى كلا الحالتين فلا لزوم حصب 
يحرى بمتد فى البحر ثمئماثة مترء وكذلك الجمع الرئيسى الى عتد كيلو متزين 
لينقل مياه الجارى الخاصة بملييون نفس »فالجمع الحالى سوف يكون خاصا بأقل 
من 44 ألف نفس وهو الآنكاف لأ كثر من هذا المدد ولا لزوم لتخييره » 
وكذلاك الاكينات فنها فى للشروع الثانى ستصم لرفع مياه الجارى إلى أحواض 
الترسيب ء ينما فى للشروع الخالى فهى مصممة لإلقاء لماه قى المصب البحرى ول 
.يظرح فى هذه الناقصبة أى عمل خاص بالتنقية الجزثية أو التطبير . 

' وهنا تقدم خضرة راغب بك » بمشروعه الذى يسهل عملية التنقية الكاملة 
بمطاريف إضائية قدرها بخمسين ألف جنيه وليست ليون وثلاثة أر باع المليون 
كاقرراليندسون فى الاجنة المشار إلها؟ ننا » وعلى ذلك تررت اللجنه المشكلة 
لهذا الموضوع فى البلدية أمام تضارب التقديرات فى تنكاليف المشروعين أن يسهد 
إلى لنه“فنية من الميندسين مكونة من سعادة نجيب ابراهيم باشا وكيل وزارة 
الأشغال والدكتورن حنن زكى بك مديرعام رى الوجه 0 وحضرة وصقى بك 
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مديرعام مصلحة الجارى لدراسة التقار يرن الفعلية لكلا الشروعين » فإذا تبهن أن 
مشروع التنقية الكاملة لايكلف مليون.وثلاثة أر باع الليؤن من الجنبهات زيادة 
و يكلف فقط سين ألف جنيه كا يقول سعادة راغب بك أو.نصف مليون جنيه 
أو مليون جنيه فيجب على البلدية لصالم سكان المدينة تنفيذ مشروع التنقية 
الكاملة» ولم يعرض بمد قرار هذه اللجنة على القومسييون . ٠‏ 

ومن الطريف أن بلدية نيو بورك و بلدتين عيوارها ها بلدبة نيوتجرزى 
وكتكتكت اختلفت بعذها مع بعض فح إطلاق مياه الجارى إلى البحر يدون 
تنقية ووصات المسألة إلى الحمكة المليا الأمريكية التى قضت أنه لا يحق لأحدعا 
إطلاق ماء الجسارى فى البحز بدون تنقية وقد ألفت هذه البلديات الثلاث لجنة 
سحية مختاطة قررت أن تنق تنقي ةكاملةجميع مياه الجارى وقد. رصد فعلا فى ميزانية 
سنة 1945 مبلغ 1١8‏ مليورن دولار لاقيام بهذه العملية وقررت لله الانجنة 
مواصفات خاصة لماء الحار: ئ النق الذى يسمح بإطلاقه. إلى البحر فى.حالة:استعيال 
الشاطىء للاستعجام ومواصفات أخرى ف اللمالات التى لا.ستعنق ذيهنا 
الشاطىء لارياضة . 

ومياه الجارى فى الإسكندر بة النطلقة إلى البحر لا تتتاوهًا أنة تنقية ا 
وحتى اوعولجت بطريقة التنقية الجزئية المقترحة لا تبلغ الدرجة الطارية 
فى المواصفات الأصريكية . 

وعلى أثر انتهاء اد كتور مد بك خليل من إلقاء كلته تمالت الأصوات 
بأن هذا الشروع خطير للغاية وأن مستقبل الإسكندرية كعبيف والدينة الثانية 
فى البلاد معرض لأشد الأخطار . 

وقال معالى عبد القوى أحمد باشا إنتى أمام خطورة الموضوع أرى أنه 
من اللازم الانصال بحضرة صاحب الدولة وزيرالداخلية وحضرة صاحب المالى 


1١م‎ 


وزير-الصحة لإيقاف البت فن مناقصة الأعبال النوى تنفيذها وأن تحتضن جمعية 
المهندسين اللكية هذا الشروع فتختارإدراضته وغصه هيئة من كار الهندسين 
لتتقدم بتوصياتها الهائية بشأن القواعد الواجب تنفيذ هبذا المشروع المام 
على نقتضاها . 1 
معالى شفيق باشا - قال معاليه إنه على استعداد لمقابلة حضرة صاحب الدولة 
وز الداخلية ومعاللى وزبر الصحة وتبليثهما مأ تقررفى هذا الاجّاع من حيث 
ضرورة عدم البت ف المناقصة انخاصة بالأعمال التى تنوى البلدبه تنفيذها ولكنه 
إعاق ذلك على قيام الدكتور ممد بك خليل عبد الخالق بكتابة التكلمة التى القاها 
الآن حتى يقدم صورة منها مع محاضرة راغب بك لها . ' 
'” موافقة:من الجيع . 
'وعلى أثر ذلك قال معالى شفيق باشا إن حضرة ممد أفندى أبو الملا وكيل 
هندسة البلدية أرسل خطابا طلب فيه تحديد يوم لإلقاء محاضرة فى نص للوضوع 
وأنه اذلك يرى أن تلق هنذه الحاضرة يوم 5 فيراير سنة 160 فى المناعة 
الخامسة مساء. 
”: وأنفض الاجتراع حيث كانت الساعة الثامنة مساء . 


يل 


مناقشة المشر وع 


فتمحت الجلسة فى الساعة الخامسة من مساء يوم الجمة 7 مارس سنة ١8.410‏ 
برياسة حضرة صاحب العالى ممد شفيق باشا رئيس الجمية . 

الرئيس - كلفت من حضراتك فى الأجتماع الافى بمقابلة حضرة صاحب 
الدولة رئيس مجلس الوزراء مع حضرة صاحب العالى عبدالقوى أ-مد باشا وبعناسبة 
عرض معاليه وسفره بعيدا عن القاهرة » نشرفت بمقابلة دولة رئيس الوزرام 
بمفردى . وقد وضعت مذكرة بشأن هذه القابلة بتار يخ 15 قبراير سنة 19417 
أتلو نصها على حضراتم :. 1 

مذحكرة 

قد تقابلت صباح اليوم مع حضرة صاحب الدولة رئيس الكوبة وقدمت 
له مذكرة ».صورتها مرققة » خصوص مشروع الجارى العمومية بالإسكندرية 
القتيح من بلدية الإسكندرية وعدم مواققته من الوجهتين المندسية والصحية ثم 
شرحت لدولته بعض ماورد فى هذه الذكرة فُكتب بخط يده مسودة لتكتاب 
يرسل لبلدية الإسكندرية خواه أنيرسل إليه بأسرع ما يمكن صورة الاعتراضات 
التى قدمت ضد الشروع ورأى البلدية فييا مع رأى: الاجنة التى شكابا 
القوسديون لفحص الشروع والاعتراضات التى تقدمت عليه ويطلب ألا ترتبط 
البلدية بأى ارتباط مع للقاولين قبل عرض الوضوع على دولته شخصياً وإعطاء 
رأبه قيه والقص ري با يلزم عمله . 

وأخبرت دولته أنى قبل مقابلته قابلت حضرة صاحب العالى وزير الصحة 


يدل 


وقدستله صورة من للذّكرة الآنقة الذكر» ققال: أنه متفق مع رأى ججمية المهندسين 
فى عدم المواققة على المشبروع قلبا وقالبا ء ولكن وزإرة الصحة غير مختصة بالأمس 
ولأنها لاعلاقة لها بصخة البلدية ؛ ققلت : ولّكن توجد علاقة غير مباشرة واسعلة 
دولة وزير الداخلية ورجوت معاليه تبليغ رأيه بعدم مواققته على الشروع لدولة 
وذير الداخلية . (عد شفيق ) 
تحريراً فى ١‏ فبراير سئة 1541 8 

وفى الجلسة الماضية قرأت كتابا من زميلنا الحترم باثمبندس بلدية الاسكندرية 
بالنياية أبو الملا أفندى يطلب فيه اعطاءه فرصة لإلقاء محاضرة أمام حضرا 5 
فى موضوع إصلاح مجارى مدينة الاسكندرية وحدد موعد إلقاء هذه الحاضرة 
يوم 28 فبرابر . ولكن لأسباب تأجل الموعد إلى اليوم . 

أعتقد أنه يوجد من بين حضراتكم من لم يسمع المحاضرة التى ألقيت 
فى الجلسة الماضية . ولذلك سأخص تلك الحاضرة فى إمجاز . 

إن القسم المتوسط للدي الاسكندرية يصرف مياهالجارى فى البحر المنوسط 
بواسطة طلهبة موجودة فى أعلى نقطة من المكان » وبعد ذلك تنحدر الأرض 
سلمهة البحر ولجهة بحيزة مربوط الجنوبى . فى وقت كثرة المياه وضغطها لا تقوى 
هذه الطلمبة على رفع جميع مياه وصيها فى البحر . . فتأخذ ما تستطيع أخذه وتصبه 
فى البحزء والقسم الآخر يصب مع زد الأمف فى بحيرة ريوط فى اله اتى 
تصاد فبها الأسمالك وتغسل قها الحضر : ١‏ . 

فهذا الإنصباب ف البحيرة يكون محل خطر كيد منج شديد العدوى 
بالأسراض التى أساسها الديدان المعوية . 

إن اشيم الشرق لد سيدى بشر والقسم 20 .الكس لا توجد 
لا مجارى الآن فاتتدب مبتدس من اتجلترا يدعى مسثر « تيار » ليدرس مششروع 


ال 


الجارى نوضع مشروتا ينتدىء شرقا من الننزة » ويذهى غربا عند الكس . 
وطبعا الجارى الفرعية أو المواسير الفرعية ستصب فى !ل« ,ماء»لاه© منفقة » 
وهذه ترفم متها امياه وتصب فى البحر الأبيض للتوسط بواسطة ماسورة طوا نحو 
١٠م‏ من بعد طابية قايد باى ممتدة لبحرى ٠‏ 
خضرنا صاحى المزة أحمد راغب بك وخليل عبد الخالق بك يمترضان أشد 
الاعتراض على هذا الشروع من الويجهة المندسية ومن الوسجهة المبحية» والاعقراض 
من الوجهة الصحية لأن الواد عند نزوها فى البحر لا تتحلل ولا يتق خطرها 
ا هو مننظرء يقال إن الاسورة التي طوها +٠٠‏ متر وعمقهاكاف نحت سطح 
للا تكنى لمئع تلوث شواطىء الإسكندرية» بالمواد التى تنزل من الجارى»ولكن 
.كا قال الدكتور عبد الخالق ‏ هذه المواد ثبت بالتجر بة إنها تصل إلى الشواطىء 
لقرب سيدى بشر إن للواد البرازية مع تحلها إلى أجسام صغير تلتصق بأجسام 
لمستحمين » ثم إنها بالتصاقها بالأعشاب البحرية تسيب الروائح الكريهة » الى 
يشمها أهل الإسكندرية والصطافون فيها ء و إن الأسماك والقواقع عتدما تأ كل هذه 
الواد العلقة بالماء فإنها تصاب بالأسراض امموية التى تصيب الإإنسان بدوره . 
هذه فى خلاصة ما سمعناه بعد أن استبعدت كل النقط غير الأساسية 
فى الوضوع » وبذلك أكون قد مخصت اللخطوط الأساسية للمعارضة . 
والآن سنستمع إلى وجهة نطر أخرى هى رأى زميلنا حضرة الأسستاذ 
أو الملا أفندى باثمهندس بلدية الإسكندرية بالنيابة وأستاذ المندسة الصحية ول 
إمداد الدن بالمياه بجامعة فاروق الأول بالإسكندرية . 
والكلية الآن لحضرته : 
أبو الملا أقندى ‏ أبدأ كلتى ‏ بشكر جمية الهندسين بالقاهمرة على إعطائى. 
هذه الفرصة لبئان وجهة نظر بلدية الإسكندرية فى الوضوع . 


نقد سممت بل وقرأت كثيراً فى الجرايّد اليومية والجلات عن هذا المشروع 
الذىكان يجب أن يحضظ به للمجلات والجتمعات العلدية » ولسن الحظ أن 
المعارضين قد لجأوا أخيراً إلى الميئات العامية لجادت الفرصة للكلام وبيارنف 
حقيقة الوضوع . 

ند قيل لى ماذا تهتم بهذه الناحية ولسث المقصود بهذا الانتقادء و ما اللقصود 
ثم الميئات الأجنبية التى كانت مشرفة على بلدية الإسكندرية حتى سنة س١‏ 
والذين م أسماب المشروع ؟ ولكن فات من قال هذا أن هندسة البلدية وحدة 
لاتعجأ وإنه لايهم مرت هو مدير الأقسام المتدسية و إنما لمهم هو الممل 
الذى يعمل . 

حضرات السادة : لدى البلدية تقليد هو أن من يأتى للعمل بها يقوم بمباشرة 
الشروعات الموجودة عندها مالم ير وجوب تعديل هذه المشروعات. أو تغييرها 
لأسباب فنية أو مالية . 

إننى ماحضرت إلى هنا لأداقم عن وجهة نظر البلدية لآن الموضوع لايحتاج 
إلى دفاع بل يحتاج إلى شرح وبيان خصوصا بعد أن سممنم حضراتم أقوال طرف 
. واحد ولم تسمعوا أقوال الطرف الآخر وإننا ماأردنا أن نسلك الطريق الذى سلكه 
المعارضون بأن نبدى رأينا على.'صفحات الجرائد لأننا لاتريد النزول إلى هذا 
الميدان ولقدكانت هناك لجنة تدعى للنة الأشغال وكانت تبحث الموضوع وربما 
اطلمتم حضراتكم على نشرة لها » وكنت أود أن تحتوى هذه النشرة على دوع 
ردود البلدية ولتكنها مع الأسف أشارت إلى رد واحد من ثلامة ردود . 

مدينة الإسكندرية » كا تعلمون حضراتك » مستطيلة بطول الشاطىء وكانت 
فى سنة 1٠‏ أقل ححجماً عما هى عليه الآن » فتمتد من ميناء النصل إلى .ميدان 
وابور الياه . ففنكر فى. حمل مشروع لصرف مياه الأمطار» وبالفعل تحت بعش 
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عمليات الجارى.منها اثتتاعشرتصب ف الميناء الشرقية -- ولم يكن بها رصيف س 
وستة عشرة تصب فى مياه الحمودية . وقد قام الأهالى بتوصيل منازهم إليها فتيج 
عن ذلك بعض إضرار » فعملت مسابقة سنة 1895 بين عبندسين - قيل وقتثذ 
أنهم عالميون -- لوضع مشروع لجارى اللدينة . 

وتقدم باثعهندس الإسكندرية وقتئذ بمشروع خاص به يكن ضمن السابتة 
فنال هذا الشروع النجاح بالنسبة أذلك الوقت وجاء باثمهندس يلدية « برلين »© 
لإبداء الرأىفى هذا الشروع فنفذت بعض مجارى الدينة وجعلت نصيعند السلسلة . 
وكان باثمهندس برلين ينصح بالصب فى السلسلة دون قايتباى . وفى سنة ه8١‏ 
عدل عن رأبه ووافق على الصب ف الجهتين وعند عمل مشروع الرصيف فى الميناء 
الشرقية عملت المجسارى تصب فى قايتباى والسلسلة . وكانت نتيجة ذلك تلوث 
جميع هذه الناطق و بخاصة فى الثشاطبى والابراهيمية لأن مياه الجارى تساعد على , 
مو الأعشاب الأمى الذى يسبب روات كريبة لتعلقها يذه الأعشاب الجاورة 
للشاطىء والتى بها حشرات بحرية وأسماك صغيرة تتعفن عند تعرضها للشمس . 

فالتعفن فى الواقم ليس نتيجة هذه الأعشاب و إنماهو ننيجة لتعفن الحشرات 
البحزبة والأسماك الصغيرة للوجودة بها . 

وفى سنة ١9..*‏ كتب مستر «كورنيش  »‏ وكآن مديراً لشركة لياه * 
تق ربرأعن مجارى المدينة . وكان متأثرً بالظروف الحيطة بذلك الوقت وكثيراً ما يتأثر 
الانسان بالطروف الحيطة بهءويكون رأيه مطابقً حسب معلوماته ومقدرته ولااروف 
التىحوله #معنه رأيه فى الموضوع ولكن استمرت الجال إلىسنة 15.007 كا فى عليه 
وبمدها وذقت البلدية إلى الباثمهندس الستر « لويد ديثز» الذىكان رئيسا لقسم 
القصبيم فى مكتب مهندس استتشارى فى ملديفنسة برمنجهام شم مديرا لقسم الجارى 
تلك الدينة ثم أخذتهالبلري ة كبيراً لمندسيها فكان ذلك مكسيا كبيراً لا إلاأنه مع 


ل 


الأسف الشديد بعد أن أمضى هس سنوات فى خدمة البلدية عين فى جنوب أفريقيا 
عرتب مضاعف . ولند قام هذا للندس الكبير بوش البجوث الرئيسية للجارى 
الدينة وقد طبحت هذه البحوث ونشرت فى كتاب وتعتير من الأبماث قيمة من 
الناحية الهندسية فيا يتعلق بتصميات الخارى . 

بدأ جنابه اس نو ون ل رم ل 
تبدأ من القبارى ناحية ميناء البصل إلى الابراهيمية تقر يبا . ومشروع هكان لحذه ٠‏ 
النطقة و يحد جنو با بترعة الحمودية . ٠‏ 

رفع مناسيب الدينة وقسمها إلى مناطق لميول الجارى واحتسب الأمطار 
وكيه نصريف الجارى ووضع الأسس الهندسية التى نسيرعليها إلى الآن . ثم نظر 
إلى أين نصرف هذه للياه ؟ اطلع على تقارير بعض الهندسين فسكان تقرير مستر 
«كاركيت جيمس » سلبياً . وكان من رأى.« لويد ديفز» أنه يجب على المهتدس: 
أن يستغل الطبيعة إلى أقصى حدودها لخدمة أغراضه » إذ يمكنه أن يحول مياه 
الجارى الضارة إلى مياه غير ضارة بوسائل طبيعية بسيطة لا تكلف الديئة شيقا ..' 

وجد أمامه الشاطىء قفكر فى استغلال البحر كعمل طبيعى لتحويل هذه 
اللواد إلى مواد غير ضارة . و بدأ دراسته فى منطقة اليناء الشرقية » وشرق السلسلة . 
1 م استكل أيحائه بالنسبة للأعماق فى امنطقة جهة قايتباى فوجد أنه يوجد يها فى قاع 
البحر واد ننخفض على بعد من ٠٠/ام‏ إلى مم من الشاطىء وهذا الوادى 
منخفض عن مستوى البحر حوالى ثلاثة أمتار . ومنسوب هذه المنطقة فى التوسط : 
حوالى ناقص 17 إلى ناقصه١‏ . فأراد دراسة التيارات يجميم هذه النطقة فاستعمل ٠‏ 
غاطسات مثبته بعوامات سطحية وعوامات سطحية لكى برى إلى أبن تذهب ٠‏ 
هذه التيارات العميقة وكذلك السطحية ؟ فوجد أن التبار عند السلسلة يأنى إلى :: 
الشاطىء سواء أكان التبار الفاطس أو التيار العام . فاشتبعد هذه المنطقة من : 


11 


. صلاحية الصب فيها » وأثم أبحانه جهة قايتباى فوجد أن التيارات المطحية تأنى 
إلى الشاطىء تبعاً لسرعة الرياح والتيارات العميقة تتجه إلى الشرق و إلى الغرب 
مسرتين فى اليوم طبقاً للمد والجزر . والمد والجزر فى الإسكندرية يختلف من ناقص 
اسم وهذا نادر إلى زائد اسم » وللتوسط العادى هم و١4‏ سم » ومقدار 
تحرك للياه من ؟ إلى م كيلو متر فى كل مرة فويجد أنه إذا وضل بعصب فى البحر 
فى هذه التطقة على عمق 17 أو .18 ونظراً لأن مياه الجارى مختلط بسهولة مع 
مياه البحر وبا أنها أخف مها فستماو على سطح البحر . واحتسب كية التخفيف 
النائجة من العملية فوجد أنها حوالى ١6‏ مرة .كا احتسب التخفيف الذى ينتج 
من انتقالها من بعد .اسم على سطح البحر إلى أقرب نقطة على الششاطىء . ووجد 
أن الجزء الذى يصل إلى الشاطىء من:مياه الجارى يخفف من ه إلى ٠١‏ رات . 
وهناك ججلة عوامل فى البحر تؤثر على مياه الجارى أوها عملية التخفيف وكذلك 
أشعة الشمس فى الهار إذ تقتل الميكروبات . وهناك بمضن عوامل أخرى فى مياه 
البحر تؤثر على الميكروبات إلى د ها . ” ش 

أما من ناحية مواد العضوية التى تننج عنها رواج نهذه تتحول إلى مادة غير 
ضارة إذا ما أتحدبت مم الأ وكسجين ومياه البحر فى الأسكندر بة تحتوى على خمسة 
أجزاء وثلاثة من عشرة فى الليون من الأوكسجين » فالسك يحتاج إلى درم 
فى الليون من الأ وكسجين لكي يميش فيقبق واحد وثمانية من عشمرة فى المليون يمكن 
مياه الجارى أن تشتغملها بكل أمان ودون أى ضرر . 

'فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة وصلنا إلى العملينة الصناعية لياه المجارى.القى 
تستعمل فى المناطق الطلوب فيها أن تكون المياه نقية بولق تسو دياه 
الطبيعية دون تكاليف عخدمة أغراضنا . 

من ذلك تيتبين أن مستر د ديفز 6 بنى أبحائه على أساش على ملم وكان 
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غرضه امصاحة العامة فلا يصمح أن يقال أن هذا العمل عمل أجانب و يطعن عليه 
يذلك . قد قيل بالجلسة للاضية أن منطقة السلسلة استبعدت لأن هناك .خواجات 
لايصح أن تؤذسهم الرائحة وصار تقلها إلى الأنقوشى الذى قيل أنه وجه المدينة . 
والأصل فى الاسم الأنفوشى كا عامت من أمين مكتبة البإدية -- ليس يقال 
أنه د أنف وش » بل يقال أنهكان هناك قائد لحذه النطقة عند قايتباى وكان اسمه 
« على الأتفوشى »© فسميت باسمه . وهناك رواية أخرى أنهكان بوجد شيخ فى هذه 
النطقة وكان اسمه الأنفوثى فسميت باسمه ويوجد قبر بهذا الاسم هذه الطقة . 
كنت أود أن مايقال نكم فى هذه اميثة الملية يكون أساسه صميسا ولاتلق: 
العبارات جزافاً بقصد التسلية أو غيل من الأشخاص الغائبين دو نأى موجب . 
أعود تأقول إن «ديفز» أنهى تقريره 14.08 واعتمد هذا التقرير إلا أنه مع 
الأسف قامت الحرب الكبرى الأولى فل تتمكن البلدية من تنفيذ أى مشروع . 
و بعد الحرب تمكنت البلدية من تنفيذ جزء من الجارى الرئيسية فى شارع التتويج 
وقد وجدت صعوبات مالية فى ذلك الوقت فل ينم الصب البحرى . بعد ذلك 
حدث نشاط كبير فى المدينة دم هذا النشاط إلى خدمة ابكهور 
بعمل توصيلات لم دون الاهثيام بالمصب البحرى أو الجارى الرئيسية التى أصبحت 
لانتسع إلكيات المياه الى كانت تأتيها فى الصيف . فكانت مياه الجارى تصب فى 
قايتباى والسلساة . واستمر صب هذه مياه صيفاً وشتاه - ولو أنها فى الصيف قايلة 
وفى أوقات خاصة فى اتهار ناحية السلسلة » ولذلك كانت توجد كثيراً أعشاب 
على الثهاطىء بالششاطى. وقد تمكنا فى نهاية سنة 1445 أن ننم هذا الوضم . والآن 
ابتداء من سنة 19447 لا نصب قطرة واحدة من مياه الجارى فى السلسلة . 
وهناك بعض مخطات مثل محطة ثروت ياشا وهذه ترى فى جليمونو نولو وتصل . 
إلى سيدى جابر » وجميع هذه الغخطات مستوفاة من الناحية الصحية إلى حد كبير 
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فلا تصل مياه الجارى فى فصل الشتاء إلى البحر فى هذه امناطق إلا ماازاد عن 
ثلاثة أضعاف سيب الطقس الجاف ( السيب هنا معناه 5109# أى تصرف ) 
وهذا لايحدث إلا مرات متمددة كل شتاء . وللياه الزائدة عن قدرة مأ كينات 
محطة سيدى جابر تتحول ونرى فى بحيرة مس نوط فى مصسرف سموحة وما ترفمه محطة 
طلبات سيدى جابر يصل إلى محطة طلمبات اسسبورتنج فكان يجب أن .تمكون 
هذم الخطة الأخيرة تنسع ميع ا حطات السابقة ولكنها صخيرة لا تتحلل قصر يف 
الحطات الأخرى . فكانت النتيجة أن مياه الجارى تتجه إلى البحيرة وهذا وضم 
خاطى. وشّكونا منه صراراً وطلبنا اعترادات للتوسيع ولكن للأسف لكل 
طلبات الهندسين فى هذه الناحية جابة كا كان للحرب الأخيرة قصي ب كبيرفى 
تأخير التتفيذ وأخيراً تمكنا من الحصول على اعتياد لمبالغ اللازمة وعملنا؛ ماسورة فى 
اسبورتتج ‏ لأن اماسورة الحالية غي ركافية ‏ وسنزيد قوة محطة اسبورتفج حتقى 
تسير المياءمنها إلى الجارى الرئيسية . 

وفى سنة 1١94‏ 000 
يك ومستر « برن » الستشار الصحى لوزارة الصحة لفحص حالة جارى المدية 
"من الناحية الصحية . فقدمت اللجنة تقريراً طلبت فيه عدم صب مياه المجبارى 
فى السلساة وهذا الطلب أجيبٍ متأخراً لأسباب سأشرحها فيا بعد . ولماعرض 
هذا التقريرعلى الإدارة المندسية وكانمستر « أتتكنسون » باثمهندس البلدية وقنها 
عرض على الإدارة أن تستدعى خبيراً اتجليزياً من المهندسين المشهور بن واققرح 
أن يكون هذا الهندس « مسترتيار» الذى حضر إلى الدينة لالعممم الشروع 
وما للاطلاع على الشروعات الموضوعة لإيداء ا(أى فيها . 

وكان من رأى « مسترتيار» أنه يمكن أن تصب مجارى الديئة كلها دون 
ضرر ححى فى قايتبلى مع حمل المصب البحرى على ألا يصرف ثستاء بالشواطىء 


كنلا 


الختلفة إلا ما زاد عن ثلائة أضعاف نيب ( تصرف ) الطقس الجاف ويصرف فى 
الساسلة فابزيد عن شيب الطقس الجاف وطلبٍ إلغاء محطة الطلمبات الموجودة 
فى قايقباى لأت. أجلها قد انتيل . واستبدالها بأخرى حديثة . 

وهثاكشكوى من مصب مجارى غيط العنب جهة فرن الحرابة ببحيرة مس برط 
وهذا الوضم شاد والسثول.عته المهور فى منطتة غيط العنب لأن هذه النطقة هى 
التى أوجدت التاعب الوجؤدة فى منطقة نحيرة مىبوط فقدغهرت سريعاً وأصبحت. 
ملأى بانسكان الذين.يششتكون من أنبنم لا يستطيمون الخروج من بيوتهم وقت» 
هطول الأمُطار فر فىأسنة +98 أن نصرف مياه أمطار هذه النطقة فى الملاحة 
وتم إنشاء الجارى.اللازمة لمياهالأنطار لتصرف ف البحيرة . ولكنهمكانوا أثناء. 
اليل -يلقؤن: بلضلاتهم فئ البالوعات » 'وكانت النتيجة أن الجارى أصبحت فى حالة 
سيئة جداً ...-فائفق الرأى بين إدارة الصحة وقمم المدسة على أن سمح لمؤلاء 
ألناس بصفة استثنائية إلى حين إام مشروع توصيلهم إلى الجارى الرئيسية ناحية. 
البعخر بأن: بسنممح لهم يعمل خرزانات و بعد أن ترسب الواد للوجودة بها تصرف فى 
اللجارئ) الرئيسية ثم فى بحيرة' مس يوط وذلك' لتخفيف الضرر لا لمنعه . ومع ذلك 
فالذق “كان 'يحصل أن من يتتلاً خانة بالرواسب يفرغه فى الجارى.فاضطررنا إلى 
جمل الي الزثيتنية مفطاه وأن مد 'الزْء الداخل فى لللاحة إلى مسافة أطول . 

٠“‏ وقد المفقتا 'أخيراً من ”عدة"أشهرمع وزارة الصحة على عمل محطة طلتبات. 
وسيفؤن ونرى فى الجارئ الرئيسية للمدزينة الؤصلة للبحر ولكنا لا نستطيع أن نغذ 
هذه الششروعات' قبل أن" مال الجارى الرئيسية للمدينة . : 

ولقد أتخذت البلدية لمطوارث اللازمة للبدأ فى تنفيذ مشروع « تيار» 55 
الحزباقامت: ويد الحرزب فتكرت البلدية فى أن تعيد النظرفى الموضو ع كله فألفت 
عجدة للصيخة مر رجال معروفيِ كل فى ناحيته الفنية لبحث هذه المناطق فكان من. 
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رأىق الذكتور حسين نوزى بك أن التيارات البحرية فى البحر الأببيض متجهة: إلن. 
الشرق باستمرا ار نتيجة لتبخر مياه البحر ولعدم وجود مدخل رئسى البيجز: غير 
مدخل جبل طارق الذى تدخل منه اليأه اتمويض نمأ تبتر من ماء البجْرويذِك 
تتجه داكا التيارات ‏ لناحية الشرق إلا أن من رأية أيضاً أرب هذه الفزارات, 
التجهة إلى الشرق تتأثر بعوامل المند والجزر والرياخ عا للموقم » وهذا يؤيد 
ماذهب إليه «ديفز 6 بخصوصا أننا إذا مدنا خط من رأعن اليناء إلى مرلى تزه 
جد أن هذه النطقة تخرج عن إنلط و إنما منطقة السلسلة تدخل فيه , 08 

وقد جاء أيضاً فى نشرة للمستر « وطسن » وهو خبير استشبازى للأعمال 
السححية إفلتزا وأان أنه احب مشمريع « ميدل شكس 6. 'الذى تكلف حؤال 
أريمة إلى خمسة ملايينمن الجنيهات ما.يؤيد كل لتأزيد صب مياه البرى فى 
الببحر مع الدقة فى اختيار للوقع بالنسبة للتيارات و يسلإلى” نتيجة استخدام الموا ابل 
الطبيغية فى تأدية الوظيفة المناعية التى قد يلجأ لها الإنسان وقد : نشر بحثه هذا فى 
نشرة جمعية الهندسين الدنيين بإنجلترا سئة 185 م يلى * : 


8817111 63847 ا /7101ةالالقة امود اله المؤجوو ‏ 
0 0 00 0 5 3 


05 [053م015 ع1 01 21700 عط م1 0 م 35 

كأ باع سامع 05 ععوهعل ع1 ملعامه عط ههه معو عا متا مهعبوعو ]ا 
غناط رقعءمقادصنءمك لدعه!] 10 علللزمع30 ,رمد إالطعتد 250 معلولا رلاضة 
مصاوع م7 لمعنه فقط ' اعنطم ععوجعةو علنى: أو 'عؤقتذاك وال 
00 عط أه ممتلممععأمأواط .قمسصيفي ك1 عومتسوععط 15 ع عاقلا 
15 غ1 0عع180 200 ,كنامنة1 11 5الامتع عونم مواق 6 نملمم 00 
50 كز لمعه عط عمعا معي غز أمملة 15 أمعلناهم تراطهائا قناز معائم 
أقعن1 5ه «تامتتتقطعط عط غه ععلعءابمس! 2 نزط لعزممم تزاعطاوناعمم» 
,عااتوومم 8ة 13 كة رأأ عع28 10 مهتوعد علطا آم كمومعاماء5 +1115ع تفاع 
260أمهمعع؟ وساعط 15 ععتقطء وال مغ ءواءم 5لثا0ه 4 مول * لينكننا 
-51310 2 عتلألععمم لقة ,وأأمةأمممم مذ وستساوع عءناء12م لطتامة قد 
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. لعطععدم عكة ‏ وعطعفعط عصتطتقط ‏ عععغط؟ ألعمادعءة 10 أسلمم 
ع5 10 5زأ اعتطت ععدبيعد ع©طا م1 عدم عماج طاعتطنه همع2 وناهإنتممط 
عسمتطامط برط لعتمدمسممععة رالدنذت عمد [[قكأنموءد نزط زه لعووموال 
عطأا 5عواعة عععطا لتق ,أققمء عطا ده د5ععقام أوع36عء2 116 أ كعراعوعم 
5 12586ل0150-ععقلاءة عط 05 تزاألدننو ع عمأرزليطد 1ه براناتطهنزوعل 
0ثضة كألعدكبك عط لمة الحثأتنه عط 1أ0 «متادعو! عولععرم عط قد ([أعبو 
آله 10 ,15 صمتئقء سم آلن5 ععهام علدا للأس عععقطء معتل عطس 

.5ع22آص ع310-مع5 ]2 انا رق1605نام 21210 ,قارع اضر 


عا م1 رعدعط0 208 أقطا عوأككدم نز عع208 أه 'وطارمبت ؤز )1 
101 لعن بروعع؟ ععلناآة ع1 أ0 علد غط؛ فقط ععلع1 مها وعمطاميج 
ع1 هذ اه لعتتته لزأمام أه لعةلضهنه عطا لعاعع لل عل عووبيهو عا 
5 عنالولا وسمتعتانلى1 أه عأمهولالا .معد 10 عع تتتاءكتل جا ع«متوم أمعسالاء 
غناط نقعد عط؟ مادا لعكنامم كل ععلنأة معطا ولسقط الح ده لعغتسلدج 
اعلتقد ع1 مقطا لإء معان طذ 2016 أذدمء /إام م2110 لاع كترم 115 
02 50ق0لصقاة عأقستنات عطة ختط1" .ععلتناد لععلامعءم عط) 5ه عنالود 
10 1055 018 ملقع 4116 201 5ز الع[طمىم عا 40 لع أ[زمة مع ممعم 
ععطكاية وطبلا رمقدت عمليط[ أه قأععاعمم عطا مه أععلاع علطا أناط رععنتوم 
ع5 الإأثعاقه0ط 200 عتتطهم 05 عقتعمعت عط أ تإعممم عنود م1 
7ل 11أقاه5ة 10 تاعم0 رأقدع! 24 رذآ 0113م 
وقد وضعت للنة الصحة بالبلدية فى أوائل سنة "144 مشروعاً بعمل تنقية 
كاملة للمنطفتين الشرقية قية والفر بية وذلك بصفة خاصة لأن مشروع الجارى بهما لم 
نم بسد . ورأت ذلك أيضا فيا يختص بالمنطقة الوسطى إلا أنه نظراً لتتكاليف 
الباهظة التى تتطلبها تلك امنطقة رأت اللجنة أنه لامائع من الصب فى قايتباى على 
أن تعمل ا تنقية جزئية أى بالترسيب وعملية التطهير لقتل اليكرو بات 5 رأتاللجنة 
تنفيذ هذه الشروعات تدر يجيا بحسب مقدرة البلدية . وقد اعتمد القومسيون البلدى 
هذا الوضع . أى كان لفجنة قراران الأول عمل تنقية,كلية للمدينة والأخرهسم 
للدينة إلى ثلاثة أجزاء بالنبية للتكاليف . وأن يستمر الجزء الذى يصب الآن 
فى البحر في صبه فيه مع عمل تنقيه جزئية وكان منهوم؟ أن هذا الرأى هو الفضل . 
بمد هذا القرار يأنى واجب قسم الحندسةفى أن ييحث فى هل هذا القرار يعدل- 


كال 


الشروعاث الموجودة لذى البلدية 0 أو مشروغ البلدية الذى ثم وجهز بناء على 3 تصمع 
القسم القن بها وإرشاده وتوجيهات مترند تيلر» أم لا؟ . 

وجدنا أن الشروع الرئيسى الأول يشمبل الجازى الرئيسية عن طريق اللكة 
نازلى ومحطة الظلبات والضبُ الببحرى » وهذه الجارى الرئيسية تتحمل عرف 
كات تقدر أب .٠+ل‏ قدما مكمبا فى الدقيقة لمياه مجارئ الدينة كلها فإذا خنضت 
إلى الثلث فستكون أقل'. ووجدنا فى هذه النطقة أن كية السيب « التعمرف 
ف اوقتأة اببات؟1١١‏ قحما ى القيتة بق ؛ إذن يجب أن تصغر المجارى إلى الثلث . 
ولكن من لا نريد أن تصرف مياة اجاريى ف البح رلأن المياه تصل إلى الشاطىء 
فى هذه ناطق فى الشتاء وفى الضصيفقمند ما تكونكية السيب اماف فى الدقيقة 
لم" وقلنا إننا لا تضرف ناخية الثشاطى» إلا ما زاد عن ثلائة أضماف 
السيتٍ الجاف إذن نحت أن تضرب هنذه” ' الكية فى ثلأثة حتى لا تتصرف 
ياه غدل" السلبتلة. فى فصبل الشغاء إلذ ما زا ع نكية ثلاثة أضماف مياه الجارئ 
فق الضييف . وشناك أيضاً مياه لتسل أحواض شركة لياه نصب فى السلسلة وهذه 
تأ بنسبة ٠م‏ قدما مكميا ف 'الدثيقة ووقت عيساج البحر -وتأثير التياراثت 
تنفقل أحياناً إلى الإبراهيمية وتؤثرعليها . فإذا أخذت هذه المياه فى مشروع الجارى 
المديد فستساعد على تين احالة تمصا كيرا أن محل اعبات سخاتها ثة وقد 
ينتج عنها فى أئ وقت بنش الأنخطار . ولقد كرت فى . الشتاء المائى الطلنية 
أرئيسية فل تأخذ راحتنا من النؤم ولزأنه فى ذلك 'الوقت نزل معار شليد 0 
عدة جهات بالمدينة . 

ولأ هل المضنب البتحرئ لزوم :بد توضيات لجنة الصحة أم لا؟ 
٠ ..-‏ 'وجتلانافى أحواض:القنب بنذ الذرأسة الابغدائية أن الرواسب الوجودة بها 
يزسب حؤالى. :8" أو 4/8:/: قى أحواضن الترسيب و بذك نبق الأخجسام الصغيرة 


مهندسين فلل 


التى لاترسب بسهولة فى مياه الجارى التى تردى فى البحر وكذاك المواد الغذائية 
الجارى ستصب على الشاطىء إذالم يعمل للصب البحرى » وه تحتوى على 0م .ر: 
إذن مياه من المواد الصلبة الوجودة بها أصلا . ش 

قإذا أردنا تنظيف اليناء الشرقية كلية وجملها صالحة للاستخيام والألماب 
البحر بيجب أن نبعد بالصب إلى مسسافة بعيدة حتى نبعد عن الناس أى احتّال 
للضرر مر ناحية للواد العضوية أوالناحية الفكر ية اقرب الستتحم من الصبه 
البحرى . ومع أنه بوجد على بعد "٠١‏ متر من الصي الجالى .مام وزارة العارفه 
منذ خسة عشر سنة فإنه لم تحدث إصابات ثبت أنها ترجم إلى وجود اللخام بقربب 
لصب البحرى ولكن هذا لانم احتيال حدوث الضررٍ فى أى وقت . ولقد طلبت 
من مصلحة مصائد الأسماك عمل مجر بة عند الصب نفمنه بالنسبة .للا ماك فأرببات 
بعض الصيادين منذ أسبوعين إلى هناك وكانت النتيجة أنه توجد عند المصب 
أسعاك ل أى شىء يدل وجود السبمك هناك ؟ إنفى أترك لمغبراتم تقدير ذلك. ‏ 
وقد عملت تجربة تحليل لمياه عند مصب الجارى: مباث شرة على بمد سين مار 
معرفة ا ل بوجد أ وكسجين مذابب 
قى ماء البحر . 00 0 

صميح أن هذه الأحاث والجاج لا جوز الأخذ ييل 1 لأن اث ف مل 
هذه السائل والواضيع يجب أن تسجمر مدة طويلة. على الأل مدة عششرة أيام من 
كل شهرلمدة ستة أو ثمانية أشهر على الأقل وذلك لبكى 50 ع 
للتحاليل الختلفة . 

و بناء على هذه 110111001ظ3ظ1غ 
وعد أن طرح الشروع. تقدم حضبرة مياجب الهزة:أجد راقب: بك يتقرير 
معارض عرض على القومسيون . والعادة المتببة عند البلدية أن بثل هلم التقارير 


١كم‎ 


تحال إلى القسم الختص بها لإبداء الرأى فيها . ولكن نظراً لأرت راغب بك 
له سكن نخاص أحيل التق ريز إلى لجبئة الأشغال لبحثه ٠.‏ فاجتممت اللجنة لبحث 
التقررير بحضور راغب بك وقد تكلم عزته عن الشروعات العمرائية ققال إبت 
الشروعات الابتدائيه تتكلف ٠٠‏ ٠ر٠1‏ جتيه في حين أنها تكلفت إلى آآخر 
ينايرس .ول نتم بعل ٠.0‏ ءوء ١م‏ جنه 7. وقال إن الشروعات العمرانية 
بأ كلها تتكلف نصف مليون جنيه وتأتى بربح ثلاثة ملابين جتيه . مع أن وزارة 
الأشغال ألفتلمنة من عشرة مندو بين من'مصالم مختلفة لتقدير التكاليف اللازمة 
لها فثنت أنها تتكلف هر؟١‏ مليوثاً من الطنبهات . وقد قررت لجنة الأشغال أن 
يتفق راغب بك مع قسم الهندسة على أن. يقدما تقريراً مشتركا بما بصلا إليه . 
مضل راغب بك وجاء إلى قسم الجندئسة و بعد السكلام فى الموضوع طلب بض 
بيانات فقلت له أحب أن.أنهم .ما هو القصود من هذه الطلبات حتى نستطيع أن 
نصل إلى حل ما دمنا ننصد' الخدمة العامة . 
قال هذا سر فى جيب إننى جثت لأشترى لاالأبيع وأقول صراحة أننى بعد 
.أن سممت هذا منه قررت آلا أعطيه أبة ببانات أو معلومات لأن هذه المسائل 
النى نحن بضددها نسائل .فنية ويجب ع ىكل من يتعرض لها أن يفتح صدره 
بكل رحبة ويمطى كل ما لديه من معاومات ولا يقول مثل ما قال راغب بك . 
وعلى: ذللك:تقدمت للادارة العامة بمذككرة فى الموضوع وقلت فيها إن الدينة كايا 
تشم بالحاسجة إلى تنفيذ مشترؤوع 'الجازى الرئيسية لأنها فى حالة متعبة وإن تأخير 
الشروع:الرئيميئ.سيلجخئنا إلى عمل.توضيلات.الجارى فى:الأحياء الوطنية نزولا على 
إرادة الجهوز الشاى ...وقد اضطررنا إلى عمل عض التوصيلات » وهذا العمل 
فى الواقع : يسىء.باعمالة اموجؤدة .. :ولببكن مع.:الأسف يضظر الإنسان فى بض 
الأخيان أن يتخذ إجراء ووز يمتقذ أنه إجزاء خاطىء وقد أرسات صورة من هذا 
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التقريراراغب بك فتقدم بمذّكرة طويلة ينتقد بها مذّكرة البمدية ويقول فيها إنهلم 
يحصل على معاومات كثيرة عن مجارى البلدية و إنهلم يحصل أيضا على أبة معاومات 
من قسم المندسة . وإننى أتساءل كيف يتقدم الإفسان بانتقاد مشروع هندمى دون 
أن يعرف تفاصيل هذا الشروع ؟ أظن أن هذا أ كثر ممايازم . ومن الغريب جداً 
أن أجد أن الدكتور خليل عبد الخالق بك. رئيس اللجنة الصحية العتمدة من 
القومسيون والتى تعمل الهندسة: بناء على مشوراتها بزامل راغب بك فى اتجاهه 
لأن خليل بك ليس من 'رأيه عمل المصب البحرى ما دمنا سنعمل :أحواض 
ترسيب . ولكن ما دامت أمامنا فرصة العمل لتنفيذ مشروع الجارى ارقى 
أظرى أنه يجب أن نتتهزها وننفذ العم كاملا . 

بعد أن اطلمت اللجنة على مذكرة راغب بك أراد الدكتوز ليل بك أن 
يأخذ مواققة منها بإلغاء الناقصة ققلت إنه' لا يجوز أن يتخذ. قراز فى هذا الشأن 
بمد سماع رأى سجهة واحدة ونجب أن يسمغ رأى الجهة الأخرى لأنه لين من 
مصلحة البلدية أ وكرامتها أن تلغى مناقصة م مقاولا قبل فح منظار يفها 
لخمسة عشر نوما . وهذا لا يعنى الازتياط ..' 1 ١‏ 

الرئيس - فهمنا م نكلام حضرة أب الملا أفندى أن لاقنت مل 
نفسها إلى قسمين الأول : رأى إلغاء المناقصة والثانى . الاستمرار فها .. ٠‏ . 

أبوالملا أفندى. أنا شخصيا ألغي تالناقضةلأسباب فنية لأننا وجدنا أنعطاء 
اثنين من المقاولين كاملان ولكنهما اشترطا شروظا تخالف شروط البلدية .كا أنتاء 
وجدنا أن ثلاثة مهم كانت عطاءاتهم جزئية عن: بض الأمال»فأصبخت عملية' 
المناقصة غير ذات موضوع كا يقال الآن : وبالنبسبة لضرف مياه الجارى فى البحر 
لدى بيان نسبى عن بلاد الولايات المتبحددة انيم من الناحية الضحية بهذا الوضوع 
وهذه النسب 5 وردت فى كتاب: مستر 9 منتكاف وايدئ هوهذا نص البيان .” 
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7185اء ١4‏ "الاعالاكمعم؟ عمم الاع5 08 كالاعالاع 
.(100,000 عهنه .أسممط) .ق.ك.لا 18 لذا 


ععوقتصوعهه | .همه أه .ول 0 عاق 1 


2.4 16,200,000 تلك ل انها 


203 28500 .ا .ا .د .دا 04 نأل ,عستصعمسة عم 
15.6 0 2آذ5آ ا ا ا د ات رينت 
69 200000 .ا .ا ع ءا .د م ء. الك سه صمتأوطلظط 


1.1 0 ]|. . . . 8منان[1 ع8 عملبااة - لمعنه اناعق. 
20.3 2056060000 1 نوأ الال علوستأان طنام أهأه 
,07 0 ظ2 ا ا لل ونا 
10010 00 2 


.8801 0 اذة 01500 ع0 وعما1 5ناماعهلا 
.2 1 


غدقه تنامط| أترهه عتمم 
1.2 8 38 


14.0 2.0 
240615 15.9 
02.7 0.7 


1] ولأوكأنه عع‎ . ٠. . ٠ 
8[]5]أناه 16هآ‎ . ٠ ٠. ٠ 
وألوأكنه مدعع0‎ . . .٠ 
ا قعانتهن؟ 1زملأوعتس1‎ - 


لاقع ]نام عأع1م11زمء 01 21101عم0 5ه أ5ه) 
مقاتمق +عم ك5عسصتلائطة كذ5 لسصداهمع 
مقأتمقء ؟عم مع مأقدام 30 0غ 18 م5 .ق.د.لا 


مخصا ععنقطء5 أل طعتط؟ عومط) كللدكاتنه مقععو عه ععلها كة عدذلساءه1 .1 
.ققعع0 ع0 عله[ :1نهم؟ عععسماكتل أرمطد 24 و زر 


ركعلا مهأ عمتععدطءدتل عدمط 211 عالكتعه علا كد عمتلناعما .2: 
.ققعء0 06 214[ 0؛ عكومك أعسوطا ودع 


تفن 


ومهذه الناسبة أذكر لحضرا اك أن البلاد التى تبتم بهذا الموضوع اهما 
خاصاً عى أميركا و إنجلترا وألمانيا قبل الحرب . 

لقدكانت فكرة راغب بك أولا عمل مزرعة للمجارى فى جز يرة الشعراى 
على بعد هر١‏ كياو متر من الحمودية ونا وحد أن هذا العمل يكلف كثيراً 


مشروع الللدة اللذى فتحت | قكرة راغب بك الأولى أ فكرة راغب بك الثانية 
عطاءاته فى 14 ينايب 14487 | الذكرة بتاريجخ ووه | الذكرة تاريخ 5 دقفا 


نوع العمل | التكاليف نوع العمل التكاليف تع العمل التكليف ” 


جنيه جنهه جتيمه 
١ب‏ الحجمعالرئيسى | ١٠مخر؛؛١‏ أذ - مجرى من | 0ر١٠٠‏ ألا مجرى إلى | 0ر١١٠‏ 
وايقبلى المىميدان ميدان اسماعل 
اساعيل 
أو خر84١‏ 
؟ - عطةالطلبات | ؛ كور ٠١‏ [وح الاسورة من | ٠8‏ 4200 |__ى ا أ 98رت4 
ميدان اسماعيل 
ب المحجمسودية 


اج المصبالبحرى |[ 7١‏ ز5١‏ أب محطةطلبيات | نلا ٠١‏ م سس مد لد لا ء ءالآ 


ساعدة 
عب أحسواض 6.درءة١‏ - سحارة نحت -تترءم أع سد دا عش إ]اء..ورءم 
الترسيبوملحقاتها المجمودية والكة 
الحديد 
هس الجرى البنائي لتترثية ه- مجرى؟ كيلو 000 
سس محطة طلميات در ٠١‏ أو - مخطة طلمبات | .رلا ٠١‏ 
لاس قتقيةكاملة | ٠ر١‏ --ر١‏ برس محطة تتقية | .مر .هرا 
فى المعرانى م- طلمبة إضافية | ٠٠‏ .لاه 
لسك فى الكس 1-2 
| سورعو الجسوع [2.0رةوار] الجسوم «لعزادكرا 
اس جح ا ا ل ا ا يي د 


ملاحيلة -- محطات الطلمبات والتثقية نمتاج إلى مصاريف صيانة وإدارة مستمرة 


من هذه المقارنة الصريحة وتبين جسامة التكاليف والصيانة إذا ما تفذت إحدى الفكرتين اللتينتقدم 
بهما راغب يك . 
يشمل مصب البحر ويتكلف ٠٠هزء‏ 75 جلي ٠‏ 


ايفن 


عدل عن مشروعه والواقم أننا وعملنا مزرعة فى جز يرة الشعرانى فسوف يكلفتا هذا 
العمل مبلغ ٠‏ ٠٠رغةارا‏ جنيه فى حين أن مشروع البلدية يتكلف ٠‏ ر؟لا“جنيه 
"كا هو مبين بالجدول النشور على الصفحة السابقة . 

يقول راغب بك أن أحواض الترسيب تحتاج إلى مساح ةقدرها إثنا عشر قدا 
ويقول أن مستر « ديفز » قال إنها تحتاج إلى ٠؟‏ فداناً إن « ديفز » لم يقل هذا 
بل قال إذاتبين فى الستقبل أن الصبف جهة قايتباى يحتاج إلى ثىء من العلاج 
قإنه فى الإمكان أخذ أرض من البحر مساحتها حوالى ٠١‏ فداناً للعلاج . وفها 
يختص بأحواض الترسيب أقول إننا عندما حسبنا للياه وجدنا أن الأحواض إذا 
عملت فستكون هناك عملية صنادل ور بما تكون عملية الصنادل صحبة » لخطرت 
لى فكرة أن أعطى الرواسب إلى الشركة التى تنال امتياز التهامة لتحويلها إلى 
سماد وفعلا أرسلت فى طلب أحد حضرات مهندسى شركة القهامة بالقاهرة وهى 
الشركة التقدمة لمدينة الاسكندرية وقلت له ذا أعطيتك القيامة الناتجة من قايتبأى 
فاذا يكون العمل ؟ قال ١‏ كون شا كرا جداً . فوجدت بدلا من أن أنتلها إلى 
البحر أن أعمل لما ماسورة صغيرة وألقيهافى محرم يك بمكان القيامة داخل خزانات 
لتتحويلها إلى السماد مع التهامة . 

أحواض الترسيب فى جميع بلاد العالبعيدة عن وسط مدن ومكشوفة وذلك لعدم 
التكاليف ‏ و إِنما بالنسبة لقايتباى فهى فى مكان رئيسى من المدينة ولذلك تازم أن 
مُكون هذه اعلزانات مقفلة و بذلك يمكن زراعة سطحها كديقة و يذلك أيضاعمحى 
أى أثر نفسانى من وجود مثل هذه للنشأة فى قايتباى ومساحتها لاتتعدى فداناً 
ونصف أوفدانين . وأربع ساعات ترسيب تمطيناه” :/ا من الواد للوجودة فالياه . 
وأعتقد أن تكاليف هذا العمل لن تتجاوز حوالى - ٠‏ جنيه . وتكاليف مشروع 
البلدية كلها على أسوأ الفروض حوالى +٠‏ ٠ر7‏ جنيه . وقد اقترحت على اللجنة 
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التى قررت إلغاء الناقصة أن يعرض مشروع البلرية ومشروع راغب بك على لجنة 
هندسيه يرأسها وكيل وزارة ويضم إليها اثنان من كبار الهندسين المعروفين 
وأستاذ عل البديات ق جامعة فاروق الأول مع ضُ بعض حضرات الدكاترة إليهاولكن 
اللجنة لم تقبل هذا الاقتراح ثم اقترح هذا الاقتراح نفسه تقريباً الدكتور خليل بك 
فى الاجنة الثانية فوافقتت عليه » و بطبيعة الخال رحبت بالاققراح وكان الاقتراح 
يد إك أن تكون الاجنة التى ستبحث الشروعين برياسة تجيب باشا ابراهيم 
وعضوية الدكتور حدن رَى بك مفتش عام رى وجه قبل ومتود بك وصنى 
مدير مصلحة الجارى على أن يبت فى الموضوع بعد سؤال الطرفين ولا عرض 
أمى هذه اللجنة على القومسيون كان قد وصل جواب دولة وز ير الداخلية الذى 
تلى معالى الرئيس ملخصه ‏ 

لواقم إذا محم لى أن أتنكلم بثىء من الصراحة فإنى أقول أن هذا 
الإجراء من ناحية جمعية المهندسين كان إجراء خاطتًا بالنسبة للشكليات التبعة 


فى البلدية . 
( ضجة شديدة) 
الرئيس -- إن حرية الرأى مضمونة ومكفولة هنا بضمانة حضزاتتكم جميعا . 
( تصفيق ) 


عبد القوى أسمد باشا - لحضرة الاضر الح قكل المق فى أن يقرر رأيه 
بكل صراحة ثامة . 

( تسفيق ) 

أبو الملا أفندى ‏ أقول أن الإجراء الذى اتمذته جمعية الهندسين إجراء 
خاطىء وقد وقعت فيه الجعنية ننيجة للبيانات الخاطثة التى أعطيت طاء وكان من 
الواجب على الدكثور خليل بك وهو عضوف التومسيون وفى لنة الأشفال أن 
ع1 


,يصحح اموقف وقتئذ لأن امشروع موقوف ومعروض على لجنة الأشغال ولا يمكن 
أن يأخذ الشروع سيره قبل أن يعرض على القوسسيون وينال موافقة 
دولة وزير الداخلية . 

ومهذه الناسبة أرجو أن يضاف إلى التتكاليف أن القكاليف السنوية لحطات 
التنقية بالنسبة الشخص الواحد فى انجلترا هى 7؟ قرش وفى أمرريكا تقل حسب 
الحالة من 18 إلى ٠اقرش‏ فاذًا أردنا أن نعمل تنقي ةكاملة هذه الحطة التى تذكلف 
مليوتاً من الجنييات تكون مصاريف الإدارة على أقل تقدير ٠ر١١٠‏ جنب 
لعدد سكان يلغ ٠ه‏ ألف فاذا حولنا هذا إلى رأس مال على أساس 4 .| ' يكون 
٠+‏ ٠رء60؟‏ جنيهاً فول مدينة الاسكندرية تستطيع تحمل هذا المبلغ ؟ لا . وهل 
يمكنها أن تتحمل هذه التكاليف فى الوقت النى هى محتاجة فيه إلى مشروعات 
“كثيرة يجب الإهتيام بها والذى فيه مستشنى الميات بها يقسم ماثة وخسين شخصاً 
ويحتوى المستشنى فى وقت ما حوالى ٠٠٠١‏ ميض معظبهم لا يجدون وسائل 
الراحة الضرورية ؟ أظن لا . 

هذه أيها السادة كلتى المتواضمة ألقيئّها على حضراتك ولا يسعنى 
إلا شّكر ججعية الهندسين صرة أخرى على أنها قد أتاحت لى الفرصة فى أن 
أعدث إليم . 

الرئيس - أرى أنه من الواجب علينا أن نوجه الشّكر لحضرة الحاضر على 
هذه المعلومات التى يننها لنا والواقم أنه قد أسجهد نفسه لإظهار ما يمتقد حعته بصرف 
النظر عن معطابتته أو خير مطايقته لا سمعناه فى الجلمة الماضية . والواقع أنه قد قام 
بواجبه خير قيام فله جزيل الشكر . 

( نصفيق ) 

وقبل أن تنتقل لسماع حضرات طالى الكلام » أقول أن حضرة المحاضر 
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قد مي مرور السكرام على رأى امسق «ك كيت جيمس » الذى كان مدير عاماً 
لصلحة الجارى فى القاهرة . 

عبد القوى أمد باشا - أرجو ألا يكون فى كلام معالى الرئيس إبداء 
لارأى فى ناحية من النواحى لأنك قد تكون قاضياً . 

الرئيس - إنتى أ كرر الآراء التى الها الغير نهى ليست لى 

عبد القوى أ-مد باشا ‏ وأنا أتكل عن الآراء لأنه فى حالة إبداء رأى 
ال قد أشتم إذا كنت محبذا له أولا ؟ ومعاليك ستكون أ كبر قاض فى الوضوع 
فأ رجو ألا تبدى هذا الرأى يأى حال . 

الرئيس - إتى لا أبدى رأيا . بل أقول إنني سمعت حضرة الحاضر يتكلم 
عن رأى خبير فى للوضوع ولم يقل عنه إلا أن. تقريره كان سلبيا فأنا سأؤكر 
ما قاله الستر « كر كيت جيس » . 

لقد قال مستر جيمس فى تقريره الرقيم / نوفير سنة ذا بصنحة (0) 
مايأى: - 


علناقء أه ععنقتءذأق غط؛ 05 ع7مىممدمقل بالق تاق طمتمع 1وهه1 
.م عدا مأم1 


هذا هو رأى مسترجييس . تُكنت أننظر مادام حضرة المحاضر يعرف 
رأبه أن يقول لنا كلة عنه . النقطة الثانية أننا سممتاه يقول إن أهالى منطقة غيط 
العنب الذين ليس عندهم طريق لتصريف عجاريهم يخزنونها ثم يصبونها فى بحيرة 
مسريوط . وفى آخر الحاضرة احتج احتجاجاً شديداً على قول راغب بك إن مياه 
الجارى تصب ف المودية فياه الجارى حسب قول راغب بك أوقول أبوالملا اقندى 
فى منطقة غيط العنب تصب إما فى البحيرة أو فى الحمودية - فنحب أن يوضح 
حضرة القرر هذه التقطة . 

أحمد راغب بك مشروع 9 ديفز » سمح فيه بصرف الزائد من « مجرور » 


ككا 


انسطاسى فى الحمودية . وأبو الملا افندى يواققنى على ذلك . 

الرئيس - أريد أن أمعم هذا من أبو العلا افندى نفسه . 

أبوالعلا اقندى - يجوز أن هذا جاء فى تقرير ديفن . وأوٌكد أنه لا توجد 
اليوم مجارى نصب ف الحمودية . لقد شكونا من الوضم الخالى لمنطقة غيط العنب 
وطلبنا إصلاحه وسوف أستغل الدعاية التى قام بها راغب بك لتساعدتى على إصلاح 
الحالة التى نريد إصلاحها . 

الرئيس - لد طلب الكلمة حضرات الزملاء . عبد القوى أحمد باشا 
والأستاذ أحهد كال وعيد الرمن عررفى بك والدكتور خليل عبد اللهالق بك 
والأستاذ عياد مرجان . 

والكلمة الآن لحضرة صاحب السعادة عبد القوى أحد باشا . 

عبد القوى أحمد باشا ‏ بعد هذا النور الذى أضفاه زميلنا أبو العلا افندى 
على الوضوع أرجو أن يحبينى على الأسئلة الآنية ‏ : 

ورد فى تغرير الستر « ديفز » الذى أيده مستر « نيار » مايفهم منه 
أن الشروع الذى وضعه لا يتمثى مع الثل الأعلى الذى يرضيه تمام الرضاء من 
الناحية المندسية وأنه ولا الال لتقدم بمشروع غيرهذا . فهل ورد حقيقة هذا 
المنى فى التقرير ؟ لأنى لم أطلع عليه بنفسى . ولا شك أن أبو الملا انندى يحنظه 
عن ظهر قلب . 

أبو الملا افندى - لم برد هذا المنى: .هذا الشكل و إِما هو قرر صراحة بعد 
بحث موضوع صب مياه الجارى فى البحر أو تحويلها إلى مزرعة أنه لا يرى فائدة 
من هذا التحويل الذى يكلف مصار يف كثيرة » وهذه التكاليف لا تبرر مطلقاً 
تاذ مثل هذا الإجراء . 

عبد القوى أحمد باغا -- هل وقت دراسة هذا للوضوع قامت هندسة البلدية 
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قدي أو حديثاً بدراسة مدن البحر الأبيض التوسط بالذات » وهل هذه المدن نلق 
فائضها فى البحر أو لها طرق خاصة أخرى سؤالى هذا أوحاه إلى ما قيل فى الحاضرة 
الاضية عند للقارنة بين الاسكندرية ونيوبورك » وأنا شخصياً لا أريد أن أرتق 
إلى السياء دفعة واحدة فأقارن بين الاسكندربة ونيوبورك » بل أريد أن أكون 
متواضماً تأقارن بين الاسكندربة ومدن البحر الأبيض التوسط مثل اسطنبول 
و إيطاليا ومرسيليا وهل امتدت دراستكم إلى الوقوف على حالة هذه الموانىء أولا ؟ 

أبوااملا افتدى لم تمتد الدراسة بالنسبة لموانىء البحر الأبيض و إنها درست 
موانىء أخرى وقد تورنت الاسكندربة بحالة بعض الوانى فى اتجلترا وأمريكا . 
وثقد اتضح أن بعض هذه البلاد تصب مياهها فى الأنهار التى ثى مورد لياه 
لذدرنف أخرى : 

عبد القوى ياشا ‏ فى الحاضرة الماضية نهمت من الدكتور خليل بك » 
أن القياس الصحيح لهذه المشروعات الصحية إا هو فى إحصاء وفيات الأطفال . 
فهل قامت البلدية بمثل هذا الإحصاء لترى ما هو الفرق بين وفيات الأطفال فى مدينة 
الاسكندرية و بقية وفيات مدن القطر المصرى فى مموعها أو مفردها ؟ . 

أبو العلا افندى - تقل نسبة الوفيات بالاسكددر بة عن نسية متوسط القطر 
الصرى بمقدار ه؟ ب/ز وقد حصلت على هذا البيان أول أمس من قسم الأوبئة . 

عبد القوى أمد باشا ‏ فهمت من كلام الزميل أبو الملا اقنئى أن لجنة 
البلدية قررت تشكيل لجنة عليام ن كباو الهندسين وفهمت أن هذا القرارل يقابل 
بالترحيب من كبار المسثولين فى البلدية » فهل لدى الزميل أبو الملا افندى > 
كهندس مانممن الاستمرار فى تكوين هذه الابحنة ؟ 

أبو الملا افندى ‏ بالمكس . أنا النى اقترحت تألين هذه اللجنة » وإقى 
أرحب بها فى كل وقت ولكن عند ما عرض الأسس على القوصسيون طلب للدير 
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العام م الددكتور السباعى بك » إلى اللجنة حتى نستنير برأبه فى السائل الصحية 
عفد بحث الموضوع . فاعترض الدكتور خليل بك على ذلك وقال لد اتتهينا 
من الدراسة الصحية وتكتنى بما ثم منها . فقرر مدير أنه بناء على خطاب دولة 
وزيرالداخلية القاضى بإيقاف جميع الإإجراءات إلى أن بيت دولته فى الوضوع ‏ 
إيقاف النظر فى تكونن هذه اللحنة أيضا . 

٠٠‏ الرئيس س هنا توجد ملاحظة . أن خطاب دولة وزير الداخلية يقضى بألا 
تبت البليدبة فى العظاءات القدمة لتنفيذ الشروع ولا فى الباحث اللازمة لتكوين 
رأى لهاى . 

أنوا الملآ افندى - إننى لاأستطيع أن أجيب على أسئلة ليست من اختصاصى. 
الرئيس -+لم يعترض دولة وزير الداخلية على هذه اللجنة أو على تشّكيلها . 
أوالملا افندئ- هذا شأن القومسيون الذى أظن أنهبرحب بتكو بن اللجنة. 
وقد يشكل دولة وزبر الداخلية لجنة من عنده . 
عبد القوى باشا ‏ فى الجلسة الماضية وقبل أن يدلى لنا معالى الرئيس 
برغبة أبو العلا افندى فى إلقاء محاضرة فى الوضوع استفهمت -- وأظن أن أ كثر 
من واحد من حضراتح يذّكرذلك .عم نإذا كان فى البلدية أحد من الهندسين 
بريد التحدث ياسمها لكى نسمع الجرس الآخر. إذن يؤخذ من هذا أن اتجاء 
الجعيةٌ من الجلسة الماضية كان اناها محايداً لغرض الوصول إلى الحق . قهل'يرى 
أبو الملا افندى يمد هذا أن الجمية أخطأت فى انخاذها خبلوة التحدث إلى رئيس 
الحسكومة لوقف الإجراءات حثى ينتهى بحث الوضوع بق :جديا أو لا؟ 
أوالملا افندى - بالوضع'الذى وشعه معالى عبد القوى باشا ليس لى أى 
اعتراض . أما الوضع. الذى نهمته قبل ذلك وهو أن هذا الإجراء الذى اتخذ هو 
نك فى: موضوع قبل فهم وجهة التظن الأترى » فهذا مالا أقره . لأنه لوكان 


افا 


فسر لمضراتك أن الوضوع لا يزال موضع البحث ولن يبث فيه قبل أن يصدر 
القومسيون قراره الذى يستمده وز يرالداخلية فهل كانت الجعية تتخذ هذا الاجراء؟ 

عبد القوى باشا ‏ نمم . لأننا سمعنا أن هناك الجنة هندسية قد ألفت 
ول تتسكن من القيام بمباحئها.فى مشروعها . إذن كان من حقنا. -- وين غير 
متطفلين ‏ أن ندخل ف الوضوع . فكلف الماضرون معالى رئيستا الذى تفضل 
يأن طلب من دولة رئيس المسكومة عدم البت فى الوضوع . وأظنك لا تنتظر 
من قاض إلا أن يطلب سماع الطرف الآخر مادام قد سمع الطرف الأول.: 

أنو الملا أفندى - هذا ماطلبته . 

عبد القوى باشا ‏ وهذا. ما فعلناه. . لقد طلبنا من رئيس للجوية أن 
ينقظر حتى نستمع إلى رأى البلدية لأننا تريد أن تككل البخث. ولا أدرى من 
أى ناحية تتهم هذه الجمية التى لاغرض لا مطلقاً إلا ام العام . 

( تصفيق ) . . 
الرئيس - الكلمة الأن لحضرة 55 عه الصحة. 
الوقائية بوزازة الصحة . 1 : 

الأستاذ أمدكال - معالى الرئيس ب حضرات الاخوان 

الواقع أن فيا معمته اليوم من كلام بحضيرة الحساضر.بعض اعتراضات' فنية 
من الوجهة الصحية . تقد قال:جضرته أن:مياه البحرتنق الواد البرازية سواء كان 
ذلك من الوجهة التكبائية أو الوجهة البتكتربولؤجية والواقع أن خلط أو مزج الواد 
البرازية بمياه البحر لا يكفى لتتحليل الذي يجب أن يتم فاللواد العضوية الموجوادة 
فى البراز » والواقع أن القول بأن مياه. البجز تنق الواد البرازية-التنقينة.الطلوية 
أثبتت التجارب عكينه وأرجو ألا ينيم م نكلاى هذا أنتى أعارض معارضة 
على طول امط فى مسأل إلقاء المواد' البرازية فى البحر » 'لأن تلك الوسبيلة 


طن 


مرءى الوسائل اتبعت فى بلاد كثيرة ولهاميزات عى قلة القكاليف ولكن هناك 
اشتراطات جب أن تراعى إذا أريد الأخذ مبذه الوسيلة . 
الشرط الأول : ألا تعود المواد البرازية إلى الشاطى١‏ بأى حال من الأحوال 
فإذا ثبت أن اقتراح أو مشزوع البلزية الخاص بمد ماسورة فى البحر والوصول بها 
إن مسافة تمم 'بأى حال من الأبحوال عودة هذه لمواد إلى الشاطىء فإثنى مع 
الشزوع . وأما إذا وجدت هناك ثيارات نطحية كانت أو عميقة تعود بهذه الواد 
إن شايلئن البح فيب وقف إلقاء المواد البرازية فى البحر . وفيا يتعلق بيناء 
سزانات 'أو أحواض تزسيب عند الأنفوشى لتنقية غير تامة ثم إلقاء الفائض 
إلى البحر ثم إلقاء هذه الرواسب فى البحر بواسطة صنادل أو العودة بها إلى حرم 
بك لاستفلاها.ق الدماد-واعتراضٍ راغي بك على الرائحة أو أن اللكان غير 
مناسب .+: فأرجو أن سمحن . بأن أقول إن هذه السألة تمود أيضاً إلى ايبدأ 
الأصلى » وهو إذاءكانت الواد البرارية لن تمود إلى الشاطىء قلا فائدة من تكليف 
أنفسنا عمل أحؤاض ترنسيث ثم إلقاء القائض فى البحر كان .راغب بك قد طلب 
منى أن أذ ك رمشاهدة شاهدتهافى مان مسيسكو» ويسرنى أن أقول إن هناك 
ضاحية من الضواج تعدادها حوالى ٠١ ١ر٠ ٠٠‏ أسمة . وقدكانت هذه الفاحية 
تنذف مواد البرازية فى الباسفيكى: » فكانت هتاك شكوى من وجود رائحة وأن 
بض الواد البرازية نظهر على سطح الماء فاتخذ الإإجراء الآنى : 
جء بالمواد البرازية وجممت من هذه الضاحية وأرسلت إلى منشأة بها 
أحواض ترسيب . ومياه يحسارى نستغرق حوالى مناعتين فى سرورها فى هذه 
الأخواض" فعند دوا يضاف إليها الكلورين.بنسبة ثلاثين لتر لكل مليون 
جالون .. هذا الكلو ين يساغد على إلترسييب أولا ويمنع الرائحة يتان . ود 
مط ساعتين خرج الفسائض: وتضاف إليه كية "أخرى: من الكلورين بنسبة 
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حوالى +٠١‏ أو ٠٠١‏ لتر لكل مليون جالون . وبهذا تخرج نقاوة الفائض من هذه 
العملية مساوية تماماً أو فى مستوى مياه الشرب . وتستعمل هذه المياه ابى خديقة 
أو منتزه كبير. أما الرواسب فتؤخذ بعد ذلك فى.« دنجستر» وتباع كسياد. وهذه 
العملية بسيطة وتشغل منشئاتها مساحة ضيتة لا تزيد على مساحة هذه الدار» 
والقائمون بالعمل هناك ستة أو ثمانية مهندسين وعاملان فإذا وجدت طريتة 
لاستغلال الكلورين فى مياه الجارى لهذا الحد أو إلى أقل.من هذا الحد ثم يقذف 
بالفائض إلى البحر » فلا أظن أن يكون هناك ضرر لأن الفائض :الذى' مخرج من 
العملية مقياس نقاوته مساو لمقياس نقاوة مياه الشرب المستعملة فى سان فر نسيسكو. 
هذا فيا يمختص عياه الجارى . : ً 

والآن أريد أن أقول إن الاقتراح الذى يقول يضم 5 الباق بك 
إلى اللجنة اقتراح موفق لأننا نحن كأطباء. سميين نقول إن الببائ: بك أ كبر 
رأس حعية فى البلادء وأظن أن حضرات مهندبى مصلحة الجاري الوجودين 
هنا يعلمون خبرته فى مسألة الجارى لاتصال أعالم به فى. مصلحة مجارى القاهيرة 2 

وأعتقد أنه إذا ضم السباعى بك إلى الجنة يها عبد سروس 
يرطى ابيع . : 

الرئيس - والكلمة-الآن 0 الأبستا عبد الرمن و 
مجارى البلدية سابقاً. 
الأستاذ عبد الرحمن عرفى بك 

معالى الرئيس » إخوانى :"" 

جئت لسباع هذه الحاضرة 0 5 المدة التى قضبتها 

ف عدر » ويسرق أن أقر أن زميل أبوالملا أفندى قد شرح المثبرومات 
التى قام بها الهتدسون الإتجليز سوا ء كان مشروع «ديفز» أو «اتيارة شرحا وافياً . 


يفن 


إخواتى : 

قبل قياى من البلدية منذ ثلاث سنوا تكان قد جد أم جديد فيا يتعاق 
بمشروع الجارى » هو أن بحيرة م بوط التى تقع فى جنوب الدين كانت عقبة أمام 
كل من جاء لفحص أو تنفيذ مشروع لجارى الإسكندرية » فإن كان « ديفز » 
أو «تيار» أيام بهم كان موضوع التجفيف فى خب ركان» وقد كتبت فى سنة 16.490 
مذكرة لزثمبين الطوبى يك'قلت فيها إن مشروع التجفيف أل ضوءاً غير الصو 
لكان ينظ إليهامهندسون الأولون ومن رأيى أن تقسم للد بمد هذا افيف 
إلى ثلاث مناطق » متطقة اسبورتتج لناية المنتزه وأ كثر اتحدارها وميوشا لقيل 

جية الملاحة » والجزء الغربى كذلك » بق عندنا الجزء التوسط وهذا الجزء ميله 
الطبيعى تمجاه البحر فيصرف فى البحر ب ولا سمعت محاضرة زميل أبوالملا أقندى 
ونث أن رجال الصخة لا يودون إلقاء أي مواد في البحر فلها عندى حل ف غاية 
فن البناطة وهو أن. أأكثر الياه المادية الواردة. من التلقة الوسطلى تتجمع .عند 
أفيروف وبدلا من صبها تجاه قيد بلى يمكن من صبها فى الجرور الحالى نيجه نحو 
السلسلة » وقبل السلسلة يقليل تعمل محطة طلمبات صغيرة ومنها ترفم المياه وبواسطة 
ماسورة صذيرة طولها هرا كيلو وتصب فى الجري الموجودة أمام مستشنى اليونان. 
«كوتسيكا » والمتحدرة تجاه الملاحة أىتباه مصب المنظقة الشرقية ويلك يمكن 
جمع الياه المادمة كلها وتركيزها فى نقطة بميدة عن البحر والمصانم والمساكن 
ا ا 
مافيه المصلحة العامة . ... . (تصفيق) 

وقهايل نص اذ 7 الى كب الس جوف بك ا 
شع و عر اعيرس اب 
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حضرة صاحب المزة كبير الهندسين ‏ ” 

أتعرف أن أعرض بلى عزتم تتيجة مراسق لمشروع مجارى مدينة الاسكتبرية وادتباطع 
عصروغ تجفيف بحيرة صينوط 0 0( 

يتجدر بِى قبل أن أبدأ الحديث عن معمروع مجارى مدينة الاسكتدرية وارتباطه, عصرواع 
تجفيف محيرة عربوط أن أصف هذه البحيرة 5 

فهى م ف للهة اللنوية عدينة الاسكتهزية واه 4 الف ضهان ضري "عند مايكون 
منسوب المياه فبها سب ور؟ وه" الف فدان عند ماءيكون. الشسوب 0 كن 'أما شوب 
قاعها فهو ما بين ورم ...رع سح وتصرف فيه مياه الأراضى التق حولما والبالغ 
مساحته! 4٠٠‏ ألف فدان ٠‏ ولذه البحيرة طلمبات يبهة الملكس ترقم ما يقرب من 8 ملأين 
متراً مكمباً يومياً لارتفاع ‏ أمنار تقريباً وذلك بواسطة طلمبابت ومصرفم عموى يبب فىالبر 
لى يكون منسوب مياه البحيرة ‏ يكن 58 

والآن أستطيع أن أذكر ينه نيط عن مشر وخ عقيف عله مول ١‏ لكان 7 
الإسكندرية تنوق دائهاً م سننوات عديدة لإخراجه إلى حيْز الوجود فظاراً .لا ينطوى عليه 
من مزايا عظيمة للدينة الإسكندرية سمية واقنصادية ٠‏ فقى أيام الغفور له الخديوى عباس باشا 
قامت وزارة الأسغال بعمل الرسومات والقايسات والنحوث اللازمة لمشروع التبغيف بند أن 
أصبح تتنفيذ العمل قاب قوسين أو أدنى إذ بالحرب النظمى الأولى سنة 4 (18: يتدلع 'لهيبها. 
وإذا بالمعروع يصبح فخبر كان فأوقف التنفيذ وأهمل حينناك الصروع ٠‏ حق كانتسنة؛ ١551‏ 
حيها سعدت مديتة الإسكندرية باعل طيياعن را عي جيه بد جني حر المضترة 
بععرقة المواجه سموحه. 2 ٠‏ 51 

وكان متوقعاً حيئذ أن يقب ذلك إعادة انظ فى مشروع تجفيف جحميرة مروط ولكن 
اواك سرت دود أن متد إليه يد الاهّام حت كانك سنة 4٠‏ تحين قام الهنذس'العظم' 
أحد بك راغب وكيل وزارة الأشغال الحالى بعبل مصسرواع لتقيف هذه البحيرة وقسمه تيا 
قنياً شمل كل ما تناج إليه المدينة من مطار بحرى وخ برى وحدد فيه ساحات #صتاعات 
وأخرى للزراعة واتترح فبه تيد طرق للحا شأنها فى تقصير لانت الينيدة 'وألشا ماحد جديد 
مياه الهسرب إلى آآخر ما جاء في ذلك المسروع , وقد فامت مصنلحة الأملاك الأميزية بوإسطة مديرها 
العام الجرىء عثان يك أياظه ومساعده الفتى السعيد تمد السبمع يتنفيد أول مرحلة من ماحل 
ره اموا ا ف للساهمة فأ تفي 

من المسروع وياحيذا لو خطت البلدية الخطوة الباقية فى إعامه ات ا جديرة أن 

1 من فؤائد حل نافة ٠‏ 4 

ويهمىكرئيس لجارى مدينة الإسكندرية أن أين أن نا تم.من و كن حق الآن 
وما سيتم منه فى الجزء العمالى الفربى من البحيرة قريبآ سساعد مساعدة جدية فى إحدات تبي 
جوهرى فى مشروع مجارى الاسكندرية الذى أوصى به الخبير الفنى فى تقريره المرفوع إلى 


1 


الادارة العامة بالبلدية سنة ١455‏ والذى بوصى فيه يتجميع: جيم مياه الجارى من المَكس 
الى اللثتزه:ورفعها لصرفها داخل البحز وى يعد ٠.‏ ١٠م‏ مثر من الشاطىء عد ايد باى سما 
يستلزم سئوات مديدة لصرفها ومصاريف كثيرة لتغيير الجارى .الى كانت ممدة ل 45٠0‏ أللب 
0 ألفت 
جنا وببانه ما يأى : 

1 الأتماد الووافق عليا اجيم .. 


١‏ محرى مون بتارع السك ل اقيروف للطلباتةيعباىمم هدم الحالى 
٠ ٠.٠ ٠.‏ © + .بناء محطة طامبات جديدة: يقايدباى ,بدل الحالية ,٠‏ 
٠‏ ..» م 4 .. مصبحمويى بمحرىيجهة قايدباى والذى كان مزماً عمله قبلالحرب العامية الأولى ٠‏ 
ع .مجرى عموبى لشارع السبسع بنات بدل الحالى ليتحمل أنخذ جيم الياه الى سترد 
٠‏ إليه من جهة القبارى والمسكس * 
تجرى تموى وطاسات فى المنطقة العرقية من النتزه إلى المضرة ٠‏ 
يجرى عموى للهة الورديان وغيط العنب وطامبة بفرن المراية وسيفون محت 
0 ريه قر به اك لترية ايض ابر إلى كارن بتار اتن 
7 . ناث الوارذ ذكره أعلاء ٠‏ '” 
يجارى ثانوية لجميع مناطق الاسكندوية.. 
7 37 . فقط سبعاثة ومخسون ألفاً من التييات 
و 2 لا الحربّالحالية لكات البلدية شرغت فىتتفْيذهَذة الأجمالطى ساس النو. صيات المذكورة - 
ولكننى أستطيع أن أقرر إمكان يقاء المجارى الالية كا هي والانتفاع بها أكثر من سين 
سنة بحيث أن ما م من تحفيف يحيرة حرربوط وما سيتم منه يساعد كثيراً على شرط أن يستعاش 
أبالتقسيم الحالى عن التقسيم الوارذ بتظزير”الخبير المشار إليه . 
أولا - الجهة السرقبة من المدينة وهى تمرة )١(‏ على الرسم المرفق وبها كثير من اللجارى 
ستيق على ماهى عليه وتهتد الجارى الحالية إلى نقطة صمية ضمن الجزءِ ء الذى ثم تجفيفه من البحيرة 
م تسل به عع بة ناا لارى هذه الول لل لمات سيدى بار والمشرة 
ويستفتق عن ألتوصيلات الزمع عملها وللقدر لا. ٠‏ أل جيه 
اثانياً ب الجهة الغريية من المدينة وعى بمرة (؟) ,على إلرسم للرقق ويها أيضاً كثير من 
الجارى مستيق على ما عى عليه وتمد يجاررى هذه النطقة إلى .نقيلة صحية .ضمن الجزء الذى سيم 
عبغيفه من الببديرة فى.هذه الجهة وتممل به محطة"تنقية خاصة يها وزيذلك يبطل مل مللبات محسن 
باشا ويتنتغ عن التوشيلات الزمع مله واللقدثر لها مبلق ٠ه‏ 'ألف جنيه * 
تالا اللدينة وما : من مجسارى وي بمرة () على إلرسم المرفق ‏ تيق أيضاً على ما هى 
عليببه بمن غير تغبير أ ' يل أو عمل عخطات جديدة أو أى. ثىء إآثر سوى للمب اليحرى 
الواجب عمله ويذلك يستغنى عن :التوصيلات الأخرىالمزمع عملها والقدر هامبلغ ٠‏ ؟١ألف‏ جليه: 


2 2ه 


حم 
3 


ارثا 


والتقسم الذى اقترحه مبدئياً آ تقدر تكاليفه بمبلغ ١٠١‏ ألف جنيه وهو يقل عن موج البالغ 
آئفة الذكر والموصى عليها بعرفة الخبير الننى والذى يكن الاستفناء عنها وتموعيا "0٠‏ ألفه 
جنيه فلا عما تجنيه المدينة من فوائد صحية جليلة وما تكسبه.من أراضى يكن استغلاطا الزراعة 
أو إقامة المنشات عليها ٠‏ 
جع الفضل الأكير في هذا التغيير لمشروع مجارى المدينة إلى عملية تجفيف بحيرة مريوط 
الى 7 يلق ما بال إبان أن كانت هندسة البلدية والخبير الفنى فى شغل عنها بدراسة الشروع 
الذكور نظراً لأن مسألة التجفيف هذه لم تكن فى ذلك الحين فى حيز التنفيذ كوقتنا هذا وإلا 
لأصبيح الاتجاء مضاداً لما استقر عليه رأى الخبير والجيع وقت دراستهم السروع . 
من أجل هذا أرى عدم إقرار البدء فى تتفيذ العسروع الذى وافقت عليه جيع الجهات 55 
إقرار صلاحيته من الخبير الفنى الى استدى لذلك لأن مسألة التيغيف هذه ألقت ضوءاً ساطماً 
حملنيع ىأن أرفعدراسق للمعروع للعزتم مأ فيه وجهة نظرى والأمال الى أوفى بنتقيذها. 
6 رئيس قسم الجارى 
الاسكندرية فى ٠١‏ أغطس سنة 3548 ١‏ عبر الرصمى عرف 


الرئيس -- انكلم الآن لحضرةٍ صاحب العزة الركتور خليل عبد امخالق بلك 
وكيل وزارة الصحة لأمور الحجر الصحى . 

اللكتور خليل بك - لقد معنا اليوم أن و بع أنه من الأصلح 
أن ترمى جميع مياه الجارى فق البخز . وأريد أن أقول ارام أن « ديفز» 
عند ما قدم تقريره ألفت لجنة من ثلائة لبحثه وأماى الْآنَ تفرير هذه اللجنة 


وسأتاو على خضراتم ١‏ آخر قترة جاءت فى هذا التقرير وهذا تفها :' 


عطا 5ز ممرعطعة علا 0ن يندا 1 لزافنن 057 00 8 
ب .[لهأأناه عط كه «رمتامعيان 
دمع معطا تع ساعط طاع مول 24 15 كوا ل116قدم ع5 * 
215 1070[ عا طاتبه ر أاعوره يننا طالوع11 عناطنط 04 لمعقع0 
أععاودم 10 عأطتعدهمما ' بوللةع ممم وز" ع تقطا أتاه لعأستمم ما 
نط أ معتمقاذتكم1 لزمه غقط 0ه ختعقعئم غ2 يئ1رول «رؤأئق 1 ]كام لؤثرة 
علا 10 متعطعة عطاة عمممغكمص لأيده»؛ أتتعدصوع بده0). غط) زط أععجوعر 
17 عط أن أمعسمتاعل كتاماعو بجع 
انا ركنا اععط عععطة هط ر0هة عأة: ه 15 عععط؛ أهطا كاتسلح 16 : 
.الهكاتده عا خد كعاهمه كرمتتىء ملم معمعاغعم "زامتماععء عباط مانام 
عأكة 4التمطة أمعسردى باه عط أقطأ ١لوثمتهه‏ كن ١‏ ولوصمعلة دصذ 1 


لضن 


صوناقء سامح عمعطا أقطا عمتتماع0من هه عطأع 10 واتتدمل تصسلظ غلا 
5 «متلتهه إل ,ىه كعكلقة ععصودتناه ج كَل لعاأءتمافصم عط اليد وعاكوه 
إ[[واععدي وعد عطا مثمآ لعع تدطء 15ل عط أمم لأسمطة عودجعة علتى أقطا 

.5ع110 مص عند عععطا ععطبت ععوام 3 مآ 


ولند رأت هذه اللجنة الثلائية ألا يلق فى البحر ماء يجارى دون تنقية . 

وقد وافق « دينز » على هذا . وكان من رأبه أيضاً أنه إذا ظهر خطرى 
للستقبل فيرى أن يجفف من البح رعش رين فداتا يقيم علمها منشثات للتنقية . 

عبد القوى باشا ‏ هل ظهر هذا الخطر فى خلال المانية والمشرين 
سنة الماضية ؟ 

خليل يك - لقد قال أبو العلا أفندى أن تقر ير جيم سكان سلبيا . وأمانى 
التقر بر الآن اقرأ منه الفقرة الآتية : 


علنى 5ه عمنمطعول عط أه عنام رممهذال تزللهءكةطممع أذكمم 1 
.53 116 مار معد عه 

لمماعمع ذذ لتدهظ8 أمعسوع 00 لمعمآ عط؛ كه زعمعلمة؟ عط 
201 ,ه86 عط ماما عموينود علنات أه ععتقطعءوأل عمسكدهمءو1ل ما 5آ 
لماعم طاونتوعطا ععمدوتته أه علواة أمععع عط أ0 عدنهععط نزاوه 
ممع عط أو عكتتوعءط امه طعقعءط عطأ ده من أفق وساعط ععالقمدر 
عطا 16 كلانوع: ذ5نامعع مهل عط) 05 عتتتقععط 55ل أتاط عموه[ة 01 
.ل1000ةناهططعأ6م عطا صذ معزي 5و1 


وقد غاء أيضا فى هذا التقر بر الفئرة الأخيرة الآنية : 


عطا صنو لعأوستدتاع عاطتوكمم عق 1326 25 عط لآتامطة كل امد لللهم 
مهمه شط وأطذ لع ولاء 15ل 5أ غز عرماأعط عهدبناءد 


ولقدكان من رأى اللجنة التى كنت أرأسها أن تعمل تنقيةكاملة إذا وجد الال 
اللازم لذلك فإذا لمبوجد هذا لال تقسم للدينة إلى ثلائة أقسام كا قال ععرفى بك 
واعتقد أن الاتفاق على هذا الرأى بواسطة جهات مستقلة يدل على أنه رأى صائب - 
وتعمل تنقية جزثيةكاحصل فوملدينة سان فرانسيسكو . وأود أن أذْكرٍلحضراتكم أن 
مياه البحر كا قال كال بك لأتنق سائل الجارى تماما ققد ظهر فىميناء بومباى التى 


فقيل 


كانت تلق مياه مجاريها فى البحر أن هذه الواد رسبت كادة غروية وعملت 
جسراً هائلا نحت البحر وصار هذا الجسسر مصدر رائحة كريهة لبد الأمس الذى 
اضطر سكان المدينة الذين يطاون على الشاطىء أت يقاضوا البلدية التى نزعت 
ملسكية منازلم وعوضتهم عنها . 

أما عن المسآلة الصحية فآخر ما حصل فها هوما يأنى : 

ألفت لنة سمية من ثلاث بلديات متجاورة فى نيو بورك وقررت هذه اللجنة 
فى سنة 144 أنه يجب عمل ثنقية كاملة ملجيع مجارى نيو بورك وما حولها ورصد 
اذلك مبلغ م١٠‏ مليون دولار فى اليزانية اذلك ‏ 

وهذا نص ما جاء فى الجاة الأمريكية الصحة العامة خاصاً بهذا الوضوع . 


بومه أقطا أمعصططدعما ععدبوعة +15 كلعقلمملد علأكالهوء] ع1 
غط؛ لوط لعامم20 عومط! عمد سعندط هقالامممماءعلة عط 0غ لزاممة 
أن معغهواة عط أه تلع تسنتعاممة هق ,انلود امه متلق ألمد5 عأماوعادا 
عونل ولعولسماد معط “أنعتاععصده© لصة تزعمع[ بعلا مارملا بجعلط 
عع .”8” لمج ”ةق“ لزأعسقه بكممائ:لزومدك وب مأمز وععلد عطا 
لاأتةسلهم لعدنا بامه أمه سععتدين؟ عنمطتقط معصوذ غطل عنة ممعتديد ”18 
كعم 0 عتامص؟ الأب أقطا اللعصطمع؟ د معط لصة ,سمتاهععع1 6و1 
لعبامدوتل عط أتصعم أمه لصة ذلتامد معلمعمكياة عط 01 كتمعن 
أه امع ععم 30 برماعط ورمعل 0 5علةنا عط أ0 أمعلصمء معو ايده 
5 لإأخهع ع امعسامء! عقو 29 هه «لالقتائعة لعرزنوعم 5ذ دمللوسنامة 
ععانها عط أععم 16 لعزأناوع؟ 15 لولاممع؟ كمع عم 10 01 ذممعك 
عمد وعونون ”قم“ ع1 .معوورده لعبامدوتل أهتلاقع؟ 05 أمعدع ءأبوعم 
طو العطد لصد دمنتمعىعع عه "زاأتقمادم لعدن وعنةيه عساززلانده علا 
أكنادة كتعلوبا عقعط) مأمة عمأععقطءدتل كأمعتلااقء عهدبع 5‏ .أألومرع 
مه لعنامدع 501105 0ع70عمذتاد عط وو أوعء عم 60 أمقع1 أده علاقط 
1 أقع5ع0م 15 .آم “وعم تامء .18 مقطا مم أمم غهطا مد لعلهعنا عط 
ه لاأوتصسة 05هق0هقاأة عذقعط1" .5ع امتصوده أوء1؟ عغط) ؟0 أرعه مرغم 50 
عط أه عسنامععءط قوط بممتأدائتستملة ه10 فتسقطععام غمعتمع اهم 
عستوقة مع نناءوشعط) مز أممه مل كأسمعسصن لهل11 أمءه1 عط 01 عنتقم 
ممعم ع1 لعننا لزأعأهة عط مق مبرورعج ”قم“ عط1 صل دمعتو أله أقط 
١‏ ل[ أبجمعع طوا األعطة لهة صملاج 


هذا آخر معدل اتفق عليه » من الشروط التى يجب أن مخضع لا لياه التى 


١مم‎ 


تلق إلى البحر فى حالة الشواطىء الستعملة للانستحام وفى حالة الشواطىء غير 
المستعملة للاستحيام . 

عبد القوى باشا ‏ هل خليل بك يقر الرتم الذى ذكره أبوالملا أفندى خاصا 
بنسبة وفيات الأطفال فى الإسكندرية بالنسبة للقطر المصرى ؟ . 

خليل بك - إن نسبة الوفيات فى الأطفال فى البلاد التى بها المرافق 
الصحيةكاملة تكون أقل منها فى البلاد غير الستكلة للمرافق الصحية . 

عبد القوى باشا ‏ أريد أن أوجه سؤالا اراغب بك . هل يقر سعادته 
التكاليف التى ذ كرت مقارناتها ؟ 

راغب بك - لا. 

الرئيس - وإلآن الكلمة للأستاذ عياد مرجان أستاذ هندسة البلديات 
بكلية ال هندسة بمجاممة فاروق الأول . 

الأستاذ عياد ‏ سادتى : لا أحب أن أدخل فى الناقشة مر الناحية 
الموضوعية » أو أى الشروعين أحسن أو أفضل ٠‏ وإنما بناء على ما قرأنه منشوراً 
فى مجلة الهندسين ومذكرة راغب بك ورد البلدية وتقارير « ديفز» « وتيلر» 
أردت أن أنسكل فى اللوضوع من الناحية اللمية البحنة ولذلك فإتى سأقتاول 
بكلانى بعض التقط التى وردت فى الذكرات والتقارير . 

يقول راغب بك فى مذكرته إن خليل بك يقرر أنه لم يقبل مشروع البلدية 
رغ عيويه إلا لأن الهندسين قرروا أنه من المستحيل إنشاء مزرعة 
إلا بثمن باهظ ومع ذلك ققد وافق بشرطين . الأول ترسيب مياه الجارى وتعقيمها 
فى قايتباى قبل الصرف ف الماسورة القترحة . والثانى نقل رواسب الترسيب 
إلى البحر قى صتادل خاصة . أما العيوب التى يشير إليها فعى موقع أحواض 


عل 


الترسيب فى « أنف » المدينة الأمى الذى يترتب عليه وجود روائح كريبة وذباب 
وتلويث الشاطىء عند ملء الصنادل . 

وَكذلك يخشى من استمال الماسورة الجديدة أن تزيد من سوء الخالة بزيادة 
وقمة انتشار التلويث حيث قد يصل إلى المنئزه وألى قير وكذلك يخشى من نقل 
عدوى الأمراض عن طريق أمعاء السمك من بحيره مربوط . 

إخوانى . لقد قرر الهندسون أن أحسن حل للموضوع هو إيجاد مزرعة 
وإنى أرى أن هذا الكلام عاديا غير مقبول . لأنه من الناحية العابية تجد فى 
جنيع بلاد العالم أن الأسس التى نشأت فيا منذ أمد بعيد تدل على أن أحسن 
الطرق وأ كثرها موانياً للطبيعة هى قذف هذه المواد فى البحر بشرط أن تكون 
أكية الجولة س وأقصد بالجولة المواد العشوية -- قليلة بالنسبة لتصريف البحر 
أو البحيرة وأن يستطيع البحر حملها لي ؤكسدها وتحترق فيه والواقم أن كل الطرق 
المعمول بها مبنية على أعمال الطبيعة . 

أقول رداً على ماقرره سعادة خليل يك لسعادة راغب بك من أن مامن 
مدينة فى العالم تستعملطريقة التخفيف !لا إذا استحالعليها إيجاد طريقة أخري . 

(1) يقرر متكاف وايدى (و9ك » :806!2) فى كتابهما طبعة ١9٠‏ أن 
طر يقة العخنيف («ونانا06) « ما زالت إلى بومنا هذا أ كثر الطرق استمالا 
للتخلص من مياه نجارى المدن والخلفات السائلة من المصائع © . 

( ب ) يقدرمتكاف وايدى الحالة فى الولايات المتحدة فى سنة 1816 بالنسبة 
لطرق التخلص من مياه الجار ىكالاتى  :‏ 

نسبة عد السكاتن الذين تخدمهم مشروعاتٍ مجارى إلى مجموع السكان 
راغ مز من هؤلاء : 

© يصرفون مياه الجارى فى أنهار أو بحيرات دون أى علاج . 


1١ 


هرء؟ ‏ يصرفون مياه الجارى فى البحر دون أى علاج . 

هركايا << « « اط بعد العلاج َ 

( ج) ويقدر فولار (علاد) الخالة فى سنة 145 بالنسبة لسكان الدن 
التى يزيد تعدادها على ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ نسمة على الوجه الأتى : 

47 يصرفون بالتخفيفدؤن أى علاج . 

د« مدعلا جز. 

01 ١ه‏ بطرق مختلفة بعد علاج كامل . 

( د) وهذا تقدير فأخو إذمن ة الأشغال العامة الأمسريكي ة(واطملع عنلطب0) 
عدد ينابرسنة 19.417 

هغ/” مدن وقرى تخدمها مشروعات مجارى . 

ولام هد« تعالج فيها مياه الجارى علاجاً جزئياً قبل صرقها باتتخفيف 

بس د « « هم هه «دكملا ده «ه « 

لذ « ا« يتتبى علاج المياه فيها بمزارع, . 

<١ 0‏ « ترف بالتخفيف دون أى علاج . 

والواقع أن أمرريكا لاتستعمل امزارع أبداً إلا فى البلاد التى لا توجد بها 
أمطار يل إنه توجد بعض البلاد تستعمل مياه الجارى وتوزعها ثائياً لاستعالحا 
فى السيفونات وذلك ثقاة مياه عندهم؛ وتستعمل هذه الياه أيضبا فى سان فرسيسكو 
لرى الحدائق م ذ كر ذلك وال بك ٠‏ 

لقد ذكر الدكتور خليل بك فيايتعاق بنسية وفيات الأطفال أن عدد الوفيات 
-ة؟ قى الألف وإن هذا نتيجة إلقاء مياه الجارى فى البْحر ولابوجد مايؤيد هذا 
والواقم أن الأطفال نوعان : أل من سنة أو أقل من خس ستوات وإن هذا الرتم 
ينطق على الأقل من مس سنوات . 


14 


وهذا كششف بوفيات الرضم فى الألف والوفيات عموما والوفيات بإصابات 


التيفود عن سنة 1.48 للقاهة والإإسكندرية وبور سعيد ٠‏ 


وفيات الرضع 
فى الألف 
القاهىة ون 
الوسكندر 03 6" 
بور سعيك 141 


الوقبات عموماً التيفود إصابات 


فى الألف في الألف 
مم غرا 
ون اعرا 
دن عر» 


وهذا كشف آخر بنسبة وفيات الأطفال لكل ٠٠٠١‏ مولود عن السنوات 


من ١9#‏ إلى 1445 فى عموم القطر . 


سنة |أقل من سنة| أقل من ه سنوات 


كوا 
ففايل 
لمعا 
شال 
1 
151 
155 
اوذاا 
تايل 
لا 
ةا 


حرا 
يقفا 
رانانا 
يلا 
ها 
ع1 
نكن 
للفكنا 
الف 


لحن 
كما 


اونا 
هه 
فدلا 
يذل 
مدا 
6 
ازخرانا 
للف 
5م" * 
باه 
كنا 


ويلاحظ من هذه النسب أن عدد الوفيات قد زاد فى سى الحرب وذلكه 
سيب قلة التغذية ولا يخقى على حضراتكم أرت أ كثر وفيات الأطفال هى 
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من النزلات الموية أو من الابن الغشوش أو سوء الهالة الصحية للمرضمات ‏ 

والواقم أن هذا ليس عيب الهندسين بل هو عيب وزارة الصحة وتستطيع 
الوزارة أن ثتلافى هذا العيب بسن قانون يعاقب بائبى الألبان الذين يغشون ألبانهم 
وينظم مليات المرضعات . 

و إننى شخصياً لا أوافق على إلقاء مياه الجارى فى الحمودية أو بحيرة م بوط 
لأن عمتها قليل . 

وهذا ملخص تتائح تحليل القسم الصحى لياه شاطىء الإسكندر بة 15848 
غ4 للبحث عن فصيلة القوثون ( الام© .8) . 


عدد العينات الخالة صيفاأ 
ه: 
تتائج إيجابية 07 
2 سلبية امنا 
نسبةالنتائجالإعجابية 
5 هرهاءمم 
إلى ضوع العينات 
وقد وجد التحليل إيجابيا فى فصل الصيف ف العينات الأخوذة من السلدلة 


واليناء الشرقية » وجليمونوباو وسيدى بشر . 

ومع اعقرافى بأن هذا الفحص لا يمكن يحالته هذه أن يمتبركاقياً للحم 
على حالة تلوث مياه الشواطى١‏ فهو صري فى أن هذا التاوث ضميف فى فصل 
الجامات غير أن ظهور التاوث صيفا )١(‏ فى السلسلة (؟) فى جليمونو باو وسيدى 
بشر دون الخحطات المتوسطة قد بوحى بأن التاوث فى الرمل تلوث محلى (لتعما) 
خصوصا إذا عامنا أن الجزء الواقم شرق محطة فكتوريا بأ كله خال من الجارى 
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وأن مبانيه تصرف مخافاتها فى مجارير من الجائز أن تكون قد لوت ترية المنطقة 
وزحف التاوث من التربة إلى مياه الحامات عن طرريق مياه التربة . ولعلهكان 
من المفيد أن تحلل عينات من مياه الترية فى هذه المنطقة لمعرفة مقدار تأوئها وتأثيرها 
على الشاطىء . 
جد جد جو 
وها هى بيانات مأخوذة مر تقرير لجدة الجارى لميناء نيويورك 


«كلؤا- 5اؤا. 


مساحة اميناء الداخلى ؟كر54 ميلا مر يا . 
متوسط عمق الماء ر؟؟ قدما . 
فرق مفسوب سطح الماء بين المد والجزر كرهة قدما. 

الماء فى الميناء نمت 2 سط 1 
ل يه 08 : مليون قدما مكعبيا . 
سطح الاء النخفض 


حجم الاء الذى يخرج من الميناء عند الجزر 15٠‏ « م« م 

حجم اماء النى يدخل إلى د «دالد «م.زؤ ه« هه« « 

التصرف اليوبى لجارى المدينة 1 « « « 

# ا + 

وتقدر اللجنة أن مم يبز فقط من المياه الموجودة فى الميناء عند المد تخرج 
منه فى أثناء الجزر وأن الجزء الباق وهو 57 يبق في اليتاء دون أن يتتجدد غير 
أن التجارب التي أجريت دلت على أن مياه الجارى تمتزج تماماً ياه الميناء وقدرت 
نسبة. هيف الأولى بالثانية بنحو 7٠٠:01‏ و بعملية حسابية قدرت حجم مياه 
لمجاري التي تبق فى الميناء على الدوام بنبحو 70 مليون قدم مكسي أى نحو تصرف 
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المددينة لمذة بومين كأملين ( هذا التقدير بنى على أن * مليون قدم مكعب من مياه 
الجارى رج مع الجزر فى كل مرة ) . 

: ومعنى هذا أن أى جزء ما يصرف ف اليناء من مياه الجارى يبق بها خو 

يومين قبل خروجه منها . 

ومن البيانات السابقة يقدر أدينى (ز#هع0) النقص.ف الأوكسجين الذائب 
قى مياه لليناء عن حالة التشبع بمقدار ١4‏ .]٠ك‏ يذكر أن هذا النقص لا يككن 
أن يتجاوز حال 70 ٠].‏ على أساس أن الواد المضوية لا نتأ كسد لأ كثر 
مز 0.56 : 6 0 

وفى سنة: +149 قام جولد (10ئا610) باختبار مياه لليناء مرة أخرى وقد جاء 
فى ,تقر بره ما نصه « أنه تأثر بالدور المظيم الذى يقوم به أوكسجين :لجو فى إمداذ 
يام الميناء املوثة بالأ وكديجين اللاْم والذئ يمنمحالة التعفن © . 

.٠‏ ويقرر ادينى:بناء عل تجار به إنخاصة أن هذا راجع إلى حد كيز إلى عامل 
««التياراث الخلية »'( هدنضهعن5 ) وأعميته فى تقليب وتهوية لاه وتمكينه من 
امتصاض الأوكسجين من الجو وهو يذ كر كثل ان حالة مياه ميناء بومباى وقد. 
قام هو بفحصها سنة 1479 إِذْ وجل نسبة الأوكسجين:الذائب فى. إللاء لا تقل ف 
القاع عنها فى السطيح وأنة رم حرارة'الجو الشديدة وتأثيرها فى .زيادة. تبخر الماء 
عمطت ردان ير لا اكع ا لكردر اود اسع ونا ليتق 
إلا بتأثير عامل التيارات اللحلية . ٠‏ 9 

وقد ذكر سعادة خليل بك أن مدينة ني وبؤرك سنت مننة. 14.44" قالونا 
بم علاج مياه الجارى التى تصبفى اميناء.الداخيى بازالة ٠١‏ من الواد العالقة 
مها بواسطة الترسيب . فاذا نحن أضفنا إلى هذا أنه كان مقدراً بنذ.شنة 1814 
أنه سوف يستازم الحال فى سنة 16.8٠‏ علاج هذه المياه فإن معنى القانون اذ كور 
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أنه رغم زيادة عد سكان للدينة خلال بم عاما قسد تبين أن الأمى لا يحتاج 
لأ كثر من أن يخفف الجل اللتى على كاهل العوامل الطبيعية فى مياه الينام 
بمقدار ٠١‏ ب ( ومى أقل من زيادة عدد السكان ) وأن مياه الميناء ما زالت اليوم 
قادرة على إيادة مواد التلويث وأ كسدتها بالموامل الطبيم ةك كلنت سنة 1614.. 

ومن رأبى أنه.يجب أن يقضى على الميكرو بات قضاء مبرما وثمشون حضبراتم 
جميما كا ماده خيل خل خليل بك أن اليكروبات لا تستطيع أن تميش فى اليا البيفة 
أو فى الجو غير اللاثم لا . : : 

الرئيس - الكلمة الآن لحضرة الأستاذ بليغ عضو مجلس النواب. . 

الأستاذ بلبغ ‏ - لى كلة صغيرة . لقد سمحت حضرة الحاض ريا خذ على صاحب 
العزة راغب بك أنه يبدى رأيه فى اللوضوع بدون أن يكون لديه بيانات البلدية 
وإنتى بدورى آذ هذا القول على حضيرة القرر ».لأن راغب ب حين يتكلم أو. 
يبدى رأيا إعا ببديه بصفته مصرى رأ :نقظة 'يحتقد أنها خطأ فأراد أن يصححها 
والواقع أنتى حضرت إلى هذا اللكان لك أقف على الاجزاءات الماثلة.النى تتخق 
فى للدن إلطلة على البحر الأبيض التوسط » ولكنى ممت من حضرة الحاضت رأنه 
لا توجد لديه بيانات خاصة عنها ‏ ولا شك أننا جميماً متفقون عل. أن الهندسن 
عندما يبدأ فى بحث أحد الشرؤعات يجب! عليه أن يبحث الشروعات القايلة لدفى 
الدن المائلة التى .سيتفذ فيا .الشروع .-والواق ' أن كنت أز يد أن أذمب فى 
سؤالى إل أ كثرمن معرفة الإجراءات التى تتخذ فى مثل هذا الرضوع ف موابىة, 
البحز الأبيض فأستأل عما يتخذ أيضا.فى مدن الاصطياف". - 

:. قيل إن مشروع راغب بك يتشكلف مبلغ +٠.‏ ٠رء‏ + +ر» جنيه 5 إنه 
مشروع البلدية يكلف خوالى للليون جنيه » أئ الفرق بين تكاليف الشروعين 
هو مبلغ بليون جنيه . يجب .قبل أن تتناقثن فى الال نظ خل'سنحصل على 
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فائدة من دمن إلقاه مياه الجارى. فى البسر أو لا؟ وهذه الفائدة قبل أن نقدرها 
بالمال يجب أن تقدرهاأ أولا من الناجية الصحية . : 

لذلك أرى أن تبخث: الناحية الصحية أولا ثم .ندب للال بعد ذلك إما أن 
تقول ببن الآن أن التكاليف كثيرة أو قليلة فهذا موضوع لا أريد الدخول فيه . 

ولقد سمعث أن نسبة عدد الوفيات للأطفال في الإسكندرية تقل بمقدار 
٠.48‏ عن نسبتها فى القاهرة . فهل معنى هذا أنه إذا لم تكن مياه يجارى 
الإسكندربة.تصب فى البحر لبكانت نسبة الوفيات.للاأطفال فى الإسكندرية 
تقل بمقدار ٠ه./٠‏ عنهاافى:القاهرة .؟.وفى نظرى أن الإحصاءات الصحية التى 
عملت فى بلدية الإسكندر بق لدست وافية ولا يمكن الاعتماد عليها . لقد سمعنا الآن 
نكال بك أن إخدى ضوإحئ سان. فرانسيسكو وتعدادها 15.٠٠٠‏ أسمة 
قلاغيرتطر يظة مجاريهامع الع بأنها ليست ضاحية اصطياف فلا أفهم الإعتراض 
عل تنفيذ فشروع لجارى الاسكندرية نيقكلف:.. مر ٠‏ ر؟ جنيه والواقم. أن 
قرار جمعية للهندسين القائل :بتأليف لجئة لدزاسة المشروعين قرار حكيم أما من 
تفسكون اللجنة فهذا أمى لا يصح الدخول فيه . و إنى من جه أشّكر راغب بك 
عل نلاخظاته.التى لاحظها على امشروع'وأهيب بكل مبندس يجد.من وقته مقدماً 
لبحث الوضوع أن نتقدم با يراه من ملاحظات على صفحات الجرائد السيارة م 
ونشكركل من يوجهنا ؤجهة ميجة . -والواقع أتى أرى أن مشروع راغب بك 
مشروع.» مفيد ولا أدرى فى أى النواى يتفوق عليه مشزوع البلدية غير الناحية 
المالية اوعب اسل فاط بل ابابل ليله إلى لال.. 
.' (تصفيق )م . 5 
مالل ئيس باللكلة إلآن للأسعاذعيد العم ا انوة 
٠‏ .: الأستاة رياض . أخشى: أن أكون متطقلا بعض التطفل ى التكلم فى 
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هذا الشأن » ولكن قد تغفر لى زمالتى للهندسين سنوات طويلة فى قسم قضايا 
وزارة الأشغال وتدر يسى ىْكلية الهندسة هذا التطفل . وأعتقد أن كل هذا يكون 
لى شفيماً إذا قلت كلة بسيطة فى موضوع قانوى تعرض له حضرة الحاضر عندما 
تكلم عن العطاءات وأنا إذا تكلمت عن الغطاءات فقد تكون لى بعض الخيرة 
المتواضمة تملمتها أثناء عملى فى عقود وزارة الأشمال . ويجب أن أذّكر بالرجة 
المرحوم رياض باشا عند حديى فى هذا الشأن . 

لقد ذكر حضرة الاضر أنه عارض فى إلغاء العطاءات » و بعد البح 
والتدقيقكان ميل إلى إلغائها بعد أن نتحت . وأعتقد أنه من الوجهة القانونية 
البحتة له حق فتحها . ولكن المسنألة ليست جرد قانون . لند بدأت الّآن فكرة 
الحقوق وسوء استمالها : يح أنه توجد فى الغطاءات فقرة تقول «' ولامصلحة 
المق فى الغاء العطاء فى أى وقت دون إبداء الأسباب » والراقع أن إعطاء الحم 
فى إلغاء العطاء حق يهب التحفظ من الالتجاء إليه خصوصا بعد فتح المطاءات . 
وأعتقد + وقد عالجت هذه المسألة ‏ أن مقدى المطاءات وخصوصا فى امارج 
براعون هذه المسألة التى قد نسىء إلى سممة مصر أ كبر إساءة » إذا اتخذنا خطة 
إلغاء العطاءات بعد فتحها . فإذاكانت الجملية الى طرح منزادها غيز ناضجة فاتى 
أناشد إخوانى إلغاء العطاءات إذا وعدا أن هناك شبهة كبيرة فى نضونيها على 
أن تعاد الظإر يفك هى لأنها عادة تحتوى على :خطط تعتبر من أسراز مقدميها 
وإنى أخثى من إلغاء العطاءات بعد فتحها بحجة. أرك هناك بعض مسائل فنية 
اقنضت إعادة الدرسُ والببحث »"أن يقال أن الإلغامكان نتيجة .عدم استكال 
الددراسة وأن الموضوع لم يكن ناضجاً »كا يكونمن نتيجةذلك إذا ماطر حت المسألة 
فىمتائصة سرة أخزىأن يقد رأ ض اب النطانات عطاءاتهم مضاعفة خثبية الالفاء . 

أرن أن أسجلمسألة أخرى سرتنى ف الواقم,كل السنرون» هئ أن 'أشاهد 
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للمرة الثانية أن تتقدم جميءة عامية ببحث موضوع عام يتصل بها . ثم أنها تضل 
إلى أن تأخذ من الحسكومة وعداً بوقف البت فى السألة حتى تتمكن من دراسة 
الوضوع . 

هذا فى الواقع ب إخوانى الهندسين خركير أرجوأن يسجل لك هنا وأن 
يكون عمل نقليداً تسيرعليه الجعيات الأخرى . و إنى أشكر الجمية شكراً 
خاصاً على إضافتنا كرجال قانون فى هذه القاعة وبا ما وأ كور شكرى للجمعية 
التى أناحت لنا فرصة سماع هذه البحوث القيمة فى هذه الدار السكريمة : 

( تصنيق ) . 

عبد القوى أ-مد باشا ‏ أقترح إتفال باب امناقشة » و إذاكانت الطيئة ترى 
أن الوضوع لم ينضج بعد » وأنه غير صالم لك تبدى فيه رأيا قضائياً » رأى 
قاض نزيه ء فلتعقد جلسة أخرى لإفام البحث . أو إذا أخذنا مرة أخرى 
باقترلح تشكيل النجنة النى سبق أن شكلت واعترض على تشكيلها أو التى مانت 
فى مهدها على أن يشم إليها أعضاء آخرون يكون ذلك حا أو من باب الاحتياط 
تقرك المسألة مجلس إدارة الجعية ليناقشها على مهل حيث أن اللجعية قد ارتبطت 
مع الحسكومة . 

الرئيس - إخوانى الأعنراء . أظن أننا لاننتظر أن نسمع شيا أكثر مما 
سمعتاه فى هذا اموضوع . أو أن تعمل أ كثر ما عملنا خصوصا بعد أن كتب دولة 
رئيس مجلس الوزراء لرئيس بلدية الاسكندرية الكتاب الذى تلوت على حضراتكم 
فى أول الجلسة والواقع أننا لايمكن أن نصل إلى قرار حم من هذا القرار» 
وأذلك أرى أن نعتبر أن باب المنافئة فى هذا الوضوع قد تفل وأن اقتراحنا 
السابق مستمر . 

المقرر - أقترح أن يبت مع دولة وزير الداخلية فى أمى تشكيل لنة لسماع 
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رأى الطرفين وجميع من همهم أمس البت فى الوضوع على أن تشكل هذء اللجنة 
سريماً للبت فى الموضوع لأن الدينة فى أشد الحاجة لنتفيذ المشروعات اللازمة 
وبخاصة مشروع الجارى ولوخطأ . لأن الجهور يضغط عليتا ضغطا شديداً وفمن 
عاجزون عن إجابة طلباتهم . 

عبد القوى باشا ‏ هذه مسألة يستعحل فبها وزير الداخلية . 

الرئيس - والآن هل تواققون حضراتك على رفع الجلسة ؟ 

( موافتة ) 


رفعت الجلسة حي ثكانت الساعة الثامنة والدقيقة العاشرة مساء ) . 


ا 


5007 
9 
#اجتع؟ 
ه-ع* 
و 5 
ه- ع7 
يفا 
5 عم 
هم 
كمسىىة 
مه-؟٠|‏ 
12-1 
04 


فبرست 


مقدمة ونبذة تاريخية عن تطور الإسكتدرية وتغذيتها عياه الهمرب وشواطىء 
الاستسام وصرف الجارى . 

خطاب أرسله المحاضر بتاريخ *؟ سبتمبر سنة ١54‏ لسعادة رئيس قومسيون 
البلدية منتقداً فيه السروع الذى تنوى البلدية تنفيذه + 

رد هندسة البلدية على الاتتقادات الى وجهبا الحاضر للمسروع ٠‏ 

خطاب مؤرخ 1١‏ ديمير سئة1 154 أرسله الحاضراسمادة رئيس القوسيون 
يفلد فيه تقرير هادسة البلدية ٠‏ 

تقرير مؤرخ 7 يناير سنة 18417 أرسله الحاضر لسعادة رئيس القوسرون 
يسرح فيه ماتم فى اجماع للنة المجارى بالبلدية + 

خملاب مؤرخ 4 يئاير سنة ١847‏ أرسله المحاضر ارئيس القومسيون يلفت 
فيه النظر إلى أن نتيجة المطاءات الى قدمها القاواون أثبنت أن تقديرات عندسة 
البلدية لتكاليف الأمال تقل كثيراً عن الغيمة الحقيقية ٠‏ 

مختصر بللغة الإتكليزية من تقرير المرحوم المستكورتيش ٠‏ 


عرض الشمروع على مية البندسين اللكية للصرية 
بتاربغ 18 فبراير سنة /191841 

كلة رئيس الجعية معالى البندس محمد شفيق باشا فى تقديم الحصاضر 
المضسرات الموسمين ٠‏ 
نس الحاضرة الت ألفاها الحاضر حضرة المهندس اجد يك رأغب ٠‏ 
كلة حضرة الأستاذ الدكتور تمد بك خليل عبدالخالق وكيلوزارة الصحة ٠‏ 
قرار الجبية برجاء معالى الرئيس بأن يتصل بدولة وزير الداخلية ومعال وزير 
الصحة بإرجاء البت فى الأعمال الخاسة بهذا الشروع لخطورتها وضرورة نحقيق 
أوجه الاختلاف ٠‏ 


مناقشة للشروع 
اجماع 7 مارس سئة 19.4107 


كلة معالى رئيس الجمعية وإبلاغ المجتممين صورة الأمى الذى أصدره دولة رئيس 
الوزارة لبلدية الإسكندرية بعدم الاركباط بأى عمل فى الهروع 


إفلة 


صاحصسة 
هكم( 
لخدا عفنا 
فداح ونا 
11 
1 
كعوسومل 
١5-1‏ 
١7-1‏ 
1و١‏ 
8 مها 


ارفل 


كلة حضرة البندس ممد افندى أبو العلا ٠‏ 

تعليق معالى الرئييس عىكلة حضرة البندس شمد افندى أبو البلا ٠‏ 

كلة سعادة الهتدس عبد القوى اد باشا وكيل الجمية ٠‏ 

كلة حضيرة الكتور أمد بك كال مدير عام الصحة الوقائية 

كلة حضرة المبندس عيد الر من عرق باثمهندس مجارى الإسكندرية سابقاً ٠‏ 
كلة حضرة الدكتور عمد بك خليل عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ٠‏ 

كلة حضرة البندس عياد عريجان أستاذ هندسة الجارى بجامعة فاروق الأول ٠‏ 
كلة حضرة الحم البتدس عمد بلبع عضو مجلنى النواب ٠‏ 

كلة حضرة عمد بك عبد المنسم رياض الستغار يلس الدولة ٠‏ 

كلة الختام لمعالى رئيس المعية ٠‏ 


